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ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 


(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತು 
03-02-2021 | 
ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ER 


ಉತ್ತರಗಳು 


ಳದ 7 ವರ್ಷದ `ಜಿಂಗಳೂರಿ 
| ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು 


2018-19 "ಹಾಗೂ" 2009-20ನೇ ಸಾಶಿನಲ್ಲಿ `ಬೆಂಗಳೂರು `ನಗೆರ`ಮತ್ತು' ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 


ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು || | ಅಕೀ ಸೋಜನೆ ಒಪ್ಪು" 7ಪೂಣಗೂಂಡಿರನ] ಪ್ರಡಯಕ್ಷರುವ| 
ಗೊಂಡಿದೆ (83ವಾರು [ಸಂ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ / ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ |! ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ, 
ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡು Nu ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ನ್ನು ನೀಡುವುದು) | 2018-19 & 201920 ರ 
ಆ) ಕಳೆದ'2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ `ಬೆಂಗಳೂರು] [1 5058-ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ [ON 2 10 
| ನಗರ/ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | [2 ಗರ4-ಕಆರ್‌ದಿಸಿಎರ್‌ 10 0 TT 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ |[3 8954-53 ಸುರಾ 
ಥಯ - mote 14 | il 3 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 4 5ರ ನಾನಾಗ ಬರ್ತ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 2 0 2 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು || ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್‌ Oo 
| | ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ 5 50 2 0 ; 2 
[6 8054-%.ಎರಜೆಆರ್‌ಎ.ಪೈ 27 27 0 
Wy ಬಃ ಷು Ce) ೪ 
| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು THES 3 p 0 
: ಯಾವುವು? (ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು | SE Up f) 
ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು) [0 BABS US 3 p [) 
[10 5054-3 214 | 313 EK 
11 P05. ಎಸ್‌ಹಿ 58 58 0 
12 5054-ಎಸ್‌ಸಈ ನಡವ —T 
ನುದಾನ i5 15 0 
13 5054-Wಸ್‌3 R 
| ಏರಕೆಯಾಗದ ಅನುದಾನ 8 8 0 
14 bor f 14 8 6 
15 K059-ಇಲಾಖಾಕಟ್ಟಡಗಳು” 3 0 3 
16 [216-ನವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು 9 i] 0 | 9 
17 059-ನ್ಯಾಯಾಲಯೆ ° § 
[ 2 0 2 
18 5054-ರಸ್ತೆ ೩ ಸೇತುವೆ | 
ವೆಂಡಿಕ್‌-ಇ 154 106 48 
F ಒಟ್ಟು 553 457 96 
ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ 
. | ಒದಗಿಸಿದೆ. oe 
ಲೋಣಇ/80/ಐಎಫ್‌ಎ/2021 
§ 1 


ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


KARNATAKA LEGISLATIVE COUNCIL 
| 143th Session 


Starred Question No. 
Name of the Member 


To be replied on 


348 


Sri. M. Narayanaswamy 
{Elected by Local body constituency} 
03-02-2021 


[SY 


To be replied by Hon'ble Deputy Chief Minister 
' and Minister for Public Works 
_ Question Replies } 
How many works and | The details of works taken up, number of works completed and. number of ; 
what are the works havc | works is under progress during 2018-19 and 2019-20 by Public works | 
been taken up in Department in Bangalore Rural and Urban district is as under. 
Bangalore sl Heads of Details of works taken up 
City/Bangalore Rural wo Account! Total no. of | No.of completed | No.of works 
Districts by Public works | |° Scheme works taken up} works under propress| 
Department in last 2 OO 2018-19 & 2019-20 _ 
Years; (Constituency | {1 [5054-SHDP 7 12 - 2 10 j 
wise details to ‘be| 2 {5054-KRDCI, 10 0 | 10 | 
furmished) 3 13054-Road Safcty 14 i 3 | 
works | 
1|4 [5054-Road safety 
Out of the works taken works and 2 0 2 
up by Public works barricading along 
department in Bangalore the Nalas — 
City/Bangalore Rural OSH 2 0 2 
ty/Bang 6 B054-CMGRAY 27 27 | 0 
Districts how. many \ 
works have been (7 054-SDP 3 3 0 
completed and inj|8 §054-SDP-SCSP 3 3 0 
completed in last 219 5054-SDP-TSP 3 3 0 
| Years (Constituency wise 054 SCSP 14 ೨13 1 
details to be fumished) - TP ps 54 F 
Fl 
054- SCSP is is 0 
nspent prant IS 
13 es TSP Unspent 8 8 0 
ant 
14 5054- Nabard 14 8 6 
s9- D 
NN Department 3 0 | 3 
uilding 
16 42i6-. Residentia 9. 0 9 | 
Building 
17 4059-Court Buiding 2 0 2 |} 
054- Road 154 106 4a | 
ridges Appendix-E 
Tota. 553 457 96 
Constituency wise details are fumished in Annexure-l. 


PWD/80/FA/2021. 


ola) 
1 inistér and 


ಥಯಿಬಂಸಿ 2) 


ಕ 


ಎಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 54(348)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


pe 


K ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಮೊತ್ತ ನ್‌ ಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕ್ರ ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ | ಕೌಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತ 
ಹಂತ 
$0 ಸಂಖ್ಯೆ 
1 5 6 7 8 
2018-19 
ಕಟ್ಟಚಗಳ ವೃತ್ತ 
ನಂ.1ನೇ ಕಟ್ಟಿಡಗಳ ಏಭಾಗ | 
construction of conference hail in G.F of school building providing guest 
212 rooms in the FF & 2nd floor of school building,construction of additional ಸಿಆರ್‌ 
1 § p 4059 ಇಲಾಖಾ floors over fire force officc & security room near rear gate & alteration to 280.00 ನಂ.124/2017- ಕಾಮಗಾರಿ 
5B ಕಟ್ಟಡಗಳು old & new library Dispensary block & ADM block.Construction of ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
Ba compound wall in front of staff quarters& other allicd works in the premises 18 
of Rajbhavan, Bangalore f 
ನಂ.2ನೇ ಕಟ್ಟಿಚಗಳ ವಿಭಾಗ 
— - 
8 p 4059 ಸಿಎಂಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘ್‌ಕಟ್ಟಡ ವಾಹನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು rE 
31% ¢ R > ಹಂತ-- 4 
1 $ - ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಚೇರಿಗಳ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (ಹಂತ-1) 2600.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
38 ಕಟ್ಟಡಗಳು } 
J | 4 bs 4 
§ k | \ ಸಿಜಆರ್‌ 
[x3 ¥ & ಇ 3] 
ke 3 4216 ನಿವಾಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಂ25 ಮ 
2 0 a ಹಾಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿ ಮಾದರಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳ: (ಹಂತ-1) ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1000.00 ತಯಲಿದೆ 
ಕ್‌ ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಂತ-2) (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಬಿಎಲ್‌ಡಿ)201| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
್ಲ 6-17 
ps 3 
| el cl 


ಘಾ 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ಹ್ಗಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇಶು ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 348ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. 


Ko] 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ' 
ಕ್ರಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು : ಹರಾ 
y (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 2 3 4 s 
2019-20 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ವೃತ್ತ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 4059-ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು 
i ಶಿವಾಜಿನಗರ [ಬಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಕೀಲರ ಭವನದ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಿಚದ ಉಳಿಕೆ ಕಂಮಗಾರಿ 760.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿದೆ |, 
ಒಟ್ಟು 760.00 
1 PO SE 
4059-ಇಲಾಬಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು | 
ಕೆಆರ್‌ ವೃತ್ತದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಡಗಳು(ದು) ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
1 | ಶಿವಾಜಿನಗರ ್ಯೂಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 15049 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
f PACKAGE: 1) Renovation work in mini meeting hall with president W 
chamber, Office Chamber Conferenc Hall, Library, waiting room at 
Government Employees Association Building, 2) Construction of New VIP 
2 ಕಿವಾಜಿನಗs [rooms in Conference Hall 2 at 2nd floor in Government Employees 679.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Association Building, 3) Renovation of ali rooms in with attached bath, new 
furnitures in N.G.0 Bhavan, 4. COnstruction of light weight roof sturcture 
for canteen in ther premises of NGO Bhavan, Cubbon park, Bengaluru. -] 
ಸ್‌ ಒಟ್ಟು! 829.00 
4216-ಇಲಾಖಾ ವಸತಿಗೃಹಗಳು 
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಲ್ಲನ್‌ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌ ವಸಹಿ ಗೃಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ ನಂ -15 ರ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ದ 
1 ಶಾಂತಿನಗರ ಹೊರಭಾಗದ ಸಮದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 200.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
2 ಗ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಲ್ಲನ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌ ವಸತಿ ಗೃಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ ನಂ -8 ರ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತ Ae ಸ 
. ಕಃ 
os ಹೊರಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದುಂಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ! 
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಲ್ಪನ್‌ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌ ವಸತಿ ಗೃಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ ನಂ -11 ರ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು 
3 ಶಾಂತಿನಗರ  |ಹ್ಞೂರಭಾಗದ ಸಮರ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದುಂ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 4 200.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
I 
`[ಚಂಗಳೂರು ನಲ್ಸನ್‌ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌. ಎಸ್‌ 'ವಸಕಿ ಗೃಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ ನಂ ೫ ರ. ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು 
4 ಶಾಂತಿನಗರ ಹೊರಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡುದ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 200.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹ [ 
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ಕ್ರಸಂ ಕೇತವಾರು ' ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


—— 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 


ಷರಾ 


ತಂಗಳೂರು ವಿಲ್ಲನ್‌ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌ ವಸತಿ ಗೃಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ ನಂ -14 ರ ಒಳಭಾಗ ಮಾ! 
5 |  ಕಾಂತಿನಗರ [ಣ್ಞೂರಭಾಗದ ಸಮದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


200.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಕಿಯಳ್ಲಿದೆ 


6 | ಸಿವಿಲಾಮನ್‌ಸಗರ ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ನೂತನವಾಗಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿಮಾಣ (ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಮಾತ್ರ 


'ಜೀವನ್‌ಭೀಮಾನಗರದಳ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿ ಮಾದರಿಯ ನಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ-134 ರಿಂದ ಡಿ-191 ರವರೆಗೆ ಇರುವ 


2750.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿದೆ 
\ 


ಒಟ್ಟು 


3750.00 


ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 


4216-01-700-2-01-386 Quartres Buildings 


CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL QUARTERS BUILDING AT 
} ೊಸಕೊೋಟೆ |MEDAHALLI BRICK FACTORY REMAINING LAND IN HOSKOTE 


JURISDICTION 


350,00 


work under 
progress 
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ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಸ ರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ಸ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ 


ಧಗ 


೪ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ 


PY 


ಸಂಖ್ಯೆ: 54(348)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು 
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| Ig | ಪೂರ್ಣ 
@ 3 ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜಿತ NE 
ಕ್ರಸಂ $s) & ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ Sa NS 
§- ¥ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲ 
[23 
po —————————————————— 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Bn [3054-04-327-1-09- ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಎಂಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
) 2 § ॥172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಬೈಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ DR NO. 
3 3 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ |ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಂದ 4.30 ಕಿ.ಮೀ. 100.00 | 2 2/2018.19 | WOK Completed| 1.30 ,| 130 
5 ನಿಧಿ ವರೆಗೆ ಅಭಿವ ೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ R 
Ke 
i | IN 04-337-1-09 1 
; 4 —04-— -1-09- 
3 EUS ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಮಧುರೆ } 
2 SES ರಸ್ಕೆಯಿಂದ ಹನಿಯೂರು ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 87.42 ಮ Work Completed| 0.80 080 
3 4 ನಂ ಸ್‌ ಿಣ್ಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ” 
Ke] C 
ಬ 
8] Bl0sa 04. 337.1.00. ಗಾರ ದಕ್ಷಾ ಚುಂಚನಪಪ್ನೆಯಂದ ಡೌಡ್ಡ್‌ರ, 1 
8 [ಗುರುವೇಬೋವಿಬಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 5.18 ರಿಂದ 5.50 
A 3 172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ FER ಗ ಡಿ.ಆರ್‌. 
§  ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಿ ವೃದ್ಧಿ 37.00 21472018-19 | Work completed | 0.38 0.38 
¥ 4 ನಿಧಿ 
ಜಿ £ OS ES el —— 
ವೆಂಗಳೂರು`'ಪೊೌರ್ವಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟಾಹಯ'`ಹೆದ್ದಾರ5ರಡೆ 
ಣು ನೀಮಸ ಪ; ನಾರ್ಗವಾ. ಣಃ 'ಸೆಯನು. 
8]  [5054-04-337-1-09- ಮಸಂದ್ರ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೂದಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
A SEEN ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.60 ರಿಂದ 3.10 ಕಿ.ಮೀ, ಹಾಗೂ 5.80 DR 
4 SS ER ಅಭಿವೃದ್ಧ ಅಂಡ 590 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 5.90 ರಿಂದ 6.30 ಕಿ.ಮೀ. 60.00 |} No.209/2018- | work completed | 1.30 1.30 
3 Bl ಈ ೪ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 19 
5} Ao 
ಇ [ASS 
4, 
A ಪಂಗಳೂರು ದದ ಸರ್ಲಾನ ರಾಷಾಹಾ್‌ವಮಾಳಗಾಂಡನಹ್ಯ್ಳ್‌ r 
| 3 AMR ಗುಲಗಂಜನಹಳ್ಳಿ- ಕೆಂಗೇರಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ ¥ 
172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಆರ್‌: 
5 ಇ ಕ್ರ 7.00 ವರೆಗೆ ರಸ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ leted | 250 2.50 
§ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | ೈದ್ಧಿ y 85.00 210/2018-19 work ‘complete f 


I pF Rs ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಭಮಸರಿಯಿ ಸಹತ ಯೋಜಿತ Hult 
ತಸ 3/4 ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ # ಸ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ Lo 
|} ಸಂಚಿ | ಹ 
§ ್ಲಿ 
g ಬೆಂಗಳೂರು ದ್ಹಾಣ`ತಾರ್ಲಾಕನ ಕಂಗಾರ `ತಾವರರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ - 
ಕ 3 04-337-10 ಟ್ಟ ಬೈರೋಹಳ್ಳಿಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 3.40 ರಿಂದ 5.50 p 
172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ N Yo: 
9 i ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ DR NO: 
6 §| 3 ್ರಯೀಣ ರಸ್ತ ಅಭವ ಸ್ವ'ಜಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು : 60.00 . | 11 /2018.19 | ork completed | 2.10 | 2.10 
ly ww 
$| 8p | 
3054-04-337-1-09- Improvements to Begur Thymagondlu Niduvanda ' 
f £| © 7- ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [Rnd from ch 11.40 to 12.00 km in Nelamangala haggle ನ EE | 
| 3 ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ |Tauk KPWDI0sOO - pp py ER 
Te ” [ನಧಿ 19/RD/WORK_INDENT86092 
RE NE 
1 —o ——————————— —- 
pS o 3054-04-337-1-09- (Improvements from Soladevanahlli Goravanahalli to 
§| 5 |72- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ  [Hosahalli Road from ch 4.00 to 4.500km via DRN: 
8 5| 5 ಸ್ಕಿ ಮಂತ್ರಿ osahalli Road from ch 4.00 to 4. No. 
| § never c3್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ |Avalakuppe in (upto Magadi Taluk Border) 3000 opis OX Completed’ 0.50 ೪3 
7| %ಗನಿಧಿ Nelamangala Taluk h 
° PS 3054-04-337-1-09- [Improvements from NH-4 to Sompura Road from ch 
5| 51|72- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ 1.80 to 3.20km via Devarahosahalli Kamalapura DRN 
9 3] 4 ರ p 4 ರ 1.4 1.40 
8 4 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ .|Agalakkuppe in Nelamangala Taluk 2% 148/2018-19 Wolk Lotdpleted 140 ” 
1 ್ಣ ನಧಿ $ KPWD/2018-19/RD/WORK_INDENT86090 | 
3054-04--337-1-09- |Improvements. from TNAP to Tumkur Border 7 
2 2 1172- ಮುಖ, ಮಂತಿ joining road from ch 4.00 to 4.50 km via Shivagange | . DRNo 
10 $1 $ ಪಿ ; i inN | ಸ 
4 4 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (upto Magadi Taluk ಗ ಮ Taluk 35.00 147/2018-19 Work Completed] 0.50 0.50 
Nd oe ನಿಧಿ ಇ 
19/RD/WORK._INDENT86089 _1 _ 
»| 2 [3054-04-337-1-09- |ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೆಣಸಿ. 
ul ¥| 72- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ  [ಹುಸ್ಫೂರು, ಹಾದೀಯರ ಮಾರ್ಗ ಶಾಕಲದೇವನಮರ ಸೇರುವ SR 
4 ಜೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ: 0.40-0.60 ಕಿ.ಮೀಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 3.22 151/2018-19 Work Copleted 0.20 0.20 
| 8 ಕಾಮಗಾರಿ. | 
Ki ಡೌವನಹ್ಸ್‌`'ಾಲ್ಲೂಕು ಪಷ್ಪರದಕ್ನಾ-5ಮಸರದ್‌ರಾಜಾನಕುಂಟೆ ಕ್‌ PN 
R 3054—04-337-1-09- ರಸ್ಟೆಯ 6ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
೪ ಅ ks ವ 
B| ೫ 172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ, DR NO- 4 
2} | F ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 4238 | 462018 19 | Work Completed| 150 | 150 
3) Eno 
e"} [ te 
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kA r 4 ಕ 4 ಪೂರ್ಣ 
p ne ~~ | ಅಂದಾಜು ತಾಂ. ಜಿತ 
@ - ¥ ಕ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ಕಸಂ 4] & ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಪೆಸುತ ಷ್ಣ &ಮೀ A 
ಹ ಕಿ.ಮೀ 
[53 [1 ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ 
ERO es } [SS 
Cerys p pee) 
| 3 [5054-04-337-1-09- ಪೂಸಕೋಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹ ಕಿಂದೆ ಮ ದ 
| ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00೦ ಯಿಂದ ೬50ವ ಸ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 12517 | 462018-19 Work Completed] 1.50 1.50 
2] ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನಿಧಿ ್ಲ 
= & ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಆನೇಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ T 
ಘಃ 3054-04-337-1-09-  |ಹೆದ್ದಾರಿ-87 ರಿಂದ ರಾಗಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ A 
ಹ 172- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಿಂದ 1.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ" : ಡಿಆರ್‌. 
14 ಇ ಥು ಸಾ Kk 6 ” | I ! 
$ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 7.85 215201819 Work Completed] 1.50 1.50 
5 | 
9). 
——— J— —— a —] 
5054-04-337-0-0]- 
5 ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲಿಬೆಲೆ' ಹೋಬಳಿ ತೆನೆಯೂರು, 
ಇ್ಥ| [35 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ್ನಷ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿನ್ನನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ 
4 KS ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಸಬಾ ಹೋ ನಲ್ಲೂ DR No: 161 
ರಸ್ತೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃ ವೇ ಖಗ 
15 4 4 ಸ್ಪೆಗಳು-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [ಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 14.10 2014.19 | work completed | 0.27 0.27 
4 4 ಯೋಜನೆ - ಪರಿಶಿಷ್ಠ K ಮ 
ky ರಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ವ ಧೆ 
ಇ| ೬ |5054-04-337-0-01- [ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ y 
16 4 | 3 [136- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ |ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 743 DR NTS amie 0.13 
4 4 ಯೋಜನೆ (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2 12018-19 
ರಾ ಲ 
Yr 5054-04-337-0-06- ವ 
$1} 1 [422-ಅನುಸೂಚಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ, ಡಿ.ಆರ್‌ p 
17 g)| 3%. ಮಾದಾವರ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಸುರಧೇನುಪರ ಜನತಾ 28.69 ಸ work completed | 0-210 0.210 
3 p ಧನತಿಗೆಳ ಪರಿಶಿಪು'ದಾಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ತೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ 
§ ಉಪಯೋಜನೆ Aeak ನ ಹೊ 
a f SS 
ಬೆ ಕ . ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 
A SS AEE 
5 ಔ |422-ಅನುಸೂಚಿಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ & ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕೆಂಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ u 
18 ¢| 8 [0 ೫೦ರ ಜಾತ |ನಸ್‌ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಸೌದೆಡಿಶೋ ಹನುಮಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 26.58 DRNOL ik Coroleted. 020 0.20 
ಷ್ಟ ಜಾತಿ z 
3 3 ದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 288/2018-19 
5 3 ಉಪಯೋಜನೆ 8" Ei 
ಇ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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kh ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ wd 
f ತ್ರಿ SONNE 
ತಸ) 38 ಅಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ eis ಪಸುತ [ಷ್ಣ $ಮೀ Jae 
[ ನ್ಟ ಅ. My 
.B [3 ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ 
[£3 l= pS 
82, |5054-04-337-0-06- | 7 
ನ 2 4 422-ಅನುಸೂಚಿತ ಆನೇಕಲ್‌ ಶಾ, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಜಗಜೀವನರಾರಿ ನಗರ pC ಡಿ.ಆರ್‌. i dn 
| 3 [ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾಂ. |” 229/2018-19 | Work completed | ಸ 
5 ಉಪಯೋಜನೆ 2 
RS EE EE 
5054-04-337-0-06-  |ಮುಗಳೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
py % | 2 |422-ಅನುಸೂಚಿತ ಬಸವರಾಜುರವರ ಮನೆಯಿಂದ -ಯಲ್ಲಪ್ಪ'ನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ id ಡಿ.ಆರ್‌. 3 ನ 
%್ಥ|. % [ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ [ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ 23/2018-19 | Work completed | 
ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 
5054-04-337-0-06- \ 
96- [ಸಮಂದೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಹಿಯ ಕುವೆಂಪುನಗರ 
೪ | 5 1422-ಅನುಸೂಚಿತ ಬಂ ಶ್ಲ ಡಿ.ಆರ್‌. 
21 ¥ > ಕಾಲೋನಿಯ ನೇ, 2ನೇ, 3ನೇ ಮತು 4ನೇ ಅಡರಸೆಯಲ್ಲಿ 20.00 work completed |] 0.40 0.40 
| ಇ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ p ಢಾ 232/2018-19 p 
ki) 2. A ೬ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ k ಸ 
el ಮ A A 
- £,|5054-04-337-0-06- R Kk 
5 p Js 422-ಅನುಸೂಚಿತ ಆನೇಕಲ್‌ ತಾ. ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಮಂಟಪ ಗ್ರಾಪಂ. ಸಿ.ಕೆ.ಪಾಳ್ಯ 5 ಡಿ.ಆರ್‌. ಭಕ i 
ಸ್ಥ | 3 [ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. i 228/2018-19 | work completed | % 
3 ಉಪಯೋಜನೆ 
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು (॥) ಅಗಳಕುಪ್ತೆ ಗಾಗ ಪೆಂ॥ 
5054-04-337-0-06-  ಬೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, (2) ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಃ ಪಂ॥ ನಿಡುವಂದ 
2| 8% |422-ಅನುಸೂಚಿಕ (ಸುಗ್ಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ), ಭಾರತೀಪುರ, (3) ಮರಳಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ! ಪಂ। ಡಿ.ಆರ್‌. 
23 PO K _ Ke 35.40 work completed | 0.40 0.40 
§ 4 ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೆಣಚನಹಳ್ಳಿ (4) ಕಳಲುಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ! ಪಂ॥ ಮಿಣ್ಣಾಪುರ ಹರಿಜನ ್ಸ 273/2018-19 4 p 2 p 
“| [ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
I EE ಖು 
್‌ 
ge) 5054-04-337-0-06- ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿವನಾಪುರ., 
ಹ ೬ |422-ಅನುಸೂಚಿತ ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ, DRNo- 
24 ೫) | § p 35.59 ಸ work completed |. 0.75 0.75 
WR % ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕೊರಳೂರು, ನಡುವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ | 250/2018-19 pik ್ಲ k 
1 4 ಉಪಯೋಜನೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
el 
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ಲ "| ಪೂರ್ಣ 
ಇತ . ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ 
@ pa $ WN ಕಾಮಗಾರಿಯ ತ ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ತಸಂ| | §% ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಫತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡ್ಡ ೩ಮೀ Me 
. [ol ಸ ಕ i 
B g ಸಂಖ್ಯೆ R ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ 
3 RO 
K - 5054-04-337-0-06- 
೪ನ Pas 
3B 3 |422-ಅನುಸೂಚಿತ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ DRNO- 
25 ಳ್ಳ ಇ ಕ್ಸ ಗ್ರಾ X 
HB esr ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಕಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 8.50 251/2018-{9 | WOK completed | 0.100 0.100 
3 B [ಉಪಯೋಜನೆ ” - 
1 L- L_ Ul 
5054-04-337-0-06- 
[aa Dua A K f , >, N 
422-ಅನುಸೂಚಿತ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ ದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ NI K 
26 3| 3 ಅನುಸೂಬತ ನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಪ್ರರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಜ್ರ ಜಾಳಿ 8.50 DRNO- | ork completed | 0100 | 0.100 
1B ೬ |ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 252/2018-19 H 
KA ಉಪಯೋಜನೆ 
5054-04-337-0-06- 
pv [NN ; A ನಷ 4 
422-ಅನುಸೂಚಿತ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕು ಮಾಯಸಂದ್ರ 'ಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ N ; 
27 ೫ 8 ಅನುಸೂಚಿತ ವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂ ಸಂದ್ರ ಗ್ರ ಪ್ರಜಾ 7.50 DRNO- 1 ork completed | 0.090 | 0.090 
1B 3 |ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 253/2018-19 - 
3 3 ಉಪಯೋಜನೆ - 
SS SN Ru el | FON CO 
5054-04-337-0-06- 
ಕ Ca § 
8 § § 422-ಅನುಸೂಚಿತ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿನಾಯಕನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 850 DRNO- 0.100 0100 
'3| 1% ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ” 254/2018-19 | Work completed | - 
Ke H [ಉಪಯೋಜನೆ ' 
; SS 
5054-04-337-0-06- 
9] Ne 
422-ಅನುಸೂಚಿಶ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ NO- 
29 By 3 ನನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 7.09 DRNO- | ork completed | 0085 | 0.085, 
3 1 |ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 255/2018-19 
BB pಪಯೋಜನೆ ' 
Lo | ———————————— 
5054-04-337-0-06-  ಮುಗಳೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
422-ಅನುಸೂಚಿತ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಸ್‌. ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ y ' 
30 3) 3 ಹುಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ 12.32 DRNO- | ork completed | 922 0.22 
4 ' % ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ 230/2018-19 
ಉಪಯೋಜನೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 
& 5054-04-337-0-06- | | 
$'| 3 423-ಅನುಸೂಚಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಶಾ. ನೆಲಗುಳಿ "ಪಂಚಾಯತಿ , . 
31 4) 3 ನಾಗನಯನಕನಹಳ್ಳಿಯ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 2.74 DRNO- | ork completed | 0.04 | 0.04 
$ 3 ಜಾತಿಗಳ ಗಿರಿಜನ ME K 289/2018-19 " 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ. 
4 8 ಉಪಯೋಜನ ಬ 


nel ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಚಿಕ ಹರ್ಟ್‌, 
34 § p fe) ಮಗಾರಿ। AWARE 
ಕಸಂ| 4] & ಆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ | ಸ ಪೆಸುತ [ಡ್ಞ 4ಮೀ bed 
ಸ ಸ್ಹ ೪ iN 
§ ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ 
3 A y 
5054-04-337-0-06- 
'  |423-ಅನುಸೂಚಿತ ಸಮಂದೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಗ್ರಮದ ಕ್‌ 
32 NSN ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ 148 SA work completed | 0.250 0.25 
| ಇ ಜಾತಿಗಳ ಗಿರಿಜನ ] : 234/2018-19 p : 
p) 2 MS ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 4 
ಆ §: 
pe 
5054-04-337-0-06- , 
x 9 ಸಮಂದೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಗ್ವಿಮದ 
33 oS ss ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ 1.48 ಚಿರ್‌: 
[] ky A ಕಳ ಅ pa 4 " work completed | 0.025 0.025 
RA ಇ ಜಾತಿಗಳ ಗಿರಿಜನ 234/2018-19 
ky) po) ಸೋ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ p 
ww! 
SENS REE) USES x ~~ ik 
R 5054-04-337-0-06- 
4 | 3 23-ಅನುಸೂಚತ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಬಳೆವೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ | 
[: 3 ಜಾತಿಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2.20 work completed | 0.017 | 0.017 
ಸ್ಥಿ ಉಪಯೋಜನ ್ಣ 
3 ಹಾ 
° ೨ RS SS ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿವಗಂಗೆ ಗ್ರಾಃ ಪಂ॥ ಗೌರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
೬| ೬ 1423-ಅನುಸೂಚಿತ i ನ್‌ ಡಿ.ಆರ್‌: 
35 9 Fe] 4 ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆ ಮತು ಚರಂಡಿ 3.45 a [Work C leted| 0.060 0.060 
H | [ಜಾತಿಗಳ ಗಿರಿಜನ ಮ ಕ ಮ 4 275/2018-19 | WOK Complete x * 
ಇ] ಔ ಪಯೋಜನ i ) 
SS ES SE 
w|  |5054-04-337-0-06- [ಡೂಡ್ಡಬಳ್ಳಾಹುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ms | 1 423-ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೆ.ಪಿ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಡಿ.ಆರ್‌: 
ಸೈ| ಸೇ |ಜಾತಿಗಳ ಗಿರಿಜನ ಪಂಗಡದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು | #30 | 274/2018-19 | Work Completed| 0.050 | 0.050 
8) 3 ಉಪಯೋಜನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. _ 
EN I + 
5054-04-337-0-06- 4 . 
2] >| pp ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ § 
37 ¥ 4 a ಸಿನಿರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 9.78 DRNO- Work Completed | 0.160 0.160 
ul A ಜ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2G 
ಉಪಯೋಜನ ದ್‌ 
ಲ ae 
5054-04-337-0-06- 
ಇ] ಇ pe ಭಃ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ವಳಗೆರೆಪುರ 
38 ತ ನತ ಕ ಅನುಸೂಿಟಿತ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ DR NO- 
4 % [ಜಾತಿಗಳ ಗಿರಿಜನ ಭಯದ ಹಧಿಂಿಷ್ಟು ವಲಿ C ಸಿ ಸ 3.63 260/2018-19 Work Completed] 0.06 0.06 
4] 43 NE ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಚ 
ಉಪಯೋ ಧನ 
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py ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ ಪೂರ್ಣ 
4) 3 | “ತೌ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ | ನ್‌ ಗ್ಯೂಳಿಸಲಾದ 
ತ್ರಸ $s} & ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು - 10- ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತ ಉಡ್ಡ ತಮಾ ಉದ್ದ ಮೀ 
[3 [3 - ಸಂಖ್ಯೆ ಲ್ಲ ಗಳಲ್ಲಿ 
§ [e] 
2] 215054-04-337-0-01-422 3 ಖಂಕು ದೇವ ಮನ ಹೆನಿಶಿಸ್‌ A § 
1 1B ಬೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ DRNO- _ 
istri Na ಮ ಲ 0.095 0.095 
39 7 ¥ SCP-District & Other ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 8.00 240/2018-19 work completed 
3 Ke Roads 
————— he 
21 2°15054-04-337-0-01-422 | R K ಷ ಜಾತಿ ಮ 
3 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾವಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ DRNO- 
istri Ne 0.095 0.095 
40 x ¥ SCP-District & Other ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ' ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 8.00 241/2018-19 work completed 
B B Roads | - — 
WM 3” 9°|5054-04-337.0-01-422 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ DRNO- 0090 | 0090 
J 7 SCP-District & Other |.23 ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 7.50 242/2018-19 work completed - Me 
3) Roads } ದ್‌ 
|B SS 
Fy Fy > - 
2 %| 3 |5054-04-337-0-01-422 ಧಧನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ DRNO. 0090 | 0.090 
5 ¥ SCP-District & Other ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 7.50 243/2018-19 work completed - ' 
3 kel Roads If 
(3 $”| 4” 5054-04-337-0-01-422 |ದವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಶಿ DRNO- 0090 | 0090 
¥ ¥ SCP-District & Other ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 7.50 24412018-19 work completed - - 
B B Roads ಖ್‌ 
- SS le — 
(4 3] 8”|5054-04-337-0-01-422 |ದವನಹಳ್ಳಿ ಠಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದಲಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ DRNO- 0090 | 0090 
% § SCP-District & Other |, ಕಾಲೋಭಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 7.50 245/2018-19 work completed - ೨ 
Ke Kd Roads > 
2°] 2°15054-04-337-0-01-422 |e ಖಕು ಮುದಗು ಮ ಪದಿವಿವ § 
1B B ವಿವಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, DRNO- 
45 ¥ { SCP-District & Other ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 7.00. 248/2018-19 work completed | 0.075 0.075 
- 3 B Roads | 
9°] 9°15054-04-337-0-01-422 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನಿಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ | | 
46 # ¥ SCP-District & Other [ಕಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 9.00 NR work completed | 0125 | 0125 
& Kd Roads ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ § 
SS SS 
9% 5054-04-337-0-01-422 | ನನೆ ಪನಿಶಿಷ § 
%B B ಕಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡ್ಡದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ DRNO- 0.090 0.090 
47 ¥ ¥ SCP-District & Other |g ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 7.50 246/2018-19 work completed | ©: 0 
B el Roads 
[OSE - —— 
(8 ಫ”| $'|5054-04-337-0-01-422 |ಸದನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಡ್ಡುಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ DR NO- | 
I ¥ SCP-District & Other | 508 ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 8.00 247/2018-19 work completed | 0.095 0.095 
Kel kel Roads 
— 4. 
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w 
nnd ಅಂಬಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೆ: 
4 
ಕ್ರಸಂ 5 § ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಾನಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 
| fe % ಸಂಖ್ಯೆ ಹಂತ p 
A ಸ 
3 §| 8 5054-04337-0-01-422 ವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೋಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ D RN 
§ § SCP-District & Other ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.04 249/2018-19 | Work completed 
BE Roads t k ಖು 
[| ಸನ್‌ ವ 
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ, ಕಂಬಳೀಪುರ, 
ky) 1 5054-04-337-0-01-422 ಸಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ DEN 
50|. &| 4 |SCP-District & Other |ಎನ್‌.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಭೀಮಾಪುರ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 40.00 |, ಗ work completed | 133 | 1.33 
ವ Roads ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 5/2018-19 
» ನಿರ್ಮಾಣ | 
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾಮರಸನಹಳ್ಳಿ, If 
|  |5054-04-337-0-01-422 |ಪರಮನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಚರಕಾನಹಳ್ಳಿ. ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ, ದೇವಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ' ; 
5} | ¥ |scP-District & Other [ಕಣೇಕಲ್‌ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 40.00 | 320 19 | work completed | 1.35 | 135 
4/4 Roads ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 36/2018-19 
( ನಿರ್ಮಾಣ 
Y —— k rT SA SIE ಘಾ 
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಜಿನ್ನಾಗರ, ಗಣಗಲು, 
3 | ಇ |5054-04-337-0-01-422 ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ, ಶಂಕಣೀಪುರ, ಚಿಕ್ಕಹಲ್ಲೂರು, ಜೋಳಪ್ಪನಹಳ್ಳ Rik 
52 4 p SCP-District & Other (ಹಾಗೂ ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಭೋದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ 4059 |, J work completed | 0,85 0.85 
44 Roads ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ 37/2018-19 ; 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
3 [, ಸಾ ರ —— 
| ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನಿಡಘಟ್ಟ, K 
ಇ 3 15054-04-337-0-01-422 ಗಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ತಿಂಡ್ಲು ಹಾಗೂ ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ _ 
py 
53 #| 4 | ScP-District & Other [ಕಲ್ನುಂಟೆ ಅಗ್ರಹಾರ, ಎಸ್‌.ನಾರಾಯಣಕೆರೆ, ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 35.00 ಭಿ ps work completed | 0.89 | 089 
Ke Ky Roads ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 38/2018-19 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 
7 ಸ ವಾ "| 
$ a 5054.04.337.0-01-422 ಸ್ಕರ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಸ್ಕೂರು ಗಮದ ಡಿಆರ್‌ 
54 2} 2 |SCP-District & Other [ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್‌.ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸೆ 15.00 ಸ work completed | 0.30 030 * 
ಇ] ಇ ಥೆ 290/2018-19 |: pete 
ki) p) Roads ಕಾಮಗಾರಿ 
U ಸ - + TE 1 
’ 5054-04-337-0-01-422 ಹುಸ್ಕೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಜೀವನಗರ ಗ್ರಾಮಬ ಡಿ.ಆರ್‌ 
. 55 ಸ್ಥ 2 | SCP-District & Other ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ 10.00 291/2018-19 | Work completed 0.20 0.20 
೨ L ೨ Roads ಕಾಮಗಾರಿ } - ಗ , 


YT : ಕ್‌ 
೪ 
ಸ: ಪೂರ್ಣ 
ಇತ - ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿಶ 
RB ್‌ ಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ 
ಕಸಂ| | & ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು "ಎ |2- ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಪೆಸುತೆ ದ್ಧ ಕಿಮೀ ಮ 
[- ಸ Ce 
[3 [3 ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ 
8 4 
aN 
56 9 k) 5054-04-337-0-01-422 ಶಾಂತಿಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚೂಡಸಂದ್ರ' ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ೨006 ಡಿ.ಆರ್‌. ೫ Wid 
| % Ke Other [೬ರ.೩.ಸ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 220s | WorKcompleted | 
0ads 
MSE EERE 
ಮುಗಳೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಫ್‌ 9 2 05404337-001-422 ಸುಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ರ'ವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಈ ಡಿ.ಆರ್‌. ಕ 
4| | SCP-Distnict & Other [ನಿಯ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ : 225/208-1s -| Work. completed. | ** 
Roads ಕಾಮಗಾರಿ 
ib — OS SS 
ವ 1ನ 5054-04-337-0-01-422 ಶಾಲತಿಪರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಾಂತಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ 5086 ಡಿ.ಆರ್‌. 6 $46 
3% ಗ Other |56,4.೩ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ 222/2018-19 | work completed | ; 
0ads 
EP SS RE ಮ iB I, 
# 
[4 3 |5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹೆಗ್ಗಡದೇವನಪುರ. ಮಾಕಳಿ ಮತ್ತು Ha } 
59 B B | SCP-Distriot & Other 'ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 45.00 Bd 5 work completed | 0-360 0.360 
ಕ್ಥೆ 3 Roads ನಿರ್ಮಾಣ ಭ್‌ 
» 8 4 
¥ : | [ 
$ | x [5054-04-337-0-01-422 |ದೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ "DRN 
60 4| 8 |SCP-District & Other 'ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಸ್ಥಾಮಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 40.00 |. 9: | work completed | 0.300 0.300 
| 3 Roads ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 28/2018-19 
3 
Fl ~ 
3 3 |5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಗಂಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗದಾಸನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಕ್‌ 
61 $ಿ B | SCP-District & Other |ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 49.00 216/2018-19 work completed | 0.350 0.350 
೬ 4 Roads ನಿರ್ಮಾಣ 
B ಹ 
—— 
} ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಸೀರೆಸಂದ್ರ, ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
- ¥ |5054-04-337-0-01-422 [ಧ್ರಾಗ್ಗೂ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುನೇಶ್ವರ iki DR No. 
k: 4 ಸ Other ಡಾವಣೆ ಅಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹ 278/2018-19 work completed » A 
§ ೦8೮5 ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
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w 
3 . ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ 
# ” ್‌ 
ತಸ) | & ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾಮಗಾಂಯ ಪಸ್ತುತ 
, ಈ 
B [3 ಸಂಖ್ಯೆ | 
3 
| 
BA 
3 pl ಸ |3054-04-337-0-01-422 ಸಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಸುರದೇನುಪುರ ಮತ್ತು ಬೈರಾಪುರ 4139 DR No. 
k: 9 | SCP-District & Other ಾಟೋನಿಗಳಲಿ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ - 277/2018-19 work completed 
[ Roads ಕ್‌ ಜೆ 
5 
RS — 
ge ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಅಗರ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ~ 
ಫ್‌ 3 5054-04-337-0-01-422 [ತಾತಗುಣಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಡಿ.ಆರ್‌. K 
64 4 © | SCP-District & Other ಗಾಡಿಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ, ನೆಲಗುಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 20.00 285/2018-19 work completed | 0-20 0.20 
ಕ 3 Roads ಮಲ್ಲಿಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಚ ನಿರ್ಮಾಣ : 
e ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 
ಇಚ್‌ 3 5054-04-337-0-01-422 ಪಂಚಾಯಿತಿ ೬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಕೆಂಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿ ' x | 
65 q| 3 | scP-District & Other [ಜನಾಂಗದ ಸೌದೆಡಿೋ ಹನುಮಯ್ಯನ ಮನಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 8.42 DR No. | ork completed | 00 0.10 
K p Roads ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ 2872018-19 
3 ಕಾಮಗಾರಿ, 
8 RN 
%'| 2 |5054-04-337-0-01-422 |ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ DRN. 
66 po] 4 SCP-District & Other [ಗೋಣಿಪುರ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಕುರ್ಚಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. 15.00 NO. work completed 0.15 0.15 
$ 3 Roads ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 286/2018-19 
4 
| | +l 
ಸೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು (1) ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ! ಪಂ॥ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, 
po) 2 |5054-04-337-0-01-422 ಜೈಮಾರುತಿನಗರ, (2) ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ನಿಂಬೇನಹಳ್ಳಿ, K 
67 41 4 |SCP-District & Other |ಇಸುವನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಗೂಳಾಷುರ (ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ರೈಲ್ವೆಸ್ಟೇಷನ್‌) 40.00 DER 284 Work Completed] 0.40 |} 0.40 
pO) ಪ್ತಿ Roads ಗ್ರಾಮ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ § 
§ ಕಾಮಗಾರಿ " - 
A | . 
, . [ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು (1) ಅರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ। ಪಂ॥ 
ಫಿ 2 |5054-04-337-0-01-422 ತಾಳೇಕೆರೆ, (2) ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾ! ಪಂ॥ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ; DER No 265 ” 
68 | 4|SCP-District & Other ಯಲಚಿಗೆರೆ, (3) ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ! ಪಂ॥ ಸುಧಾನಗರ, 45.00 2018-19 | Work Completed] 0.48 0.48 
ಪ ಪಿ Roads ಹೊಸಹಳ್ಳಿ (ಚನ್ನಶಿಮ್ಮಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ) ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ . _ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4 
L MN 1 
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@ pe ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜಿತ ಸದ 
ಕಸಂ| | § ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು [4 ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ | ಪಸ್ತುತ ದ್ಧ ಸಮೀ iW SG 
p . ಹಂ § ದ ಕಿ. € 
ph [3 ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ 
3 
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು (1) ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾ! ಪಂ॥ ಹೆಗ್ಗುಂದ, 
69 ಕ ಕ್ಲಿ 5054-04-337-0-01-422 ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ. ಬೆಟ್ಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮಾಕೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ . DER No.267 
4 4 SCP-District & Other ಇಮಚೇನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 40.00 /2018-19 Work Completed] 0.40 0.40 
%| Roads ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ | 
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು (1) ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ! ಪಂ॥ ಮಲ್ಲಾಪುರ 
ಫಿ ಫ 5054-04-337-0-01-422 (ಉತ್ತಾಸಿ ಪಾಳ್ಯ), (2) ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ, JER No.26 
70 f| 4 scPp-District & Other ಮಲ್ಲಾಪುರ, (3) ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ! ಪಂ॥ ಬೈರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 40.00 |’ Nes Work Completed| 0.40 0.40 
ಫ್ಲ| ಪ್ತಿ Roads (ಗುಟ್ಟೇಪಾಳ್ಯ) (4) ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಃ`ಪಂ॥ ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ N 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು (1) ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಃ ಪಂ॥ 
2 ) 5054-04-337-0-01-422 ಗೋರಿನಬೆಲೆ. ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ವಸಂತನಗರ DER No.263 
71 2| 4 |SCP-District & Other (ಗುರುವನಹಳ್ಳಿ), ಬಾಣಸವಾಡಿ, (2) ಬೂದಿಹಾಳ್‌ ಗ್ರಾ! ಪಂ! 43.57 20189 Work Completed] 0.48 0.48 
ಪ್ತಿ ಪ್ಲ Roads’ ಬೂದಿಹಾಳ್‌, ಮಂಡಿಗೆರೆ, ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು N 
ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
el 
- ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು (1) ಶಿವಗಂಗೆ ಗ್ರಾ! ಪಂ॥ 
2| 2 [5054-04-337-0-01-422 ನಾರಾಯಣಪುರ, ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ, ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ'ಹಾಗೂ ER No.26 
72 A! 4 |SCP-District & Other |ಶವಾನಂದನಗರ (2) ಕಳಲುಘಟ್ಟ ಗ್ರಾ ಪಂ। ಕಳಲುಭಟ್ಟ, 35.00 | ಸಂರ Work Completed] 0.56 0.56 
ಫಿಪ್ಲಿ Roads ಗೋವೇನಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮಂತೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ, ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ : ” 
, ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
[a BS 
pa . 
5} 3 |5054-04-337-0-01-422 |ನಲಗಲ್ನಂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಚೋಹ ; 
4 ಗ ತ್ತರ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಚೋಹಳ್ಳಿ | DR No. 
73 $ 4 | SCP-District & Other ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 40.00 280/2018.19 | Wok Completed] 0.30 0.30 
¥ 4 Roads 
ಇ 
SOS SS 
- [ಮುಗಳೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮದ 
74 2 2 [504337001422 ಧಾನಯಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 10.00 ಡಿ.ಆರ್‌. 020 020 
% % SCP-District & Other ನಿಯ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ - 224/2018-19 |Work Completed » k 
Roads ಕಾಮಗಾರಿ . 
RR 
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kg . ಹೂರ್ಣ 
ಇ ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ 
4 ದ RE 
ತಸ] | § ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ [ನಗರಿಯ ಹಸತ ನ್ಟ [ಸೊಳಸಲಾದ 
K il <i ನ 
| [} [3 ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲ 
3 ಸಾ ಖ್‌ 1 
» | y |5054-04-337-0-01-422 ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆರೆಗಾ ಪಂಚಾಯಿತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 2 4 
75 2| 4 |SCP-District & Other ಪೃಸೆಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 15.00 30/2018-19 work completed | 0.40 0.40 
v p] Roads ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಾಸಂಬ್ರ | 
ಸ $ | 2 [5054-04-337-0-01422 |ಫಂಜಾಯತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ A ಡಿ.ಆರ್‌; i 48 
4] %|SCPDistic & Other |ಾಟ್ರೋನಿಯ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ 302/2018-19 | Work completed | ಬ 
Roads ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
————— | 
ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಣಕನಹಳ್ಳಿ 
| &| 3 05404337001422 ಂಜಾಯುತವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೆಣಸಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ ಡಿ.ಆರ್‌: 
%! §|SCPDisrict& Other (ನಿಯ ಆರ್‌.ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ ಇ 303/2018-19 | Work completed | 
Roads ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
» 5054-04-337-0-01-422 | ಅನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Bb: - § 
78 3 3 SCP-District & Other [ಕೊಡಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 20.00 304/2018-19 work completed | 0.80 0.80 
» k) Roads ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
gs %| 3” 15054-04-337-0-01-422 [ಥವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಷುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕ DRNO- Rs ke 
7 ji SCP-District & Other ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ x 312/2018-19 work completed : -! 
kel B Roads ಗ, 
pal 
pe ಫ್‌ 5054-04-337-0-01-422 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಶಾ. ಹೊಸನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
80 % % | SCP-District & Other [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 ರ ER work completed | 0-16 0.16 
೫%) % Roads ಕಾಮಗಾರಿ NA 
9°| 9>15054-04-337-0-01-422 |ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ | 
8 # | } scP-District & Other [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 ಮ 6 | work completed | 946 0.16 
Bs) uy Roads ಕಾಮಗಾರಿ § S 
ps | 2°15054-04-337-0-01-422 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಬನ್ನಿಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 3 K 
82 B| EF |scp-District & Other [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 DRNOS | oikccpited: 016 016 , 
3B] 3 ಮ 319/2018-19 
| 7% Roads ಕಾಮಗಾರಿ 


§ wp 
ky - - ಪೂರ್ಣ 
ಇ ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ R ಯೋಜಿತ 
4 ಮ್‌ ೌಮಗಾರಿಯ ತ ಸಲಾ: 
ಕ್ರಸಂ 3] § ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು [6 ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ [್‌ ಗಾಲಿಯ ಪ್ರಸು ಉದ್ದ 8ಮೀ |ಸರಸಾದೆ 
ಹ ನ್ದ ಕಿ.ಮೀ 
[1 4 ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ 
3 
| ————— { —— 
pe 9°15054-04-337-0-01-422 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಸಿ.ಎನ್‌.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ KR 
83 #| 2 [scPDistrict & Other (ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 DRNO- | ork completed | O46 0.16 
[3 5; 313/2018-19 
#)% Roads ಕಾಮಗಾರಿ 
} ps 9°|5054-04-337-0-01-422 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ - 
$4 #| FB | scP-District & Other ಕರಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 Me 6 | work completed | 9416 0.16 
3) % Roads ಕಾಮಗಾರಿ 
| 
ಅ 9°15054-04-337-0-01-422 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ R ' 
85 % % SCP-District & Other (ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 RR work completed | 016 0.16 
| % Roads ಕಾಮಗಾರಿ - 
pS 2>|5054-04-337-0-01-422 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಬಿದಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ _ 
86 % # SCP-District & Other [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 DRNO- | ork completed | 0.16 0.16. 
ಬಿ [5 320/2018-19 
3l% Roads ಕಾಮಗಾರಿ . 
NE — ———————————————————— 
೪ 4”) 8” 5054-04-337-0-01-422 ವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ದೊಡ್ಡಚೀಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ £00 DRNO. 016 06 
} } SCP-District & Other ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ p 321/2018-19 work completed - » 
B B Roads 
| 9>15054-04-337-0-01-422 [ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಶಾ. ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ _ . 
88 4 % SCP-District & Other (ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 DRNO- work completed | 016 0.16 
ಬ 6, ಮ 316/2018-19 
B)% Roads ಕಾಮಗಾರಿ . 
|S i } 
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ, ನಡುವತ್ತಿ, 
sls ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಭೋಧನಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
ol | 3 IIT 00-22 ನಗನಾಯಕನಕೋಟೆ, ಹಾಗೂ ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ 5000 DRNO- 054 | 064 
% ¥ | SCP-District & Other ರು, ತಗ್ಗಲಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ - 310/2018-19 work completed ’ * 
| % Roads ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. . k 
kh 
} - ll 
» ಹೊಸಕೋಟೆ ಠಾ. ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ. ಅತ್ತಿಬೆಲೆ. ಗುಳ್ಳಲ್ಳಿ 
50 3] 4 5054-04-337-0-01-422 [ಬಳೀಪುರ. ಎಂ.ಸತ್ಯವಾರ. ಸೊಣ್ಣಳ್ಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 30.00 DRNO- 056 056 
¥ | ¥ |SCP-District & Other pg yಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ” 308/2018-19 | WOK completed | ” 
1) Roads ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
——— -. Oe 
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kh | ಹೂಣ 
pe ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ sk 
# ಸ ನ 4 ನಿಳಿಸೆಲೌಕ 
ಕ್ರಸಂ '$| § ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ lace ಪಸುತ [ಷ್ಣ ಮೀ heli 
B % ಸಂಖ್ಯೆ | ಗಳಲ್ಲಿ ಕ 
4 ES 
J | — ಸ್‌ 
P ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಭೀಮಾಪುರ, 
ಇ| ಇ |5054-04-337-0-01-422 |ಜಿಕ್ಕೊಂಡಹಳ್ಳಿ, ಓಬಳಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ, ಚೀಮಸಂದ್ರ, i 
91 | 4 |scP-District & Other |ಜಡಿಗೇನಹಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕತಗ್ಗಲಿ, ಮುಗಬಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ 40.00 I | work completed | 091 0.91 
4) 4 Roads ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 309/2018-19 | 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
8] 8,[5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಅಜ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹ | ek 
p 1 4 Ms 2 
92 B| B |SCP-District & Other |ಬ್ಯಾಲಹಾಳು ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 20.00 293/2018-19 | Work completed 0.166 0.166 
$ $ Roads ನಿರ್ಮಾಣ 
KR ಕ 5054-04-337-0-01-422 |ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಜರ್‌. 
'93 8B! B|SCP-District & Other |ಮ್ಯಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆರೆ ಎಸ್‌.ಸಿಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 25,00 4420s: 9 | work completed | 0.200 0.200 
- 3! Roads ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ § 
ಈ ಔ|5054-04-337-0-01-422 [ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಅಗರ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್‌ 
94 8 F | scp-Distriot & Other |ಶವಕುಮಾರಸ್ಥಾಮೀಜಿನಗರ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ! 25.00 95/2018-19 | work completed | 0.200 | 0.200 
3 3. Roads ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬ 
SN (NS —— 
ಣಿ 2, |5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹ 
95 | F | scp-District & Other |ಫಳ್ಳಘಟ್ಟಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 30.00 ಫಂ 15 | work completed | 0.240 | 0.240 
$| ಇ Roads ' ನಿರ್ಮಾಣ 
3 3 5054-04-337-0-01-422 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಮುರ ತಾ. ಎಸ್‌.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ | 
96 B § | SCP-District & Other [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ roy. \PERNG327 | completed | 014 0.14 
ಸ] ಫೇ tds ಹ. 12018-19 
2] 5 | 
| 3|5054-04-337-0-01-422 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಪೆರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ pd 
97 5 § SCP-District & Other |ಜಾಶಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 6.00 ಗಿ work completed | 0-12. 0.12 
ಜ್‌) ೫ Roads ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 12018-19 
3] 3 
3 3 5054-04-337-0-01-422 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ BER Nas 
98 § | 8 |scP-District & Other [ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 7.00 k Ky work completed | 0-14 0.14 
¥ | ನಸ i 12018-19 


2 ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಚಿತ ಪೂರ್ಣ 
- &R g WN ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ . ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ಕ್ರಸಂ § ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು _ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ WW > ಉದ್ದಕಿಮೀ K 
Kl p | —# 5 ಹಂತ ನಂ ಉದ್ದಕಿಮೀ 
[3 [3 ಸಂಖ್ಯೆ ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ 
[SS CE LE 
oy 
| ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. (1) ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ॥ ಪಂ ಮಾವಿನಕುಂಟೆ, 
$| 2 |5054-04-337-0-01-422 |ಮ್ರುತ್ತಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ (2) ಶಿವಗಂಗೆ ಗ್ರಾಃ ಪಂ। ಶಿವಗಂಗೆ, (3) N 
99 | 3 [SCP-District & Oth ನರು ಗಾ | 30.00 |, PER No. k completed | 0.40 | 0.40 
4] § ISIC € [ಜ್ರೀಗೂರು ಗ್ರಾಃ ಪಂ॥ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ (ಹೊಸ) ಕಾಲೋನಿ ಹರಿಜನ - 331/2018-19 | OTK Complete - - 
| % Roads ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. (1) ಬೂದಿಹಾಲ್‌ ಗ್ರಾ! ಪಂ 
ಯರಮಂಚನಹಳ್ಳಿ (2) ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ 
ool | 2ST [oದಗೋಕುಲನಗರ, ಬಾವಕೆರೆ. (3) ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಗ್ರಾಸ ಪಂ। DER No.332 
| f 4 SCP-District & Other ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಾಲೋನಿ (4) ರೈಲ್ವೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗಾಃ ಪಂ॥ 40.00 2018-19 work completed | 0.50 0.50 
| ಔಂಡರೆ$ ರೈಲ್ಲೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
| WE ನವನ ಾನ್ಲಾಪ 'ದ್ಯಾವರಷ್ಕ್‌ ಇಕಗಾನಹಳ್ಳ ಮತ್ತ IN Tr 
4 _ 4” 5054-04-337-0-01-422 |ಮುದುಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ . DR NO- _ 
101 %| %|SCP-District & Other |ಕಾ೦ಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 36.00 915/2018-19 work completed | 0.60 0.60 
B| 5 Roads 
L. AS 
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗಣಗಲೂ, ಪೆತ್ತನಹಳ್ಳಿ, 
ಚ| ಇ [5054-04-337-0-01-422 "ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ, ಸೊಣ್ಣದೇನಹಳ್ಳಿ, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ R 
02} | | SCP-District & Other (ಮರಸನಹಳ್ಳಿ, ಎಂ-ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 30.00 se work completed | 0.72 | 0.72 
Ky: 1 Roads ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ f 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| NS 
I — —————————————————— 
: ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಹರಳಗೆರೆ, " 
ಭುವನಹಳ್ಳಿ, ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಕೆ-ಸತ್ಯವಾರ, ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ. 
103 ಕ 3 5054-04-337-0-01-422 [ಮ್ರಂಚಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಅನುಪಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್‌-ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ DRNO- 
3 ¥ ¥ | SCP-District & Other ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವಳೆಗೆರಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 40.00 919/2018-19 work completed | 0.96 0.96 
| 4 Roads ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
. . 
8 8 5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, § 
104 | 3 Ko Ke SCP-District & Other [ಯಲಚಗುಪ್ಪೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 30.00 Mn 19 | work completed | 0.24 0.24 
ಸ್ಹ 3 Roads ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. - f 
de 
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pe 
pe ಇ] ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಗಾರ ಫಹ 
ಕಸಂ 3] § ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರ ನಗಿ ಪಸ್ತು 
[7] R ಸಂಖೆ, is 
Ki) 
8 la 5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗರ ಪಲಚಾಯಶಿ, ನವಗ್ರಾಮ DEN 
105 | % #H »1| SCP-District & Other (ಕಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ A000" a work completed | 0.32 0.32 
೩ Roads ಕಾಮಗಾರಿ. 20 
£ fd ; j 
ಸ್‌ ಫ್‌ 5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಳು ಪಂಚಾಯತಿ, ತರಳು £ 
106 3 kl SCP-District & Other |ಕಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ 20.00 ರ j9 | Work completed | 0.16 0.16 
¥ ೫ Roads ಕಾಮಗಾರಿ. . 
ಬ B 
kd [i — "1 
8'| #'|5054-04-337-0-01-422. ಬೆಂಗಳೂರು" ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, 
17} | §]|SCP-District & Other |ಪ್ಪೊರು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 2000 |, ಸ 19 | work completed | 0.16 | 0.16 
F > Roads ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | ' \ ಈ 
3] 4 
%'| '|5054-04-337-0-01-422 |ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ. _ 
108 | 8 |ScP-District & Other |ಹ೦ಪಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 10.00 ತ work completed | 0.08 0.08 
ಕ ಫೆ : Roads ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 861/ 1813, 
Le) SE 
[ Fs 4 p 
8’! 8'|5054-04-337-0-01-422 |ಜೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, 
109 $1 1 ScP-District & Other |ದೇವಿಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 15.00 DRANG work completed | 0.12 0.12 
$| 3 ps ನ - 862/2018-19 ಸ 
3] 3 
£ £ NS 
8'| 3'|5054-04-337-0-01-422 (ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, 
10) | $|SCP-District & Other (ರಾಜನಮಡು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 2560: | DRNG. [copied 020. | 050 
3] 4 R ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ, - 863/2018-19 
5 5 0ads } | 
B ಬ $ - ಫಿ 
kd £ pe 
ಫ್‌ 3 5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, 
11 B § | SCP-District & Other ‘ಮೊಳಿಗೊ೦ಡನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 20.00 DR No. , work completed | 0.16 0.16 
3 $ Roads ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 864/2018-19 
Ke] [e] 
ಚ ಇ 
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ಶಿ ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ | ಹೊರ್ಣ . 
$| * ೨೦3 ಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸುತ ಸ 
ತ್ರಸಂ] 3| $1. ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ೨ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ (ೌಮೆಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ಧ ಸಮೀ ಗೊಳಸಲದ 
' ಕ್‌ ಕ್‌ ಹಂ ಸ ಕಿ.ಮೀ 
5% ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ p 
[£3 
ee (| 
[4 fs K K 
3} £[5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, | | 
112 § | & | SCP-Distior& Other [ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 5.00 bed i9 | work completed | 0.04 0.04 
೬| ತ Roads ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 865/2018-19 
$! 8]5054-04-337-0-01-422 (ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕುಪ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತಿ, | 
113 §| 2 | scP-District & Other [Bನೀಲೂರು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 25.00 sO work completed | 0.20 020 
೬] ಶ್ವ Roads ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
B ಇ 
~~ — T | 
3] 3'|5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕುಪ್ಪೆ ಪಂಚಾಯತಿ, . | | 
14| g| 4 [SCP-Disirict & Other [tಿಕ್ಕಲೂರು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 1500 | ನಂ 9 | work completed | 012 | 0.12 
| ಶ್ವ Roads ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 2018-19 
3 <3 - 
—— pi —— 
ge — 
| 3° [5054-04-337-0-01-422 [ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕುಪ್ಪೆ ಪಂಚಾಯತಿ, | 
|S k: § | SCP-District & Other ಸುಬ್ಬರಾಯನಪಾಳ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 10.00 Maen work completed | 0.08 0.08 
3 § Roads: ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. - 
Wu ——— NOS SO 
e/ ee —— 
3 $[5054-04-337-0-01-422 |ಜೆಲಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕುಪ್ಪೆ ಪಂಚಾಯತಿ, _ 
ue | g|. §| SCP-Disriot & Other ನೀಪಾಲನಗರೆ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 65.00 Mon i9 | work completed | 052 | 0.52 
£ ¥ Roads ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಇ B | 
| 
$ | 8 15054-04-337-0-01-422 |[CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD AND DRNG | 
117 §| §|SCP-District & Other [DRAIN IN ADKAMARANAHALLI COLONY IN | 100.00 | 531 /201g.19 | ork completed | 0.75 0.75 
$ ಫೆ Roads BANGALORE NORTH TALUK 
B| | . 
LSS | | 
Hy S370 ಮ್ರುಗಳೂರು ಪಂಚಾಯ್ದಿಯ ಮಹಲ್‌ ಚೌಡದೇನಹಳ್ಳಿ DR No. 
l 4 % SCP-Disuic: & Other |paೋನಿಯ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಲಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 923/2018-19 work completed | 0.39 0.39 
_ I ads _ NR 


4 2 ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತ ಯೋಜಿತ Mien 
ತಸ) 3/8 ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ 3 ಪಸುತ ದ್ಧ $ಮೀ ಉದ ಅರೇ 
—l 3 _ | I kL + 
9 p 15054-04-337-0-01-422 ಇಂಡ್ಲವಾಡಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚೂಡಸಂದ್ರ' ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌. . DR No } - 
x H H MN 
119 4 % SCP-District & Other ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 924/2018.19 work completed |} 0.72 0.72 
Roads 
A | : | ] 
- SR Ig 
| 3 ನೆಂಗಳೂರು ಪೂವ ಕು ವಾಲೇಪುರ ದಿಣ್ಣೆ 
B| B 5054-04-337-0-01-422 ್ಥ೦ಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಲೇಪುರ ದಿಣ್ಣೆ DRNo. 
120 4] § | ScP-District & Other [ಕಲೋನಿಯ ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 25.00 | .442018.19 | Work completed | 0.25 0.25 
¥ ಕ Roads ಅಭಿವೃದ್ಧಿ k | 
3 3] A x lL I 3 
3] ಔ | 
3 | 3 |5054-04-337-0-01-422 [30ಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣ್ಣೂರು ದಾಳಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ DRNo. 
121 kl k SCP-District & Other ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 945/2018.19 work completed | 0.40 0.40 
ಶ್ವ Roads ನ್‌ 
3|3 | 
— —- —f — 
8 & 
8 HB |5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಘುವನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ DR No. 
122 k: k: SCP-District & Other ರಸ್ತೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದಿ 30.00 949/2018-19 work completed | 0.30 0.30 
¥| ¥ Roads K ೪% - 
EN 
pS 
Tel, | | | 
U| 3 [5054-04-337-0-01-422 [30nqೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜ್ಯೋತಿಷರ ಕಾಲೋನಿ DR No. 
123 § ಸೆ SCP-District & Other [gz ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 35,00 950/2018.19 work completed | 0.35 0.35 
2 Roads ್‌್‌ ್‌ 9 
K x 
3] | | 
KS ಜಿ ” 
B| 3 [5054-04-337-0-01-422 p3ಗಂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ DR No. 
124 $ § SCP-District & Other ರಸ್ತೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವ ದ್ಧಿ 30.00 952/2018-19 work completed 1! 0.30 0.30 
¥ 3 Roads K ್‌ : 
. EN: J | _] 
Te] - 7 
12s ks KF 5054-04-337-0-01-422 |3ಗಲಂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಸ್ಕೂರು ಕಾಲೋನಿ DR No. 3 
[4 @ | SCP-District & Other ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 948/2018-19 work completed | 0.30. 0. 
p 4 Roads 
[e] Ke] 
BE dl 1 WR 
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3 ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೊ ಜಿತ" ಪೂ 
§ a| & FR pe 3 | ಮಂದಾ |ನ್‌ಮೆಗಾರಿಯ ಪಸ್ತುತ [ದಾ |ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ಕ್ರಸಂ 4] & ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು _ "9 _ ಣ ಜೂರಾ ಈತ id | 1p ” | ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 
[3 / | ಸಂಖ್ಯೆ ಫ ಗಳಲ್ಲಿ 
a £ I 
ks 5 | : ಸ 3 ು೪ಿ ಸೂಲಿಕೆರೆ 
3 %”15054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಸೂಲಿ PRN 
126 £| 8 scp Districts Other |ಪಂಚಾಯತಿ:ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿನ ಕೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ 5.00 | 33/2018-19 | Wok completed | 0.04 0.04 
| 3 Roads ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಯ 
Bl}i 3 
2] & ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಸೂಲಿಕೆರೆ 
(ಟಿ 4 ಸ 5054-04-337-0-01-422 ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸೂಲಿಕೆರೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ | PDR No. 
k: 4% SCP-District & Other ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ , ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಜ್‌ 6.00 934/2018-19 work completed.| 0.05 0.05 
5/5 Roads ಅಳವಡಿಸುವುದು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇ] 
|__| i en ES 
8 kM ; -. p $ 
¥'| %'|5054-04-337-0-01-422 [ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ರ | 
128 8 8 | scP-District & Other |ರಾಮೋಶಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ 45.00 ಸ 5 work completed | 0.36 0.36 
¥ ್ಥ Roads ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 4 
ಇ) eu 
ಟ್ರಿ ಕ 
3 2"|5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ SR 
129 § 8 | scP-District & Other (ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಶಿ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ | 25.00 ho work completed | 0.20 0.20 
F: Roads ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ £ 
CR y 
es ae ಕ ವ L 
&| 8, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ 
u p 5054-04-337-0-01-422 ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ವಿನಾಯಕನಗರ ಎಸ್‌.ಸಿ. ೀ DR No. 
4 k: SCP-District & Other [paೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 30.00 937/2018-19 work completed | 0.24 0.24 
2 ¥ Roads ಅಮಗಾರಿ ' 
1j].% Cs 
4 ek ————— 
ef sl | 
¥% © |5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ DRNo 
131 ki & | ScP-District & Other ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಭೀಮನಕುಪ್ಪೆ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ 25.00 Seo work completed | 0.20 0.20 
p: ¥ Roads ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
£ [3 
1 ps 
ಸ ke ks 5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು" ಕೊಡತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಾಜಪ್ಪ DR No. i RR 746 
32 ಸ k: SCP-District & Other |ಮ್ಬ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 94172018-19 | WOrK comp ete p . 
2 3 Roads % 
3|% 
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oR 


Roads 


ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


954/2018-19 


PR ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ | ನಾಮಗಾದಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ wo 
ತಸ] | & ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತೆ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಗಾಲಿಯ ಪ್ರಸ್ತ ರಾದ 
ಮ! ಧೆ ಈ ಸ 
RB [3 ಸಂಖ್ಯೆ " ಗಳಲ್ಲಿ 
13 _ NS 
—— ್‌ SS SR ———— nee 
2 ಹ 
133 pH 5054-04-337-0-01-422 |50ಗರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಕಾಲೋನಿಯ - DR No. 
. Ke: g | SCP-District & Other [5 ಒಳಗಿನ ಕಾಲೋನಿಯ) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 942/2018.19- work completed 
3 p Roads 
4] | 
. 2] ಕ - 
sal | 3 [A II7001422 ಭಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಚಮಾರನಹಳ್ಳಿ DR No. 
k: § SCP-District & Other pgನಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 | 437201819 | WO" completed | 0.30 0.30 
2] ¥ Roads | 
RE: 
2 KA ' \ 
3} B |5054-04-337-0-01-422 3onಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ DR No 
135 § ಸ್ಥೆ SCP-District & Other [5% ಮತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 946/2018.19 work completed {| 0.30 0.30 
2] Roads ರ್‌ ¥ - 
3] 
£2 
pe 93 
136 ps 5054-04-337-0-01-422 |ಸ್ರಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಡುಸೊಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ' DRNo. | 
ks § SCP-District & Other \ggpen ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 947/2018-19 work completed | 0.30 0.30 
2 2 Roads - 
| 
3| ಕ | 
3 | 3 |5054-04-337-0-01-422 ಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೀಗೇಹಳ್ಳಿ ಜೋಗಿ ಕಾಲೋನಿ \ DR No 
137 § ks SCP-District & Other ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ , 30.00 951/2018-19 work completed | 0.30 0.30 
2] ¥ Roads K ನ್‌ * ‘ 
| 3% 
2] 3 
3 | 3 |5054-04-337-0-01-422. 50ಗಳ್ಲೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಡುಅಗ್ರಹಾರ ಕಾಲೋನಿ DR No 
138 k $ SCP-District & Other | y3 ಮುತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 20.00 953/2018-19 work completed | 0.20 
೫] ೫ Roads ದ್‌ > ೪ f 
——————— 
2 2, 
Bf} 3B 5054-04-337-0-01-422 [50ಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ DR No ' | 
139 § § SCP-District & Other N 30.00 ” 10 | work completed | 0.40 0.40 
5| 5 
3|% 
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— pe pe ls 
೫ ” ಪೂರ್ಣ 
ಇ ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ | ಸಿ 
# ದ್‌ ಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಲ 
ಕಸಂ) 3] & ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತ |ೌಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ಯ; |ಗೊಳಿಸಲಾದ 
Ks * 2h 3 ಹಂತ ಇ ಉಡ್ಡ ಕಿ.ಮೀ 
$ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲಿ 
B| ಲ್ಲಿ 
3 — 
ತ 
3} 1 5054-04-337-0-01-422 ನಂಗಳ್ಳಂರು ಪೂರ್ವ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಖಾಜಿಸೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ 
140 § p: SCP-District & Other ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ¥ 30.00 work completed | 0.30 0.30 
¥ ¥ Roads ್‌ > ೪ 
3B Kk — — (MR ll 
2| 5 | 
3 | 3 (5054-04-337-0-01-422 |ಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ | 
141 8 ಸೆ SCP-District & Other | 4 ಮತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವ್ನ - 40.00 work completed | 0.40 0.40 
| 3 Roads ರ್‌ ಗ್‌ ಣಿ ' 
5] 5 
EAA 1 ll 
ಕ|. ಹ . ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಸೂಲಿಕೆರೆ . 
42 pH 5054-04-337-0-01-422 ಫ್ರಂ ಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಧನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. DR No. 
§ k; SCP-District & Other [gನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 70.00 932/2018-19 work completed | 0.56 0.56 
K 3 Roads ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| OS tl 
೫ MR 
8. 3 15054-04-337-0-01-423 |ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಕಡತನಮಲೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ DRN 
143 pl B | TSP-District & Other "ಇಂದಿರಾ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 35.64 82೧018.19 work completed | 0.250 0.250 
z| % Roads ನಿರ್ಮಾಣ , 
Ks] 
3 
r—— ಇ i — 
spl 
144 ಸಿ § 5054-04-337-0-01-423 ಆನೇಕಲ್‌ ತಾ. ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಭೂತಾನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 7.16 ಡಿ.ಆರ್‌. 01 0.3 
ಖಿ k TSP-District & Other ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. - 226/2018-19 work completed - - 
ಶಿ ¥ Roads K 
RN LS UR A 
» NR 5054-04-337-0-01-423 ಸಮಂದೂರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಗಮದ ಡಿ.ಆರ್‌. 
145 3 2 | TSP-District & Other ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ 13.95 227/2018-19 work completed | 0-25 0.25 
D b) Roads ಸಿಮೆಂಟ್‌, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
wl ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ, 
asl. & 4 5054-04-337-0-01-423 ಗುಂಪ, ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸೂಲಿಬೆಲೆ DRNO- 
¥| ¥|TSP-District & Other [4p ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 30.00 256/2018-19 Work Completed| 1.33 1.33 
| 3 Roads ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
L 
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W ವ ವ 
& ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ | ಯೋಜತ | 
ಕ್ರಸಂ § § ಆೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ kei ಪಸುತ ದ್ದ ಮೀ ಹ 
y § ಸಂಖ್ಯೆ MS ಗಳಲ್ಲಿ ಳಲ್ಲಿ 
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹಾಗೂ _ | 
ಚ 3 15054-04-337-0-01-423 [ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಹಳೆಯೂರು ಮತ್ತು ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ 
147 3 |. 3 |TSP-District & Other [ತವಟಿಹಳ್ಳಿ ಬೊಮ್ಮನಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 28.21 ರ Work Completed] 1.35 1.35 
$4 Roads ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ. 227/2018-19 
ನಿರ್ಮಾಣ 
೪ ೪ 5054-04-337-0-01-423 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ - | 
148 | 2 |TSP-District & Other ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.80 Bes Work Completed] 0.06 0.06 
|] % Roads ಕಾಮಗಾರಿ ( 
ಫ್‌ ಫ್‌ 5054-04-337-0-01-423 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ನಿ 
149 2| | TSP-District & Other ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ 5,85 [Work Completed] 9.06 0.06 
23 ಬ RSL 258/2018-19 
SN | 
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, (1)ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ | 
1 $| &|505404337-0-01-423 ್ರಾಸವಾಡಿ, ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ. (2) ಮಣ್ಣೆ ಗ್ರಾ: ಹಂ ಮಣ್ಣೆ DER ಲ i 
pi f TSP-District & Other (3) ಶಿವಗಂಗೆ ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ಗಂಣೇನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ 24.56 No.271/2018- Work Completed ಸ £ 
| Rosa ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 19 A 
| | —_ SS 
» v ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ, } 
ಬ $| $[5054-04-337-0-01-423 | ಫ್ರಂಡ್ರಕ್ಕೂರುತಿಮ್ನನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು DER No 269 
FS FR TSP-District & Other [ಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 22.00 269/2018-19 Work Completed| 0.185 0.185 
4 Roads ಕಾಮಗಾರಿ. 
AS ce 
| 3 5054-04-337-0-01-423 [ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ es 
1s2|) §| 8 |TSp-District & Other [ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ | 22.84 0190 {Work Completed| 0.180 | 0.180 
ky ky Roads ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 2018-19 i 
, . 
w w k 
|S ಜಿ 5054-04-337-0-01-423 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಪಾಲನಜೊಗಿಹಳ್ಳಿ BENS 
153 $| 5 |TSsP-District & Other ಮತ್ತು ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ 25.00 9: | Work Completed} 0.185 | 0.185 
¥| ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 081 
5 4 Roads ಪ್ರಿ ತ ಸಮು 
el 
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ky ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ ಪೂರ್ಣ 
PR RK K ಪ್‌ [ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ | ಜಿಕ |ಗ್ಯೂಧಸಲಾದ 
ಕ್ರಸಂ 3] ಫೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 2 - ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಉದ್ದ 8ಮೀ [ದ &ಮೀ 
ಕ್‌ ಸಂಖೆ ಹಂತ ಗಳಲಿ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 
[ 3 ಸಂಖ್ಯ ನು ಗಳಲ್ಲಿ 
— 3 | dl 
» | 9 |5054-04-337-0-01-423 ಮೂಗಳೂರು ಪಂಜಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೂಗೂರು ಡಿ.ಆರ್‌: ' 
154 >| ®]TSPp-District & Other |ಗನಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 15.00 305/2018-19 work completed | 0-40 0.40 
§ § Roads ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
° '$ 5054-04-337-0-01-423 ಸಮಂದೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚನ್ನೇವ ' § ಡಿಆರ್‌: 
135] #®]| ¥®|TSPpDistrict & Other (ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 20.00 306/2018-19 work completed | 015 0.15 
5 5 Roads ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
—- a — [ SS ee 
' ' 5054-04-337-0-01-423 ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಡಿ.ಆರ್‌: 
156 >| © |TSP-Distict & Other [ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 1500 | 07/2018-19 | Work completed | 010 0.10 
3 K3 Roads ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
A — 4 4 
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಹಳೆಯೂರು, 
3) ಸಿ.ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಬಂಡೆ, 
| 3 15054-04-337-0-01-423 |ಸಹಲ್ಲ, ಕೆಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಚೋಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ; 
K 5) ¢ p] » ೪ಪ್ಪ » DRNO- 
ಸ Kf) [) PE 50.00 0,99 0.99 
157 ಳಿ ಫೆ TSP-District & Other ಪಿಲ್ಲಗುಂಪೆ. ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಶಿರುಮಲಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 311/2018-19 Work Completed 
4 3 Roads ಶಿಮ್ಮಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 
೫”! 2೨|5054-04-337-0-01-423 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಭಟ್ರಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ . 
158 #| 3 [Tsp-District & Other [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 8.00 DRNO- | ork Completed] O16 016 
3/3 322/2018-19 
Ke Hu Roads ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
N pe —————— ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ದಂಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ § 
159 #| # | Tsp-Distict & Other (ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 DRNO- | ork Completed] O16 0.16 
WB ಬ , 324/2018-19 
| 5 Roads ಕಾಮಗಾರಿ . 
೪ pe 5054-04-337-0-01-423 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ § K 
166 1% # TSP.District & Other [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 No 4 [Work Completed] 06 0.16 
| 5 Roads ಕಾಮಗಾರಿ - 
— ( | 
pS 2°15054-04-337-0-01-423 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಸಾವಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ § 
161 B| 2 [Tsp-District & Other [ಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 DRNO- | ork Completed] O46 0.16 
3 WB p 323/2018-19 
| %u Roads ಕಾಮಗಾರಿ . § IN 
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ಇರ ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ | ಮರ 
R f) ಸಿ ವಮನ 
ತಸಂ| | & ಅಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು: ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ [್‌ಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ (ಸ್ಟ ಗೊಳಿಸಲಾದ 
rs Mi . ಸಂಖೆ ಹಂತ ಳಲಿ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. 
» kd ಗ 
4 ಗಳಲ್ಲಿ 
| 3 OU SO 
೪”! ಫ್‌15054-04-337-0-01-423 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ರಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ R 
162 #| 7 |TspDistrict & Other [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 DRNO- | ork Completed| 0.16 0.16 
4 {& Roads ಕಾಮಗಾರಿ 326/2018-19 
ಕ್ರ ಕ 5054-04-337-0-01-423 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಡಿ.ಆರ್‌ 
) K ಆರ್‌: . 
163 3 3 TSP-District & Other ಗಾಡಿಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 10.00 297/2018-19 work completed 0.082 0.082 
ತ Roads ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 12018- 
oe I 
ಕ್ರ ಕ್ಷ 5054-04-337-0-01-423 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಡಿಆರ್‌ 
ಆರ್‌; - N 
164 B Kl TSP-District & Other. ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸೆೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 40,00 2987201819 work completed 0.166 0.166 
3] 3 Roads ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ, } 12018 
SS 
8 ಕ್ರಿ 5054-04-337-0-01-423 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ: ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಡಿ.ಆರ್‌: . 
165 B 3 TSP-District & Other ಗಾಡಿಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 10.00 297/2018 9 work completed 0.082 0.082 
9] Roads ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 108- 
[en 
ಕ್ರಿ ಕಿ 5054-04-337-0-01-423 ಬೆ೦ಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಗ್ಗಲೀಷುರ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಡಿಆರ್‌ 
.ಆರ್‌: 
166 kK 8 TSP-District & Other |ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 40.00 2987201819 | work completed 0.166 0.166 
FR Roads ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (018- 
»} > ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಬೊಮ್ಮನ'ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡುಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ~ 
167 | 5054-04-337-0-01-423 [ನಕೀನಹಳ್ಳಿ, ದಡಗಟ್ಟುಮುಡಗು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 5000 DRNO- Work 
ಸಿ|, 4 T8P-Distnict & Other ನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 334/2018-19 | Compleed | | 
5/4 Roads ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
68 | ಔ5054-04-337-0-01-423 [ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ತಪಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 10.00 DRNO- Work 
3| 3 TSP-Distic! & Other |ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರ೦ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ' 333/2018-19 | Completed | 016 
3] 4 Roads p ' 
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§ ಘಿ ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ ಪೂರ್ಣ 
4 ಲ Wi ಇಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ N ಸಲಾದ 
ಶ್ರಸಂ § § ಲೆಕ್ಸ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು _ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾಮಗಾ ಪ್ರಸ್ತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗೊಳಿಸಲಾ 
& - = ಹಂತ ಕ | ಉಡ್ಡೆಕಿಮೀ 
[1 ಸಂಖ್ಯೆ ನ | ಗಳಲ್ಲ 
ಣೆ " OL 
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. (1) ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ। ಪಂ॥ ಮಾರುತಿನಗರ, 
41ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌, (2) ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ ಪಂ ಬಿನ್ನಮಂಗಲ 
೨ 2 |5054-04-337-0-01-423 ದಾಖಲೆ, ವಿನಾಯಕ ನಗರ (3) ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾ। ಪಂ॥ | 
5 5 R DRNO- Work 
169 4 4 TSP-District & Other ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಣ್ಣನವರ ಮನೆವರೆಗೆ (4) ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ 40.00 0.47 0.47 
$1] ನ Roads ಗ್ರಾ ಪೆಂ। ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ ದಾಖಲೆ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ (5) 335/2018-19 | COmpleted 
ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಗ್ರಾ ಪಂ ಇಸುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಜನ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
el —— 
ml 3) 8 IIT ಸಮಂದೂರು ಗಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕುವೆಂಯುನಗರ DR No. Work 
3] 3|TSP-Distict & Other ಟೂೋನಿಯ ಸಿ.ಸಿ. ಕಾಮಗಾರಿ - 20.00 929/2018-19 COmpleted 0.36 0.36 
: J ಖಿ Roads ( 
5054-04-337-0-01-423 _ 
my} | 3 [Tsp.Diric& Other [ಮುಗಳೊರು ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ತಿಂಡ್ಲು ಸಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 | PRN Work 036 | 036 
| % 930/2018-19 COmpleted 
kl 2 | Roads 
— + p 
2] £ 
#'| 8'|5054-04-337-0-01-423 |ಜೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೋಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ DRN Work 
172 ಸೆ 9 | TSP-District & Other [ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆಂಪಗೊಂ೦ಡನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ 50.00 0. or 1.20 1.20 
3/3 Roads ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ 87/2018-19 | COmpleted 
5] 3 ್‌ RA 
L B|% 
RS 4 ————————————— 
w wR ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರೇನಹಳ್ಳಿ, ಪಾಲನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು K 
13 4! |5054-04-337-0-01-423 ಪರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ 4060 DRNO- Work 0s 016 
| 3 TSP-District & Othor [ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ " 853/2018-19 | COmpleted 
[ Roads " ್‌ 
al 3 ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಗಂಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 
2 2 |5054-04-337-0-01-423 ಗಂಗೇನಪುರ, ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ. ಇಸುವನಹಳ್ಳಿ § 
174 5| S}TspDistrict & Other ಗಾಮ. ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಟ್ಟೇಕೆರೆ, 40.00 DR NO- Work 0.16 0.16 
1% snc 7 ಇ fy 856/2018-19 | Completed 
ಫ] ಫಿ Roads ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ p 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


e 
1M ದ 
NL ಫಾ ತಂತ್ರಿ | ಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ | ಯೋಜಿತ ಬಕ 
ಕಸಂ 4] 4 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಸುತ | ಮೀ ಸದ 
ಹ್‌ 9 3 ಹಂತ $ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 
§] ಸಂಖೆ ಗಳಲ್ಲಿ ೫ 
p _ ಸ 
3 Sd 
ಹೊಸಕೋಟೆ ಶಾ. ಸೂಲೆಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ವಳೆಗೆರೆಪುರ ನಂದಗುಡಿ 
Fe [ ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಗಿಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ 
is |" 3 3 [00337-001423 ಮ್ಮನಬಂಡೆ, ಗೊಟ್ಟಿಮರ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೋಳಪ್ಪನಹಳ್ಳ DRNO- Work 
¥ | ¥|TSP-Distrit & Other [ನ್ರಗಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ತಿರುಮಕೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 4000 | 2120519 | Completed 0.74 0.74 
1] 4 ods ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ 4 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
pe 2 |5054-04-337-0-01-423 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾಟ್ರಮರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ w: 
176 % # | Tsp-District & Other |ನಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 40.00 DRNO . Work 0.30 0.30 
3] 4 pd EN; | 917/2018-19 | COmpleted 
$'| 8'|5054-04-337-0-01-423 [ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, R 
177 %| |TSP-District & Other [ಯಲಚಗುಪ್ಪೆ (ಗಿಡದಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 10.00 pi No; Wok Ts os 
3 3 Roads ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 872/2018-19 | COmpleted 
3| 8 iy 
£ [ 
8'| `8'|5054-04-337-0-01-423 [ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪಂಚಾಯತಿ p 
178 § & | TSP-District & Other [ಗ್ಗಲೀಪುರ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು! $0.00 ರ ಬ a | 08 0.08 
y - t 
- ಫೆ Roads ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. mplete 
| kK B 
2. 7. 
3 3 5054-04-337-0-01-423 ಬೆ೦ಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಅಡಕಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯ 4 
179 1 [4 TSP-District & Other [ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 40.00 ಕ § ಎ 4 0.30 0.30 
$ ಕ್ಲ Roads ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 928/201 8-1 mplete 
B 3 WE 
ಕಿ) ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಸೂಲಿಕೆರೆ } ) 
il 5054-04-337-0-01-423 ಬ್ರಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸಬೈರೊಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ DRNo. Work . 
k 4 TSP-District & Other 3 ೬ ಸಮುದಾಯವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 50.00 939/2018-19 Completed 0.76 0.76 
§ § Roads ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
BRE | | 
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4 3 ಘನ ತಾಂತ್ರಿಕ | ಧಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ | ಯೋಜಿತ Ns 
ಕ್ರಸಂ 5 § ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕ ಪಸ್ತು ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ seis 
_ ಹಂ; 4 
bo 3೦ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿ 
8 ಮ 
hn! dl 
ಔೈಿ]) & ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಸೂಲಿಕೆರೆ 
3} 3 5054-04-337-0-01-423 [ಫಂಚಾಯಶಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಹಳೇಬೈರೊಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ಸೆಗಳಿಗೆ ; Work 
| |] 8|TSp-District& Oth ಕ ಗ Be 9 060 | 0.60 
4] Kids 5" [ರಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 940/2018-19 | COmpleted : 
3 ¥ Roads ಕಾಮಗಾರಿ 2 
|B t dl 
5 Improvements to Road from Manchappanahalli Gate 
8 to Cholammanakunte and M. Hosahalli in North y 
pe] 
236 Ku SN n; Taluk. SER 0 
5 g NABARD-24 ROADS 130.00 No.150/18-19 work completed 1.20 1.2 
ನಿ ) py 
k ಹ ಷ್ಠ Improvements to Road construction of CC drain 
3 [= j joi DR No WORK 
237 F & INABARD-24 ROADS from Thammenahalli road to join Acharya college 100.00 1.50 1.50 
8 2 ; road via Shanthi Nagar in North Taluk. 337/2018-19 | COMPLETED 
[a ೧ 
|e 
&) Sy Improvements to Road from BAB road to DR No WORK 
238 Fl 3 INA 8 A p f 1.50 
2 ೫ i RODS Shivanahalli road in Anekal Taluk. 100.9 340/2018-19 | COMPLETED 50 ೨ 
ಹ 'ಷ Improvements to Dommasandra main road to - p 
ದ್ರ [yl ( 
239 2 | SINABARD-24 ROADS |Muttanallur, Sammanahalli, Sollepura, Handenahalli | 100.00 |, ರ 5 eb Ali 1.50 
“| \Road in Anekal Taluk. al Prog 1 
| Improvements to road from SH-35 (Sidlaghatta 
ತಿ ಸಿ Hosakote-Ancekal Road) to Thammarasanahalli DRNO 
240 | ¥|NABARD-24 ROADS [Chicknahalli MDR via Dyavasandra Cross, Anupalli | 100.00 ] work completed, | 2.65 2.65 
Ke] KD F 336/2018-19 
J] [es \|Cross, Balenahalli Cross, T. Agrahara Cross- 
Phase-1 (Hosakote Taluk) 
————————————| = — 
5 5 Improvements to Road from SH-74 to Honnavara- 
8) F Purushanahalli MDR via Uddichikkanahalli. DR NO Work 
241 |) GN _ ಗ 2. 2.30 
3 5 NABARD 24 ROADS |(Doddaballapura Taluk) 100.00 34/2018-19 Completed, 30 
=] hi 
|] & 
ಷೆ ತ್ವ Re Construction of Bridge At Ch 4.29 and Ch. 4.97 k 
3 #|  $INABARD-24 km on road Passing Through Nelamangala Town DR NO. Half portion of 
&|] & BRIDGES (Old NH). (Nelamangala Taluk) 940 [noIs-19.| ICES Work 
KE 3 - | completed 
2 
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® - | ವ 
ky) ಎಸಿ - PON ಹೊರ್ಣ 
pe] ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ | 
4 fe ಮ. ಗೊಳಿಸಲಾದ 
ತ್ರೆಸಂ| | § ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಇನಗಾರಿಯ ಸ್ತತ ದ್ವ &ಮೀ ಗೊಳಿಸಲಾದ 
[7 p ಸ ಠಃ Ns 
|) [3 ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲ | | 
( ಜ್ಯ ಜ್ಜ Construction of Bridge at Ch. 9.20Km of Road from Bridge work F ; 
243 ತ್ತೆ EF NABARD-24 NH-7 to Join Mayasandra (Devanahalli Taluk) 102.00 SER completed, 
KN $ BRIDGES ” No.192/18-19} approach work 
KO 
ದಿ [= under progress 
ಷೆ ಷ್ಠ Construction of Bridge at Km 11.30 of of - — 
244 |) &|NABARD-24 Devanahalli-Channarayapatna-Teneyur Road in 75.00 DR NO. | Abutment Work 
3 $ [BRIDGE Devanahalli Taluk. ’ 153/2018-19 | Under Progress 
OST - Na [SN 
3 Fa Re-Construction of Bridge at km 2.80 and } T Bridge work , | 
245 ಫೆ [3 NABARD-24 Improvements to approaches of Road from TNAP to 900 DR NO. completed, 
& & BRIDGES Tumkur Border via Shivagange in Nelamangala k 164/2018-19 | approach work 
3 3 Taluk. | under progress 
246 | 3 3 NABARD-24 Construction of Bridge in Avalahalli, Bairathi Road DR NO. — 
ತೆ ಸ , 50.00 .| work completed 
೫ A [BRIDGES near Adhuru village. (South Taluk) - 156/2018-19 
_ Construction of Brdge across nala between Ku i 
247 E KE NABARD-24 Keregudadhanhalli and somashetihalli in North 46.00 DR NO. work completed 
z| Zz [|BRIDGES 338/2018-19 
Taluk. IR I 
IN § Construction of Bridge at Ch: 3.80 Km Ramohalli to _ . 
248 §| .& NABARD-24 Maligondanahalli via Kengerei-Tavarakere jion road 99.00 DR NO. WORK 
8] 4 |BRIDGES ಹೆ 8 J 343/2018-19 | COMPLETED 
in South Taluk. 1 
_ } Construction of bridge @ 12.50 km on Byatha-RM | 
5 51 _ 
249 §| & NABARD-24 road via indo Danish Hesaraghatta farm in North 80.00 | 339/2018-19 | °K Slab work 
p4 2. |BRIDGES under progress 
Taluk. 1! _} 
ಒಟ್ಟು 5927.78 79.57 | 78.07. 
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ಎಥಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾರಾಯಣಸ್ಥಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 54(348)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು 


R ಎರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
WwW 
5 Ko ¢ ] ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ. MO Moi 
ತ್ರ ಸಂ] 4 §& ಶ್ವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ೪೦ಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ |” ಪಸ್ತೆಕ [ಬುಡ್ಡ ಮೀ 
ಣ್‌ ಣ್‌ ಹಂತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 
8 g ಹ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ 
_ 4 7 [3 9 10 
2018-19 ನೇ ಸಾಲು ಭಾಗ-1 
p py 5054-03-337-0-17- ಚಿಂಗಳೊರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಬಂಡ್‌ ರಾಜ್ಯ 
91 ೫  ['54(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ |ಹಿದ್ದಾರಿ-39 ರ ಸ:9.50 ರಿಂದ 13.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ, SRN 
¥ ಜ್ಯ ಪದ್ಧಾ ದ್ದಾಃ :9, ಮ K ಸ್ತ ೈದ್ಧಿ CER No. 
1 3 ರಸ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - MA 300.00 | 4y2ors-19 | Workcomplciod | 3.90 3.90 
0 ಸುಧಾರಣೆ 
8 ಈ ಮ > [Improvements to Road from Gollahalli Hcsaraghatta 
[42 ಹತು ಇ ್ಗ; Pe ಸ್ನ k x Wen 5. 
2 158 3 CA nad ರಸ್ತೆಗಳ [ad to join Nruthyanrama from Ch. 1.00 to 5.80 Km in | 400.00 ps ps ಸ: Under | 480 
3 ® ke Bangalorc North Taluk. 71296 | 1 14(MY2017- rogress 
FN TTI Tಾಗತೊರು ಉತ್ತರೆ ತಾ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಮೌರ್ಷದಂದ ಕೋಟೆ T 
pe , ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಚ್‌ಟಿಬಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 
೫ ಂ § { 
3/1 38 p: ಸುಧಾರಣೆ 5:00, 7.00 ರಿಂದ 9.50 ಮತ್ತು 10.50 ರಿಂದ 11.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ | 350.00 CER No. Work completed | 7.40 7.40 
( \ 2 " 29(M)/2018-19 
pl & ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
[3 pr ಲ 
Ke 
3 TNT ಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ರಸೆಯ ಸರಪಳಿ 7 
| 3 ಜಲ್ಲಾ ತುತ್ತು ಇತರೆರಸೆಗಳ [50 ರಿಂದ 96 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸೆ ಅಬಿವದಿ ಕಾಮ ಸ.ಬಆರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ. 
4 ¥ $ p ಧಾರಣೆ " § | k 5 ಮೀ ಸ್ತ ಅಭಿ ೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 75.00 (26(S0)/2017-18 Work completed 1.10 1.10 
3 - | 
8 [0037-005 - ಬೆಂಗಳೊರು `ಉತ್ತರ'ಈಾ. ವ್ಯಾಸ್ತಿಯೆ ಮಾಕಳಿ ಯಡ್ಮಾಳು EY ಖ್ಯ If 
ಎಸ್ಸಿ] 8 [ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ CER NO: 115 
5 ಸ್ರ ಫಿ [ಸುದಾರಣೆ 3 . % KY 150.00 QMAVI2017-18 Work complctcd 1.75 1.75 
K 4 77977 
kel SR 
a F T-——ಗಾರ ಇತ್ತರ ತಾಪ್‌ ಹಡ್ಮಾಪ ಪಾನ್ಸ್‌ ಗನಾಾಷ್ಯ” 
pe ತ್ತ ಸ್ವ 
v ಔ [ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಗೆಗಳ K ಪ p : 
618) ee ಸ; ರಾಮಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ. ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 75.00 | PWDISSHFA2 | ork complcicd 1.20 1.20 
£8|4 ಲೇಔಟ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 78054 Ol ) ) 
ಫಿ 10.10.2017 
hn fs USS ಗತರ ಹತ್ತರ ತಾ ಸಕನಹಳ್ಳ 'ಮುವ್ಯರಸಯ7 ನ 
ks) ಔ  |ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ y ್ಸ ೦. 
71888 ನ er ಸ ಕಿ.ಮೀನಿಂದ ಗಂಗೆಯ್ಕನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 100.00 | 208/2018-19 | Workcomplted | 1.00 1.00 
| & $ 4 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸ0.00 ರಿಂದ 2.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ dt:24.11.2018 
lass a aA ME 
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ಮ — — 
@ ps k ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಗಾರಿಯ ಪಸುತ | ಯೋಜಿತ Rok i 
[ಕ್ರ ಸಂ 3 & 5 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾ ಉರಿಯ ಪಸು ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ i Wy Ni 
[3 F1 ಫ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ks ಳಲ್ಲಿ 
RN "3 | - — 
SOIT ANTI ಗಳೊಡು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹಸರ ಹೋಬ ರಾಜಾನುನಂಡ್‌ 
| ಕಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆಗಳ | ಮಧುರೆ - ಅರಕೆರೆ - ಬುಡುಮನಹಳ್ಳಿ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ಥೆ DR No. 
[Y ಶೆ ಶ್ರ ಔ ದಾರಣೆ ಅಭಿವದಿ > 100.00 154/2018-19 Work completed 4.00 4.00 
$ ಇ 4 ೪% dt:14.11.2018 
Fy RTS ನಗಳು ಪತ್ತರ ಈ ಕಾನಾನ್‌ ವಾಧಕ ಹಾವ್ಯ 
Rs) [] ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಪುರ -; ಪ. ಜೌ RN 
9 3 1 p] ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಟಗಲ್‌ಪುರ 'ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 200.00 SER No. Work completed 2.50 2.50 
£8 § ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 110/2018-19 
B 
SST IANS ನಾಗನೂರು ಉತ್ತರ ಠಾ ನವಾಷರ್‌ ಮಾದ ಮಾಡಾಷ್ಯ್‌ Ne — 
1b {yl} ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಜೈಯಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರಸೇರುವ ರಸ್ತ 10000 | re k alos | 08 
pod 8 [ಸುಧಾರ! Wy RN > | - Work complet A .8¢ 
3 2 3 ಸಃ3.00 ರಿಂದ 5.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ AS 112018 
TG gS ಚೆರಗಳೊರು `ದೌಣ ತಾ``ಬ.ಎ೦ಕಸ್ತೆಯಂದ ಕಂಪಾಷಾರ 
33 % [ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗ ಕಾರುಬೆಲೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ನ CER NO: 
8B pa ನೌ A « « - v 5) ) 
14 kK $ ಸುಧಾರಣೆ 74890 ದ್ಧಿ 300.00 96MY2017-18 Work completed 2.60 2.60 
ಚ 
ಕಿ p Wi RS — | Improvements to Road from H. Gollahalli-Karabelc to 
he Ni ಲ್ಲಾ ವ ಇ 3 p RN: 
12 [4 4 IW Ka ರಡ 3 join Kumbalgodu- Thataguni road from Ch. 0.00 to 500.00 MN g | Work completed 2.50 2.5 
ಫೆ 3 2.50 Km in Bangalore South Taluk. 70975 ” | 
SOIT NAS ಗಳಾದ ಡಣ ತಾ ಕುಂಬಳಗೋಡ್‌-ದೇನಿಗಕಹಯಂಡ 
ಟ್ರಿ 3 [ಕಲನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ  |ಹೆಮ್ಮಗೆಪುರ, ದೊಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯ ಅನೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ RN 
13) 8 | ರಾರ ಹೆಚ್‌.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ4.50 ರಿಂದ 860 ಕಿಮೀವರೆಗೆ | 250.00 | 19 | Workcompleed | 410 | 410 
& 4 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿಮುರ) 
SSNS ಳೂರು ದಕಣ ಆಗ ತಿಷ್ಟೊರು-ಸ್ಲಾಹ್‌್‌ ಸವಫಾವಕಹಕ್ತ } | 
ಕಿ 3 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸ:2.60 ರಿಂದ 7.60 SER No 
WN K - 
14| 3B 4 ಧಾರಣೆ ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 200.00 | 40/2018-19 | Work completed | 2.45 2.45 
4 % (ಜಿಮುರ) 87711 27.11.2019 
LT — 
£ ” ೨೦54-04-337-0-01-154 - ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ರಸೆಯಿಂಡೆ ಚಿನ್ನಕುರ್ಚಿ 
51 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ 3 - _ NON SER No. 
15| 3 4 SNR ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ದಿನ್ನೇಪಾಳ್ಯ - ಬಾದೆಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಸ:5.50 ರಿಂದ 150.00 | 39/2018-19 Work completed 2.00 2.00 
Ke: % 7.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ) 87713 4:27.11.2019° . 
I LL 1 OS 


-3- 


8 ky id ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ T sus ಪೂರ್ಣ 
8 
ಕಸಂ 8 148% 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾ | ಕ್‌ನಗಾರಿಯ ಪಸೆನ ಧ್ಯ ್ನಮೀ Me 
[ [| ಫ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಲ 
~~ — TIT ರಗಳೊರು ದಕ್ಷಣ ತಾಗ ಬೆರಿ ಗಳೊಹ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
6 ನಲನ ಮೆತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಹೊಮ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದಾಸನಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 'ಎಲೆಕ್ಟಾನಿಕ 
ಕ| ಸುಧಾರಣೆ ಸಿಟಿಯ ವಿಪ್ರೋ ಗೇಟ್‌ ನಂ. 5 ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0೦ 
6} 8 8 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 825.00 CER NO /2018- Work completed | 5.00 5.00 
ಸ ್ಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
B 
[L. J 
eI ನರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌ಡೆಚ್‌-7 ರಂದ ಹಳೆಮಂಗಲ TT 
$ ಥ್‌ Ws ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಎ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ CER NO 
3 8 ಸುಧಾರಣೆ ಅ KOR i 
17 & 4 4.50 ಮತ್ತು 6.00 ರಿಂದ 12.03ಕಿ.ಮೀ “ಇರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 400.00 34(MY2018-19 Work compicted 10.53 10.53 
Pp 3 
— pt ಯ 7 - —+— SS 
$ MA "= \Improvements to Road from Sarjapura (SH-35) to 
ಥಿ ಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ವ Varthur via Ittagur Jathakondanahalli from Ch. 0.00 to CERN 
19 2 [ಧಾರಣೆ 8 Ma -R No. Work completed \ X 
Bg [ಾ್‌ಾ 4.60 Km in Anckal Taluk 67102 (Onc time 499.50 | 2207-18 | Wo completed | 460 | 460 
development) 
r » SET NTI ನೇಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಮತರ "ರಸ್ತೆ ಸರಪ್‌290ರರಂದೆ 
[ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ" [360 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿ ವೃದ್ಧಿ SER NO: 
4 } ಿ ಸೆ ,60 ಕಿ.ಮೀ ಸ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. IR NO: R 
19 $ ಸುಧಾರಣೆ i 0) 125,00 12212018-19 Work completed 0.70 0.70 
—— T= BAST RE Ro ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ — 207 i 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಸ್ತಮೇತನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾಗನಾಯಕನಕೋಟೆ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿಕೆರೆ 
3 ಚು ಸುಧಾರಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
4 Ky (81158) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207 SER No: 
20| 3 ಮಾರನಗರೆ, ಗುಂಡೂರು ಕಾಲೋನಿ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 120.00 | 642019-20 | Work completed | 3.60 3.60 
pT 
| Ki ಶಿವನಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ್ನ ದ್ಧಿ) 
nd. dl 
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Wm ಪೂರ್ಣ 
ಸ Kia ಅಂದಾಜು - ಯೋಜಿತ 
4 pal [rf ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಳಿಸಲಾ 
ಕ್ರಸಂ] 4 § 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಶಸನ ದ್ದ 8ಿಮೀ ಸಾ 
[53 ¥ ಫ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ks ಲ್ಲ 
(LN ee _ 
2 STE ಕೋಟ್‌ ಠಂ ಅಸಗೊಂಡನಹ್‌ಯ ರಾಜ 7 ನಡ - | 
3 ಇ [ಜಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ` [ಮೂತೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ CERNO 
ಸುಧಾರಣೆ ನ SR NO- 
21 | | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 60.00 | 2gg201-18 | Workcomoleed | 150 | 150 
AS 
ಇ 9 po ಹೊಸಕೊಔ3ಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 95 ರಿಂದ ಕೂಳೆತೂರು , 
3 ಜ್ಞ" |ಜಿಲ್ಲಾ'ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳ PN | N RN. 
»2| 3 3 [ಲಾಮತ್ತು ಸ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 4 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 | 1000 | CERO Work completed | 265 | 265 
4 4 ಧಾ ರಿಂದ 2.60 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 129(MY2017-18 - 
ಜಿ 
Rg [3 5054-04-337-0-01-754 ಹೊಸಕೋಟಿ ಐ ನಿಡಘಟ್ಟದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 75 CER NO - 
23 4 pl ki 3 |ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಸರುವ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 75.00 1300My/2017-18 | Work completed 1.95 1.95 
1 ಸುಧಾರಣೆ B ~ He ; 
— 5054-0433700 TTಕೋಡ Fol ಚೈಲಸರಸಾಪಾಕನಂದ ಇಂದಿರಾನಗರ, — 
ಚ ಇ [ಜಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಹುಳುವನಹಳ್ಳಿ, ಓಬಳಹಳ್ಳಿ, ಮೋತಕದಹಲಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ CERNO 
3 [ಸುಧಾರಣೆ _ ‘ ಸೆ ು NO- i 
24 p # ” ಹೆದ್ದಾರಿ 82 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 120,00 1310MY/2017-18 Work completed 3.20 3.20 
$13 ಅಭವ್ಯಭು 
pe 3 SITS TT ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರ "207 ಕಂಡ 
[4 _ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳ pe ಸೀತಿ ಸ 3 _ 
235) 3 5 MNS ಸ ಸಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ವಳಗೆರೆಪುರ ಮೂಲಕ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 100.00 CER NO Work completed 3.50 3.50 
k 4 ಧಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 132(MY2017-18 
k . 
TSS ಕಾಟಿ ಠಾ ನನನ್‌ ನಾರ್‌ ಹಾಡ 
SE ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 82), ಭೀಮಕನಹಳ್ಳಿ, ಬೇಗೂರು, 
py] ೪ ಸುಧಾರಣೆ ಬ : 
& ಕರಾಜಪುರ, ಇ- ಮುತ್ತಂದ್ರ, ಎಂ, ಸತ್ತವಾರ, ಹಸಿಗಾಳ ಮೂಲಕ CER NO - 
೫ 3 W ದ C i 
26| ೪ % ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 207ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 959 [33001718] O¥ complied | 910 | 9.10 
1 k (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
§ ' pS 
gE TET ಕಾಡೆ ವಾಗ ತಾರ್‌ ನ್‌ಕನ್ನ ಮುಖ್ಯ"ಕಸೆಯಂದೆ | 
% § [ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳ $ಅಗೇಣದೆ PN KS _ pe ಜಿ K CR NO. 
27 4 ಷೆ Wb ಸ ಗಣಗಲೂರು ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 207 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 164.00 Mu ig | Work completed 5.16 5.16 
4 K: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (My) - 
[ee | 3 TAN TT ಕೋಡ ತಾಗ ಮಾಗವಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ"ಹೆದ್ಧಾರಿ ಕನಡ Tr 
ಕ್ವ ಸ [ನಲ್ಲಾಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಕ್ಷಂಬಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು CER NO- 
381% 1S [on ಕಲಬಲಗಾವಡನ ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ 66.00 |S nn16| Workcomplecd | 165 | 1.65 
4 4 ದ್ಧಿ) 
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ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 


'ಸೆಲಮಂಗಲ 


ನೆಲಮಂಗಲ 


ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 


[2 


[-) 


kr 


ಹೆ ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಷೇತ್ರ 


ಎಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಮಹದೇವಪುರ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


S054-04-337-0-01-154 - 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-04-337-0-01-156 - 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ 


154(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಸುಧಾರಣಿ 


S054-03-337-0-17- 
154(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಗೇ ಟ್‌ನಿಂದ ಕನ್ನಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ - ವಡ್ಡಗೆರೆ 
ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ ದ್ಧಿ (ಸೆ. 0.00 ರಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ (ಸೆ. 2.00 ರಿಂದ 2.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 


ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


ನ'ಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಕುದ್ಧಾರಿ-74 ರ ನಲಮಂಗಲ 
ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಪುರ ರಸ್ತೆಯ ರೈಲ್ಲೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದಿಂದ 
ಅರ್ಜುನಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಗಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ 'ಕಲ್ಲಿಸುವ ಯೀಣ ರಸ್ತೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಭಾಗವ! ಸರ್‌ ರಿ 


104) ಸರಪಳಿ 8.40 ರಿಂದ 12.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-104) ಬೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮದಿಂದ ಕಣ್ಣೂರು ವೃತ್ತ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸೂರು ಬಂಡೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.8.40 ರಿಂದ 12.60 
ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹೊಸಕೋಟೆ. ಕಾಡುಗೋಡಿ ಮುಖಾಂತರ ' ಆನೇಕಲ್‌ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಸ.16.58 ರಿಂದ 21.58 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ ದ್ಧಿ. 
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ಭಾಗ $1 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು. (6509. 50; 


ಕಾಮಗಾರಿ ---- ಚೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಶಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಂದಿ ರಸ್ತೆ 


CER No. 
139(MY2017-18 


CER NO- 
221/2017-18 


SER No. 66/19- 


CER No. 
31(MY2018-19 


CER 
No:5(My/2019- 
20 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


Work completed 


wm N ಮ 
ky py 2 ಪೂರ್ಣ 
@ ೧7 k ' ಈ ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿಕ ಸರ 
ಕ್ರಸಂ] $ | 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾ | ನಗಿ ಪಸ ಮ | ಗಳಸಲಾದ 
§ 1 ಫ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ RN 
[i K SN 
FST ದೌವನಹ್‌ ಸನಗಫಾಹ್‌ ಸಾನ ರಸ್ತೆಯ ಸರ್‌ | ್‌ 
ಕ್ಸ್‌ | [5ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ [ದಂದ 38.00 ಮತ್ತು 52.90 ರಿಂದ 56.40 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ 
7 ¥- ಹ = ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-104) 700.00 | 740M! 2018-19 | TB @SE Offic | 2.70 
3 ¥ ನ್ಯ 
Kl Je | L 
7 5 [OASIS TT ಡ್ನಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ.`ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಾ | 
pS ಇ |54(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ |ರ್ರದ್ರ 28,00 ಮತ್ತು 32.80 ರಿಂದ 35,20 ಹಾಗೂ 36.60 ರಿಂದ ME 
ರಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - CER No: complcted, roa. 
pcs ಗ ಜಿ po) ಆ 4 ಸ 1 pA 
FS We 37.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 345.00 27M)/19-20 | Fumishing Work | 6-10 6.10 
Ki 4 y undor progress 
5 [04-03-33 TOIT ನರವಮಂಗಾ ಪ3ನುಘನಾಡ ರಾಜ್ಯಗಡಿಯಿಂದ ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ 
Ko) ಇಂ |ನ6(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ |ರ್ರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 3 ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ 4 Asphalt work 
Es ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಶಿವಗಂಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ಕ್ಕೆ a rien 
ಪ್ಲ 3 4 ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲ್ಲಿಸುವ ಲೂಪ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ ವ್ಗದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ “| under progress 
y SOTTO So ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ-4"ರಂದೆ 
» 
ಸಾ| 8 [ಜಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಂದರಾಮಯ್ಯಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ನಗರೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ SRN 
61S [cs & ಸಾಳ್ವ ಈ ಛಾ 180.00 | SERN. | workcompleed | 100 | 100 
535] ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ, (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 109/2018:19, 
3 
FX 5054-04-337-0-01-154 - [ಬೆಂಗಳೂರು "ಉತ್ತರೆ ತಾ.`ಬ್ಯಾತೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಂಡೋಡ್ಕಾನಿಷ್‌ 
_ 2 ನು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಫಾರಂ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜನಕುಂಟೆ ಮಧುರೆ ರಸೆಗೆ - 
[ಸುಧಾರಃ ನ fe a % 
$ ¥ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 12.20 ರಿಂದ 14.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 200.00 Bs Work completed | 1.80 1.80 
i 3 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಬ ಸ — 
8 TT ಪತ್ತರ ತಾ ನವಂಷಡ್‌ ರಸೆಯಂಡ್‌ಮಾಚೋಷ್ಸ್‌ 
1613 [ಕಲನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಗಸನತತಲ ಕಿತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಸೇರುವ SER No. 
K1 ೫1 B ಸುಧಾರಣೆ ) 4 140.00 Work completed 
5513 ರಸ್ತೆಯ ಸ ಪಳಿ 460 ರಿಂದ 5.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ನ ದ್ಧಿ 33201920 
B g 
8 5054-0433703 oಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಷೆ-4' ಕರಡ್‌ ಅಲೂಹು 
- 7S 1] 4: p 
KEE: pe ಕ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಳ [ಗೋವಿಂದಪುರ ಬಿಳಿಜಾಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಸೇರುವ 300.00 CER No Work completed 
5ಠ 13 ಘ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸ.2.50 ರಿಂದ 4.70 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 36(M)/2019:20, 
Bo [_ : 
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RS 3೫ - 


m r— 
W 3 Tt ಫೊ ತಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಬಿತ Pr 
ಕ್ರಸಂ! 4 $ 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ನ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ | ದ್ದ ಮೀ 
[ ¥ ಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ pa 
L «3 3 | |. | CE 
p IT Tರಗತಾರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಜನಕುಂಟಿ ಮದುರ ರಸ್ತಮರದ 
3» ಮತು ಆ ಕ pe iR NN 
0 3m ಹೆತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಹನಿಯೂರು ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.80 ರಿಂದ 480.00 CLRNo Work completed | 420 420 
8 [ತ್‌್‌ ದಾ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ . 38(M2019-20 
kK 
A CTT ಕೂದ ಉತ್ತರ ತಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಪಾನ ರಂಡೆ y lp 
5 ಸುತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ K wi Mo , 
11 3 | pa ಇಇತರ.ರಸ್ತಃ ಚಿಕ್ಕಬಿದರಕಲ್ಲು ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಗಂಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾಚೋಹಳ್ಳಿ | £0.00 {PR No.20/2019-| gk soiipleted 130 136 
_§6|8 ಧನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 20 
ಚಿ & : — 
FN SRT NTT ಘಟ್ಟ ಸ್ರಾಮೆದಿಂದೆ ಅಜ್ಜೇಗೌಡನವಾಳ್ಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ತ್ತಿ ಶ್ರ [ಕಲಾಹುತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [ಸ್ಫೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
12| 8 & ಸುಧಾರಣ ಕುದುರೆಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಆಚಾರ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 80.00 PR ಸ Work completed 2.30. 2.30 
$ » ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
§ k K] - ಲ 
KN y 
7 SENT TNT ಹೆದ್ಧಾರಿ-39 ರಂದ ತರಬನೆ್ಗೌ' ಮಾರಮ್ಮ'ಡೇವಸ್ಥಾನದೆ 
oN ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಬಳಿಯಿಂದ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಾಗೂ ಆರಕೇಶ್ವರ 
8 A ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಡಶಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ | | 
13 8 ¥ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 60.00 PR a Work complied | 0.83 0.83 
3 p ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ; 
§ kl 
EWEN | SRT ಗ್ರಾಮದೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತ ಎಂಆರ್‌ಸಿ | | 
w 'ಃ R 
14 § ¥ % ಶ್ರ ಮ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 40.00 DR A Work compltcd 145 1.45 
3 ಾ 
[ ¥ 
ke PO se 
po 5054-04-337-0-01-154 ಕಾಲತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ } 
8 ಇ [ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ - ಕೆಂಹಾ 
kl ಬ 4 is. el ಹಾಗೂ ಕಾಲತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ - ಕೆಂಪಾಪುರ ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿ 40.00 |DRNo.12/2019- Work completed 130 130 
5 8 pl ಧ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು 20 
B & ಬಾರಿ) - K ; ತ 
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— 
pa [sy ped [8 ಪೂರ್ಣ 
$ bp 4 ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಗಾರಿಯ ಪ್ರತ | ಯೋಜ [ಟನ 
ಕ್ರ ಸಂ| 4 § 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅ೦ಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೌ ಗಾ ಕನಿ ಉದ್ದೆ ಕಿ.ಮೀ ai MA 
R [1 6 ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ FLEE: 
[73 Ke — 7 Set 
—r TTS ಾಜನಪಂಟ ಮಧುರ ಕಸ್ಸಮಾರ ಸಾನ್ನಾನಷ್‌ ಗಾವ [ನ್‌್‌ 1 
ಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
$ ® ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸೊನ್ನೇ ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ” ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 
ig 8 ೫ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ, ರೈತರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ TE Work completed | 170 | 170 
ಫೆ 3 ಕೇಂದ್ರದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
5 ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
J 5054-04-337-0-01-754 — ಕುಂಬಾರೆಹೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕುಂಬಾರಹೆಳ್ಳಿ ಕಕ ಫೋಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಬಂಡ್‌ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-39) ಸೇರುವ 
v ಸುಧಾರಣೆ ಜ್‌ 5 
py » ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಜಯಘಟ್ಟದ' ರಸ್ತೆಗೆ 
ಇ ಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ DR No. 18/2019 
17 3 - ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 2 Work completed | 260 | 260 
¥ 4 ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
Ki 
504-03370057 ಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಗ ಗೋಪಾಲಕ ಸ್ರಾವದ 'ಗೊಲ್ಲಹ್ಳ್ಳಿ- } 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ |ಫಸರಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯರಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಖೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹೆಸರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
SN ಕೆಂಗೋವಿ ಕಾರ್ಲಾನೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
° ಫಿ ಮೂಲಕ ಗೋಪಾಲಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ, ಗೋಪಾಲಪುರ sip 
18) | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ “| Work complied | 810 | 810 
Z 3 ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಹೆಸರಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
[6] 
Kk ಬಾಲೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
si — ವ 
% WEE TES SETS ಉತ್ತರಾ ಮಾದನಾಹಾನಷಾರಾಡವರ ಮುಖ್ಯ | 
@ ಶ್ಚ [ನಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗೊಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. 
3 [ಸುದಾರಣೆ ಒಂದು ಬಾರಿ SER No. 
19 k: % ( ) 52/2019-20 Work completed 0.50 0.50 
5 3 
ಚ ನ 
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kA) pe ಅಂದಾಜು ತಿಕ H ಯೋಜಿತ ಸೂರ್ಣ 
pe: 5 4 ತಾಂತ್ರಿ ಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೊಳಿಸಲಾದ 
4x0 § [8 5 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾಾ | ನಗಾರಿ ಪ [ಧ್ರ ನಮೀ | 
| F3 ಫ್‌ 4 ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ, ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ 
[kl 2 ನ್‌ 
8 STINT ಗತೊರು ಹತ್ತರ ತಾಃ ಮಾದನಾಹಾಕನಹ್ಸಇಡಬಗೆರೌಮುಖ್ಬ 
3B ನಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ K y ಶ್ರಿ - K 
20 $8 8) ಗ bir ತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ದಸ್ತೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಿರುಮಲಾಪುರ-ಮಾದಾವರ 50.00 RNs Work completed | 2.00 2.00 
§8 4 1 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
3 S| 
FR TANT ಗಳೊಡು ಉತ್ತರ ತಾಃ ಅಂಚಿಪಾಳ್ಕ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಂದೆ 
3 ಸ [ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸಗಳ [ಪಂಚಮುಖ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಮಾಯಣ್ಣ ಲೇಔಟ್‌ 
| 8 % ಸುಧಾರಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೋಟದ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 50.00 [PR ಹ Work completed | 1.50 1.50 
$ 4 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
£ Ki ಹಿ (RES 
B 5052-08-387-0-01-154 - ಬೆಂಗಳೊರು ಉತ್ತರೆ ತಾ॥ ಸಿದ್ಧನಷಸಹ್ಳ್‌ 4ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ 
3 ಕಾ ಇ ್ಞ [3 ರ್ಯ. Ni ks, 
2 5% % kA le ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [3ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 PNET work completed | 0.70 0.70 
§8 | ಥ್‌ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
B A ER FO 
Kp SE 7 ಫರಗಕೂರು ತ್ತರ ತಾಗ ಸೈಸ್‌ ಕಸ ಸ್‌ಪಷಹನಡ 
3 ಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಫು 4 _ 
2314 § ko PER ತರೆ ರಸ್ತ ಗಂಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೈಲಕೊನೇನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ 50.00 WRG 1dR9 Work completed | 0.90 090 
RE ಫಾ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
EN [i SR — 
es TNT ನರಸಾಗರದಿಂದ ಹೊಡ್ಡಬೆಬ್ಬಹ್ಗ್‌ವರಗ ರಸ್ತ" ಹಾಗಾ 'ಚರಂಡ BRNG21/2019 
[i] ತ RN My 
24 ¥ $8 ನುನ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ 'ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 60.00 Hi Work completed | 0.50 0.50 
88 ರ 
A TT ಗಾರು ಪತ್ತರ ತಾಗ ಯಮರಪಂ ಹೋಬ ವಾರಸಾಗರ Ww 
1g ಜೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಹೆಚ್‌ ವೃತ್ತದಿಂದ ತಿರುಮಲ ಢಾಬದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
5 ಈ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ 60.00 [DR No.222019-| ork Raia 325 325 
23) ಸೇರುವ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಂದು 20 
[3 § ಬಾರಿ) 
ಇ 
fd 9 [OTST TS ಕೂರು ಉತ್ತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುಕೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಮಾವ್ಯ N 
"ಇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳ 4 ಸಮಿ ಖಿ RN KA 
26 | § Wy Fe ಸ ರಸ್ಗೆಯಿಂದ ಸೀಗೇಬೇಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಲಾಪುರ - ಚಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 495.00 CER No Work compltcd 6.00 6.00 
ES ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಂದು ಬಾರಿ) 31(M)/2019-20 
ಇ ) 


Page 9 of 45 


yy K ಸ ವ 
@ ಫಿ Rs ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ ge | 
ಕಸಂ] $ § : ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ie ಪಸ್ತತ | ುದ್ದಕಿಮೀ pc 
3 ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ 
£ k; bX ಚೈ ನ ಗಳಲ್ಲಿ 
TTS TT TRIS ದ ತಾ. ನಾನಾನಾ [x = Sr 
HR 
ಟ್ರಿ 3 pe ಮಕ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 275 ರ ಕಿಮೀ 20.50 ರಸ್ತೆಯಿಂದ geo Fonriitior work 
27| B § ಗಾ ಕಂಬೀಪುರ-ಕಾರುಬೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ 350.00 32(M)/2019-20 completed, Bridge | 2.00 
$ 4 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ, ದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ¥ y work under progress 
K ENS Re 
: SET NIಗಳೂರು ಡ್ಲೌಣ ತಾ. ರಾಷ್ಟೀಯ ಪೆದ್ಧಾ್‌3 | 
ಯ [ಜಲಾ ಬುತ್ಸು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಗ್ಗಲೀಪುರದಿಂದ ಚಿನ್ನಕುರ್ಚಿ “ಸರುವ ರಸ್ತೆ ಸ್ಥೆಯ ಸರಪಳಿ 3.50, 
4 4 ಸಾಧಾರಣ ವ ೦ಂಬ"ಕರಕದ ಮಡ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಶಾಖಾ ಮಠ SER NO: 
CA ನೃದ್ಧಾಶಮ ಮತ್ತು ಗೋಶಾಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ME nies. EEA; 200 200 
ಚ k ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
e 5054-04-337-0-01-154 - |ಬೆಂಗಳೊರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂಬೀಪುರ ಮತ್ತು yf 
¥' | ಸ್ಸ [ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [ಕ್ರಾರುಚಿಲೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಜ್‌.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ನ 
2| § ಸ 3.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 180.00 lakhs Bi 
2 § ಸೇತುವೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ submitted, LOC 
KN Awaited 
EB ವ 
5054-04-337-0-01-154 - [ಬೆಂಗಳೊರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಚುಂಚನಕುಪೆಯಿಂದ — 
ಜೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುರುವೇಬೋವಿಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಸರಪಳಿ 5.50 
8 ಸುಧಾರಣೆ 
ಫ್‌ p ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ((oW) 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ಮೋಳಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ SER No 
30| 2 3 E ಸೈ ಗ "200.00 pi Work complcied | 3.0} 3.00 
$s | ಗುಲಗೆಂಜಿಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಗೇರಿ ತಾವರೆಕೆರೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 901201920 | 4 
K $ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಔಘು 
— 3 SOTTO ದ) ತಾಸೆಟ್ಟಗರರಾವ್ಟುಗೋಡ್ಡುಾ ಎನ್‌ ತ್‌ ಸಾಹವ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಟೆಗಳ ರಸೆ ಸರಪ 0೦ ರಿಂದ ಕಿ. ಮೀವ sR] 
313 ke 4 [ಧಾರಣ os 0.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ಯ 350.00 i Work completod |' 650 | 6.50 
Q p K 
Ke kl 
್‌ pT oಗಳೂಡು ದಕ್ಷಣ ವವರ ಮಾಡ್ಗಚಿಕ ನಂದಾಷಾರ ನ್‌್‌ | 
೫ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಗೀ ಆವ ಸ ಕ 
KR 3 ಲ್ಲಾ ಸ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಹ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 200.00 SER NO: 
ನ EAE ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 58/2018-19 | Workcomplsed | 3.50 
kd 4 k 
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Me 


pe ™ 
WY 
(4 ಇಂ ಅಂದಾಜು Kk ಹೂರ್ಣ 
@ ಇದತ [if ್ಥ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ 
3 ಸಂ| § § 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 'ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ - ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಸ ಪಸಕ [ಡ್ಡ ಕಿಮೀ J 
F ೫ ನಾ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಹ ಗಳಲ್ಲ | ಘ ಮ 
- 8 x 5 ಲ್ಲ 
§ —— rasa [ಬಂಗಳೂರು`ದ್ವಣ ತಾ. ಡೊಡ್ಡ ಕಾಡ್‌; r 
3 385 4 ಜಿಲ್ಲಾ ನಿ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗೆ [ಸ್ಥರಹಳಿ 3.85 ರಿಂದ 4.೦0 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 6.00 8.ಮೀ ರಸ್ತೆ | 130.00 SERNo. | ork completed | 1.15 1.15 
| 3 ¥ % [ಸುಧಾರ! ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ x 36/2019-20 
1 TTT ಗಾರು ದಕ್ಷಣ ಠಾ ರಾಮನಗರ ಈ ಸರಹನ್ನನಂದ 
ಈ ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ ಬ್ರಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ಮುಕ್ಕೊಡ್ಡು ಮುಖಾಂತರ. 
8 ಕನಕಪುರ ತಾ. ಸರಹದ್ದು ಸೇರುವ" ರಸ್ತೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 209 
34| § [4 ರಿಂದ ಸೊಳಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.90 ರಿಂದ 9.40 140:00 oR Work completed | 250 | 2.50 
೪ 3 ಕಿ.ಮೀ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ } 
x 8 
B 
ನಿ | 
— Ty SETI AS Ton ವ ಈ. ಸೋವಾನಹಳ್ಳಿ ಸ್ರಾಮಾನಂದ ಇರಘಾಗ i WS y 
9 | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಸ್ಪಂಪರ್ಕ ಕಲಿಸುವ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 150.00 SER No. 

35 ಚ ಇ % ” sd: .ಕಲ್ಗ; ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ( } 34/2019-20 Work completed -| 1.30 1.30 
» Ke RE) 2 
SOOT STIG ಜಗಾ ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ-ರಸ್ತೆಯಿಂದ್‌ ರಾಷೋಹಳ್ಸ್‌ i 

ke 9 [ಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ (ಮ್ರಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಎಂ ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
4 [ಧಾರಣೆ ಅಂಕಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೂಡುಸಿದ್ದನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ SRN 
8 3 ಈ -150.00 SER No. 
36) § j ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು i NN 
po: ೈದ್ಧಿ . 
5 8 ಬಾರಿ) 
wB 
ಫ್‌ % 05-37-05 ಗತರ ದಕ್ಷಿಣ ಠಾ. ಕಂಗ್‌ರ ಪೋವ ರಾಷಷ್ಸ್‌ 'ಮುಪ್ಯ ; 
- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸಗಳ ಸೆಯಿಂದ ವ ಸೆಯ ಸ | y 
37 | § ಕ [4 Wl ತ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ದೇಷಸ್ತಾನದ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 50.06 |DR No. 07/2019 Work complctod 1.00 1.00 
5B pl : 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 20 ; 
KE] 1. | 
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—— —T TT Ee ಗ್‌ 
4 3 k : ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ § ಯೋಜಿತ ಹೂರ್ಣ 
ಕ ಸಂ| § [3 p ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ [ಬಡ ಕಿಮೀ ಗೊಳಿಸಲಾದ 
೦: & ಉದ್ದ ಕಿಮೀ 
[3 R ಇರ ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ kd 
he ಗಳೆ! 
§ ಇ k ಇ 
— TU— SNS 1) ಜಗಳೂರು ದಕ್ಷಣ ತಾ. ಕರಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ IN 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಕೋಡಿಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗಿನ 
ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (70.00 ಲಕ್ಷ) & 14) ಬೆಂಗಳೂರು 
ಟಿ KN | ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಹೀಮನಕುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
B ಬೆಂಚುಕಲ್ಲು ಪಾಳದವರೆಗಿನ ರತಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (120.00 . . 
pe ್ತು ಪಾಳ್ಯ! ದ್ಧಿ 120.00 SER No. . 
38 3 ಲಕ್ಷ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ - _ Work completed 1.50 1.50 
3 3 - ಪಃ ್ಕೈ 712019-20 
5 8 ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿನಾಗ 
KS ' ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (120.00 ಲಕ್ಷ) 
T3 | 3 TNT ಾಗತೂರು ದಕ್ಷಣ ತಾ. ಕಂಗೇರ ಹೋಬಳ್‌ ಮೊಳಿಗೊಂಡನಹಿ | 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಸೆಗಳ ವ ಲ ತೇಗೌಡನ ಪಾಳದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ > 
6ಡಿ! ನಿ ಮುತ್ತು _ ಆಶ್ನಥಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತೇ ಪಾಳ್ಯ ಸ್ತ $0.00 |DRNo.242019-| 
R - k 
39 ಶೆ ಸ \ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 20 ‘ork completed 1.20 1.20 
K< - A 
— pT ಗಾರು ಡದ ಸಾಂಗಾ ಪೋವ್‌ ಸೂರ — 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ತಿ ಬಸವೆ y ಐ ರಸೆ ) _ 
40135) [os py ಪಂಚಾಯತಿ ಬಸವೇಶ್ನರ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 100.00 |PRNo 252919: work completed | 150 | 150 
5B 3 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 0 
B BSL 
Tg ITT ಡಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಘಸಕಘದ್ವ ಜ್ಯಾ ಬಂಡ್‌ ಕಸ್ತೆಯಂದೆ 7 
ಇ. 3B ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ 3 ಹ BR No. 
41 Kk 5 | ನಂದಿನಗರ, ಮಾರುತಿನಗರ ಮೂಲಕ ಕಾಲತಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ 400.00 > CER No Work completed 150 5p 
| 5818 ಕ್ರಾಸ್‌ ಸೇರುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾರಸೆ) 2MY2018-19 
Ke) | — 
4 RT ಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ: ಸರಬ ಪ್ಯಾರ್‌ ಪಂಡ್‌ ರಸ್ತಹಂಡ 1 —— | 
Ka ೩ 2 
% $F [ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಗ್ರುಟ್ಟಬಸವೇಶ್ನರ ನಗರ ಮೂಲಕ ಕೈಷ್ಣಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ SER No. 
42 3 NN 3 ಜಿ - [4 & ಲ್ಯ 200.00 |. Kf Work completed 0.80 0.8 
£6] [ರಾ [ಲಾಲನವರಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾರಸ 111/2018-19 p 0 
ನ . 
r STAT ಗಾರು ಉತ್ತರ ಈ. ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯಂದ + 
4% |g ಮತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ |ಗಣಪತಿನಗರ, ವೀರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಶಾಂತಿನಗರ. ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ. ಕೆ.ಹೆಚ್‌ ನ್ನ 
als} ನಗರ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಅಚಾರ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ | 450.00 | 2 (ಂos-19 | Workcomplvtd | 150 | 150 
pl [ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾರಸೆ) 
— - Ll 


Page 12 of 45 


hh 


kh ¢ | ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ | 
” nd 'ಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ೂಳಿಸಲಾ: 
[5 ಸಂ § § 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾ | ಕ್‌ಮಗಾರಿಯ ಪನಿ ದ್ಧ ಸಮೀ ಉಡ್ಜೆ ಕಿಮೀ 
R Ny - ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ N 
|} ೫” ಗಳಲ 
£3 
NTS Tರಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಠಾ. ಪಸರಘದ ಮಾಪ್ನ'ಕಸೆಹಂದ 
§ TN ತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಬ iy ಠ್‌ 
ಸತು SRN. 
als pe $ WM ಸೆ (ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌-ಎಂ.ಎಸ್‌.ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾನ್ನಿರಾಮ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ 300.00 ES Work compicted 098 | 0.98 
§ 3 & ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾರಸ್ತೆ ) 
8 TON |ಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಕರೆಗುಡ್ಡದೆಹ್ಳ್‌ ಇಂದ ಸೋಮತೆಟ್ಟಿಹಿ 
6 | ೫ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಲಕ ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಗ್ರಾರಸ್ಥೆ CER No. 
45 ೫ g $ ಸುದಾರಣೆ ಮೂ ೪ ಳಿ ಸು ಸ್ತ ಅಭ ೈದ್ಧಿ (ಗ್ರಾರಸೆ) 500.00 20(1/2018-19 Work completed 1.57 1.57 
[(*] 
B _— 
SOTTO ಂಗಳೊರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಬಂಡ್‌ ರಸ್ಸೆಯಂಡೆ 
೫ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ |[ತಿಂಪಾಪುರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗುಡ್ಡದೆಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ Asphalt complcted. 
ಥ್ರ [ನಕಾಡ ಸೋಮಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ 1000.00 | CERNo. [Drain and Road 430 | 430 
46 $ FS ಡ್ರೈನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸ.0.00 ರಿಂದ 4.30 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) - 71(MY2019-20 |Furnihsing Under ಳು - 
' 3 (ಒಂದು ಬಾರಿ) Progress 
B 
\- SOOT SIE TS oಗಳೊರಿ ಉತ್ತರೆ ತಾ. ಚೆಕ್ಕಬಾಣವಾರದಂದೆ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ 
ಸಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ |ಮುಖ್ಯರಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ ಚರಂಡಿ, ಪುಟ್‌ಪಾತ್‌ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 
3 ಅ ದಾರಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ಡಿ.ಎಕ್ಸ್‌ಮಾಕ್ಸ್‌ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ನ 
47 po k: ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ವಿ. ಗಾರ್ಡನ್‌. ಲೇಕ್‌ ವ್ಯೊವ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌ 490.00 5625.20 Work completed 1.50 "1.50 
pF § ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Nas 
ಫ್ರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
N } 
- L_ SST ಸ ದನ್‌ ಪರ್ಗಾ ರಡ T 
LS ಇ ಎ [£೮2 ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ' ದೊಡ್ಡಜಾಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ, ಬೇಗೂರು, ಮುತ್ತುಗದಹಳ್ಳಿ. Comyiced 
4 ಸುಧಾರಣೆ ಮಬನ ಮಿ 4 2 J 2 AA, Asphalt Completed, 
48 8 4 ಮುಖಾಂತರ ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 300.00 CERNO: pond furmiture 5.00 5.00 
K4 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ } 3OMYN2O18-19 [nder rogres | 
>| 
B . 
F ST — TITTIES RS ಸತರ ಕ ರಾನಾನನರಡಾಮಾರ ಬದ್ಧರು Tr 
R > ತಃ 
3 4 ಹೆಲ್ಸಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ವ್ರದ್ಯಾನಗರ ರಜಕ್‌ಖಾಳ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಗಲೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ DRNo. 
4a) 8 4 ರಾರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.50 ರಿಂದ 15.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 100.00 | 206/2018-19 { Work completed } 0.50 0.50 
$ 4. ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 6:24.11.2018 
Ke] 
B ) SR 
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®» ಫೂಟ 
i ಅಂದಾಜು Ph ANd 
@ ಇತ | ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜತ ಇಳಿಸ 
ಕ್ರಸಂ] 5 § p ' ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ae ಪಸ್ತುತ [ಬುಡ್ಡ 8ಮೀ Joy 
§ % y್‌ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಲ 
[3 f 
BES TT ಾಗಳೂರು ಸತ್ತರ್‌ ತಾ ಜೌಗಾರು ಹವಾಂತರ I 
$ 3 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಯರತಗಾನಹಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20 
ಸುಧಾರಣೆ WE | ' 
50 po] $ Ki ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 100.00 pn “| Work compicted 1.20 1.20 
3 4 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
2 [054-04-337-0-01-154 - |ಬಂಗಳೂರು ಉತ್ತರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತರುಹುಣಸೆ 
ಕ \ ನಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಟಿ. ಅಗ್ರಹಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಭಕ 
51 p 2 [3 i ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 250.00 54(MY/2019-20 Work completcd 2.00 2.00 
pe Fd ಕಾಮಗಾರಿ. x 
5054-04-337-0-01-154 - ಬೆ೦ಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವೆ | "| 
R ಬ ಕಲಮು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [ಬ್ರೆಟ್ಟಹಲಸೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸರ್‌.ಎಂ. ವಿ.ಐ.ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ 
g A ಕಾಲೇಜು ಸೇರುವ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00ರಿಂದ 0.80 
52 kt 4 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಟಿ. ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಸಾದೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ 230.00 PE Work complied | 220 2.20 
೫-113 ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ಲ 
ಸ್ತಿ 8” ಕಾಮಗಾರಿ, 
— ಇ 5054-04-337-0-077 ಬಂಗಳೊರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಲ" ಹೋಬಳಿ ಮಂಡಾಹ 
4 3 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ) ಮಾರಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ Drain work } 
53| 8 4 ಬಧಾರಣ ಗುಂಡೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.30 650.00 |, ಸ ನ ನ ಸ pn 4.30 2.7 
@ N ಲ Hl 1(MY2019- completed, 2. i K 
3 [2 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ Asphalt completed 
hk] _ 
9 [5054-00 TS ಉತ್ತರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ 
%೨ y ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಬ್ರಲ್‌ಮಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೊಡಗಲಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ J 
54 | 3 [4 ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 280.00 53(¥9/2019-20 | Work completed | 2.50 2.20 
ಫಿ # p ಕಾಮಗಾರಿ. ' 
1 5054-04-337-0-01-154 - [ಬೆಂಗಳೊರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಚಿಕ್ಕಜಾಲದಿಂದ K 
553% (4 ವಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸಗಳ [ಮಾರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ A a 
ಕ ನ್‌ ರಾಣೆ ಸರಪಳಿ 0.೦0 ರಿಂದ 2.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ "| 5200)/2019-20 i 
8 8” 


೪ ME 


Mm 
@ 3 Ee ; ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ BN ಯೋಜಿತ Sone 
5 ಸಂ] 5 & 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ 3 i ಸಿ ಉದ್ದ ಕಿಮೀ ಸ ಗ 
|} nl ಸಂಚ್ಯೆ/ ದನಾಂಕ | ಗಳಲ | 
.ಫ್ರ ; ಲ್ಲಿ 
[#3 
ಸ! 
1 ಣ್‌ STITT ಪಾಗಾರ ಪತ್ತ ತಾ ವಾಕನಾಡಗಷ್‌ ಸಹರಾ 
8 ೫ [ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಹಳೇಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಕೆ ಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅರೆಬಿನ್‌ಮಂಗಲ ಸೇರುವ ಮ 
56 $ ಈ a ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ | 450.00 | 55012020 | Wokcomplctcd | 3.20 | 3.20 
( ಡ್ಜೆ 4.80 ಕಿಮೀಯಿಂದ 5,50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
1 8 ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
NE SEE 
FE BR SOS ON ASSIS ಉತ್ತರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು `ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ ತರಬನಹಳ್ಳಿ - 
3 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ನು 3, ನಂದುವ ದೆಸೆ ಸದ್‌ 4 
618 ಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸ; ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.80 SER No. 
ದ ~ i d . k 
57 ಳೆ 3 ಇ ಸುದಾರಣೆ $ಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 150.00 75/2019-20 Work complete 0.80 0.80 
ಚ k . 
SSNS ಗೂ ತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಜಾಲ ಹವಳ 
8 3° ed eg ವ 
ಲ್ಲಾ ಮತು ಇತ ವ್‌: ಶು: ಡಿಗೆ ಸಿ ಷೆ 
«e218 ್ಲ ಮತ್ತು ಸಃ ಬೋಯಿಲ್‌ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂಡಿಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ DR No. 32/2019-} ik jad 
58 ಸಕ್ತೆ 4 Hal ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಂ. | 009 20 SE 
ಪ್ಲ § 
SEE INES ಚಿರಗಳಾರ್‌` ಹತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕ `'ಜಾಲಹೋಬಳ್‌'ಬಾಗಮಾರ 
§B % [ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ |ರ್ರಸ್ನೆಯಿಂದ ಚಾಗಲಟಿ, ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ಥೆ Re WMM Work 
CN Ky ೪ % R SER No. 
59 EE i ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ! 150.00 | 2019-20 Ws 1-20 
3 [4 . 
pe 
SERS ಗಳೊರು ಪೊರೆ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ಕರದ 
ಟ್ರಿ 4 ಜೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಕ್ರಾಡಗ್ರಾಹಾರ, ಗುಂಡೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸ 
py DR NO. 
60) 3B ವ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 | 400.00 . Work completed | 9.00 9.00 
p ke ಸಿನ ಸ 32(MY2018-19 
ಇ fA ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
SS SS | 
0ST N-IS —TSoಗಳೊರು ಪೊರಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕತೆಗನೊರು; 
ಕ್ರಿ 8 [ಜಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ಬ್ರದರಹಳ್ಳಿ, ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದ 
eB CE JRO ಗುಂಡೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ, 600 ಕಿಮೀವರೆಗೆ | 300.00 | 59 | Workconplsted | 600 | 6.00 
pd p ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ; 
L 
SAT ಗಳಾರು ಪೂರ್‌ ಠಾ ಮಾತಾ ತಮ್ಮಾನಾದ್‌ ಮಹ |e 
£ ೫ ತ್ರ ] Ke 
ಚ್ಯ್‌ » [ಕಲನ ಮತ್ತುಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹಾಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
೫ [ಸುದಾರಣೆ ಆಸ್ಟೋ ಗ್ರೀನ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು DR No. 23/2019- 
62 8 3 Po ೨ 100.00 ಲಿ Work completed 0.60 0.60 
¢ K: % ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ | 20 i " 
K * hil ೨ ಹಣಿ ಮ 
3 (ಒಂದು ಬಾರಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 
3 
Ri Ll 
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ಸರ್‌ po § 
p< ps ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜತ | 
ಸಂ| 3 [3 Fi ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ನ ಪಸುತ [ಷ್ಟ ಮೀ bs 
ped bi ಲ: [Ne ಉದ್ದ ಕಿಮೀ 
[3 § ಫ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲ 
£ SIT ONS -ೆಂಗಳೊರು`ಪೊರ್ವ ತಾ ಹೆಚ್‌.ಎ ಕಸ್ತೆಹಂದ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 
3 % ಜೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕೋನದಾಸಪುರ ಮಾರ್ಗ 1.20 ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-4 
[ಸುಧಾರಣೆ ಅಬಿ SER No. 
63 3 & ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ಯ , |. 150.00 Ps Work compicted 1.20 1.20 
2 | ಪಡಿಸುವುದು 
2 
EES ES NSE RCE 
pA IIT NAST ಚೆಂಗಳೊರು ಬನ್ನೇರುಘಬ್ರ ರಸ್ಟೆಯಂದೆ ಹೊಮ್ಮದೇಷನಸಹಳ್ಳಿ, 
ಟ್ರಿ |. [ಜಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗೆ |ಬೆಟ್ಟದಾಸನಯರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಲಕ್ಟಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿಯ ವಿಪ್ರೋಗೇಟ್‌ 
ಾ ಕ rp ಸ ER N 
64/3 | ಗಾನಾ ನಂ.5, ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 5.00 ರಿಂದ 9.30 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 800.00 | 71 Groors-19 |. Werkcompled | 430 | 430 
& § ಮತ್ತು ಮೋರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸ್ಥಿ 3 
a Pu pee ITI ಜಂಗಳೊರು ರಣ ತಾ ಬಿಟದಾಸಪಾರ ರಸ್ತೆಯ ನೂಸಡ್ರೆ 
ಔ 4 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ i ¥ ಗ 
8 3 ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇ ಸ್ಥ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೇಗೂರು ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ನೆ 0.00 ರಿಂದ CER No. 
65 2 313 ನ - 300.00 Work compicted 2.50 2.5 
$೫ ತ ರಾರ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ |: 3300)/2018-19 Kc 6 
B H CN EEN 
TENE ನಾ ನೀಲಾದ್ರಿರಸ್ನೆಹಂದ ಮೈಲುಸೆಂದ್ರ 
೬ | [ಕಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳ [ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೈಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ 0.0೦ ರಿಂದ SER No 
66 Ki $13 £ [ಸುಧಾರಣೆ Se 4 ಕಿ ವ 200.00 ನ Work completed 3.00 3.00 
§K8E ಫ್‌ 3.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 33/2019-20 
ಚ - 
RTT TTT ರ್‌ ತಾಜ. 'ರಸ್ತೆಯ ಸರಪ್‌್‌ರರಡ್‌ರಾಗಹ್ಕಿ i 
67| 2 ಶ್‌ [ಕಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸಗಳ [ವನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : 400.00 | CERNo. Work Under | gg 
% 5 ಡಿ ಸುಧಾರಣೆ 64(MY2018-19 Progress / 
BB 
SE 
SSNS ನೇರ ಇಗ್ಗೆಲೂರು'- ಗುಮ್ಮಲಾಹುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ 
° ಫ್ಲೈ [ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಳ [ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮರಸೂರು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎ.ಟಿ. ಸೇರುವ 
pr ಸುಧಾರಣೆ 3 ಜಗ ಸ 499.50 ER No. Work Under 
68] 3 % ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 13.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 62/2019-20 ಧಗ 11.30 
೨ % ಕಾಮಗಾರಿ. 
nS ನಲ್‌ ಈ ಸರ್ಜಾಷರವೃತ್ತದಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ Drain work 
3 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.೦೦ ರಿಂದ 1.74 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ps CER No. completed, 
69] 5 ಥಿ [ಧಾರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. k 63/2019-20 | _ maining 1.74 
9 [3 Formation work | 
2 |: under progress 
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ಲ್‌ py i 


4 


12.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


RIT TT ಪೊನಮಾಡ ನಾಮಕ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಟೆಗಳ 


ರಿಂದ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ, ದೇವಲಾಪುರ, ದೇವನಗುಂದಿ, ರಾ.ಹೆ-207, 


™ 
ಲಿ ಇಂ - ಪೂರ್ಣ 
4 ೧೦3 | ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕೆ f ಯೋಜಿತ 
ಕಸಂ] 4 1/8 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾಾ | ನೌಮಗಾರಿಯ ಪಸುತ [ಮೀ Rl 
[3 § ¥್ರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ 
a . 
ನ್‌ [SENSI ನನರ ಠಾ ತರದಾಪರ-ಡಾಷಸಾರ್‌ ನ್‌್‌ ಕಾ 
3 ಈ ನತು ಇ p p 
70 ps M ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ 111,00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 499.50 CER No. widening work 5.00 
3 ಸುಭಾರಣೆ . S8(MY2019-20 under progress ಸ 
ಸ 
i ) 15054-04-337-0-01-154 - ಆನೇಕಲ್‌. ಇಗ್ಗೆಲೂರು-ಗುಮ್ಮಳಾಷೆರ ಕಸ್ಗೆಯ ಸರಪಳಿ 26.20 
pb) [ಲನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [9೦ದ 26.50 ಮತ್ತು 27.20 ರಿಂದ 29.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು | £9950 Chad 0 work 
1/5 ಔ% ಖದಾರಣೆ ¥ ಕ KJ p proposal at CE 2.80 - 
[4 % ಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. office 
[ A 9 [5054-04-37 ಕಲ್‌ ತಾ: ಡೊಮ್ಮಸಂದ್ರ `ಜನದಾಷುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
p) ಇ] [ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ. CER No. widening work 
72 w $ 500.00 2.00 
% 3 ಸುಧಾರಣೆ ST(MY2019-20 | under progress ಸ 
3 
5 [SITE 7 ಹಾಸಕ ಇ ಬೈಲನರಸಾಪುರದಂದ ಕಾಕಟ, ಚಿಕ್ಕಕೊರಟಿ; y —— 
ಚ್ಚ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ನ್ಹೆಲವಾಗಿಲು, ಹಿಂಡಿಗನಾಳ, ಇಟ್ಟಿಸಂದ್ರ, ಈಸ್ತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ CER 
73 pd 4 ಸುಧಾರಣೆ ಹೂಸಕೋಟೆ ಶಿಡ್ಗಗಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ 7.80 ರಿಂದ 340.00 } No:8(MY2019- | Work compicted 4.20 4.20 
* 
4 


ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (95) ಐ 


20 


dl 


3 SE ಯಾಡ್ಲದುನ್ನಸಂದ್ರ. ಢಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಹಂದೇನಹಳ್ಳಿ cuR 

74 ಚ k: ಎಸ್‌.ನಾರಾಯಣಕೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ | 316.00 | No:9(M)/2019- | Work completed 3.55 3.55 
i 4 ಸ. 7.50 ರಿಂದ 8.80, 15.32 ರಿಂದ 16.30 & 16.80 ರಿಂದ 2 

18.13 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನ A FITS ಸಕೋಟಿ ಠಾ. ರಾಹೆ27 ರಂದ ಬಸನಹ್‌ ಕನಡಾ 

3 3 [ನಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ.207ೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ CER 

75 k ki ಸುಧಾರಣೆ ಸರಪಳಿ 1.26 ರಿಂದ 5.40 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 400.00 AE Work completed 4.14 4.14 

(53 
wp OTST ed ರಾಗಾ ನನಾಡನಷಸಪ್ಥಾ 1] 

5 ಈ ಮ ನ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಹೇಮಂಡಹಳ್ಳಿ. ಮುತ್ಳುರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಕೆರೆ ಸರುವ ರಸ್ತೆಯ ಘಿ 

16] ೫ Ki ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 499.00 sey/2019-20 | Workcomplcied | 8.50 8.50 
೫ [4 
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Wm § ಹ 
[) pe ಹೂರ್ಣ 
@ ಇ] ke ಅಂದಾಜು . ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿಶ 
ಕ್ರಸಂ| $§ & 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಸ್ತುತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗೊಳನಲಾದ 
[ n pe ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ WwW ಗಳಲ್ಲಿ [A 
8 ಸ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ 
UB ಮ 
TONS ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾ. ಶಡ್ಡೆಗಟ್ದ'ರಸಹಾಂದ ಸಗರಾನಹ್ಳಾ } — 
» [ನರನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ |ದೊಡ್ಡಕೋಲಿಗ, ಬಿ.ಅರ್‌.ಎಫ್‌.ರಸ್ತೆ, ದಡ್ನದೇನಹೆಳ್ಳಿ (ಡಿ) ” 
| [ನರಾರಣೆ ಸೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ. ಮಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಶಿವನಾಪುರ, ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆತ್ತಕ್ಕ CER 
p: 3 ಸೇರುವ ರಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ 3.45 ರಿಂದ 5.00, 5.80 ರಿಂದ 6.50, 236.00 | No:7My/2019- | Work completed 3.25 3.25 
K: ಳೆ 6.950 ರಿಂದ 7.50 ಹಾಗೂ 7.850 ರಿಂದ 8.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 20 
. ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
PU BETTS NIT ನನಾ ಪಾ: ಡೌವನಹ್ಸ್‌ಇನ್ನರಾಹಪ್ಯೂಣಇನಯೂಹ is 
3 R 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಸರುವ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವದಿ ಕಾಮಗಾರಿ CER 
್ಥ ಸುಧಾರಣೆ ್‌ ಜಿ ಭಿವೃದ್ಧಿ - 450.00 | No:51(MY2019- | Work completed 4.50 4.50 
i ' 20 
Bp 
w [5054-04-337-0-01-154 - [ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ. `ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಿಂದ ಅಕ್ಕುಷೇಟೆ | 
ಟು 
೪ [ನಲಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ುಮ್ದಾವರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿಟಿಆರ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 400.00 |NoS02019. | LOA ied 450 
೫ [ಧಾರಣ (ಒಂದು 'ಬಾರಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ' 9 NoS00209- | LON iso - 
BO 
W [054-0370 |ನೇಷನಷ್‌ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರ77 ನಂದೆ ಮಾಯಸಂದ್ರ 
ಇಸ [ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಸ್ಷೀರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದೆಭಾಗಗಳ ೮ ಕಾಮಗಾರಿ CER 
3” [ಧಾರಣೆ ” ಯೃಧಾ ನ್ನ 750.00 | No:75(My2019- | TB @SE Office | 5.40 
8 ಭಂ 
3 20 
B 
oY IT ಡಾವನಹಳ್ಳಿ ಈರಾಷ್ಟಾಡ ಸರಗ ನಂದ ನನಾ — | 
೫ | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಸೇರುವ ರಸೆಯ ಶು ಅಗಫೀಕರಣ ಸ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ CER _ 
pe 8 [ಸುಧಾರಣೆ 600.00 | No:79(MY2019- | TB @ SE Office 3.00 
4-13 20 
| | 
w 1 |5054-04-337-0-01-154 ~ ಡೆಣಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪಾರೆ ತಾ. ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ಘಾಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 
ಜ್ರ | ಸಾ [ನಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸೆ ಅಗಲೀಕರಣ” ಕಾಮಗಾರಿ. NN Asphalt work 
[3 2 [ಧಾರಣೆ } - - . "350.00 CERN. completed, road 5.00 5.00 
ಫೇ 3 . ' 24(MY/2019-20 furniture work KN N 
pe: 4 under progress 
> p wy ISTE - ಡ್ನಬಳ್ಳಾಪರೆ ತಾ. ಕಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಡ್ಡಂಬಚ್ಚಹ್ಸ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌. — IN TT 
HR ೨51 [ನಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ನ್ರಾರಸಿಂಹನಹಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ RN 
§ 4 |ನುಡಾರಣೆ ಸರಪಳಿ10.00 ರಿಂದ 14.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ| 150.00 | SERN workcomplted | 450 | 450 
ಫೇ 3B 73/2019-20 
13 
| 
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$b 


Kol K 
ಈ, ko] ೨, ಹೂರ್ಣ 
4 ೫ k ಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ 
ಕ್ರಸಂ) ಕ್ವಿ & % ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಸು ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. ಗೊಳಿಸಲಾದ 
[3 * y ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ : ಗಳಲ್ಲಿ ಉಡ್ಡ ಫಮೀ 
: ್ಲಿ 
[s § TIT ಹಜ್‌ ಕಸನಂದ ಟ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಮಾರಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು “ IW 
"| ಥೌ [ಜಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ' [ಸರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ CERN ' 
84 ಫೇ ಸಶಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ - \ 280.00 26(1)12013-20 Work completed 3.20 3.20 
k $ ಅ . 
» w 5054-04-337-0-01-154 - ಣ ಬಳ್ಳಾಮು ನೆಗರೆ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದ್ದಾರಿ-207ರ —T- Asphalt work 
pS W po ಕು K . Spha 
4 ಇ [ಲಾ ಮ್ತು ಇತರೆ ಲಸೆಗಳ [ಡ-ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹಳೆ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿಸ.00 completed, road 
R j 0 , 
85 ಸ ¥ Ka ರಿಂದ 1.55 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 125.00 So furniture work 0.55 0.55 
KS 101212 completed. Drain 
Kk 5 | K work under progress 
3 ಳ್‌ STB ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನ್ನಮಂಗಲ, `ವಡಗೆಕಮ್ಸಸಂದ್ರ 
ಜ್ರ ಸಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಬೇಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:2.00 ರಿಂದ 7.00 Asohlt completed. 
86 5 ಸ್ಹ [ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ CER No. ನರೆ ಗ 
ಡ್ಯ [ss ಮೀ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾ - 300.00 10(1)/12019-20 rooad furniture 5.00 4.00. 
3 ¥ is " work under progress 
3 9 TANI ರಸ್ತಯರದ ಮೆಣಸಿ, ಹುಸ್ಕೊರು, ಪಾದ್ರೀಷರ ಮಾರ್ಗ T | 
. a ee ಮ £ 
ಜ್ಜ ಸ್‌ [ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [್ರಾಕಲದೇವನಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಹಳಿ:0.60 ರಿಂದ 6.00 _ Asphit completed . 
87 § ಸ್ವ [ದಾರ 8.ಮೀ ಮತ್ತು 9.00 ರಿಂದ 1100 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 320.00 |, ER No rooad fumiure | 740 | 740 
ನೇ 8 > - ಅ 28(MY/2019-20 ” ” 
3 ¥ ಕಾಮಗಾರಿ. work under progress 
| SOS NN LN ——— 
5 w [5054-04-337-0-01-15¢ - ಡ್ನಬಳ್ಳಾಪು ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹದ್ದಾರಿ-207 ರಿಂ 
pS ಸ್‌ [ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತ ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [ಅಪ್ಪಕಾರನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ . Laying of GSB and 
ಸುಧಾರಣೆ 3 - RN p 
88 FS [a 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 150.00 2 Wetinix Under | 2.00 
3 - § Progress 
4 3 8; 
3 
5. . 
BSNS ಡಾಡ್ಗವಕಾರ ಠಾ ನಾಸಪಕ್ಯನಾರ ಹಾನತ್ಸಾರು ಸರಾ ———— 
f ಸಾ! ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಹಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
[A | [ಸುಧಾರಣೆ ಸೈವ ಜ್‌ SER No. Work Und: 
§ k ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ NO re uncer 
89 EN 3 ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ನರಿ. ( ) 200.00 | 30201920 Progress 4.00 
" 
3 |3 
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kU | ಸೂರ್ಣ 
2 ಅಂದಾಜು ತ್ರಿಕ ಯೋಜಕ | 
@ p< tt ತಾಂತ್ರಿ! Rp 
ತಸ $8 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಂಡೆಂಟ್‌' ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂಂಟ | ನಗ ತಡ [ದ್ದ ನಮೀ [ಗೆ 
ಹ . 
[5 1 ಫ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲ 
3 — 
5054-04-337-0-01-154 "ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರ-307 ಕತ್ರಹೊಸಹ್ಟ್‌ ಐನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಬಲಗೆಕೆ, 
೬ - » 
2 3 [ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ |ಬುಸಾಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಪುರುಷನಹಳ್ಳಿ ಜಿ.ಮು.ರ ವರೆಗಿನ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 
[as f ಸುಧಾರಣೆ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 350.00 CER No. S Km WMM Work 
90 ನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. '(ಒಂದು ಬಾರಿ) - 2%MY/2019-20 | Undor progress 
wu ; 
4 |] 
| — ES 
5 9 [5054-08337-0-08-154 - 737 -ಡನಡ್ಗಬಳ್ಳಾಹಾರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯ"ಷೆದ್ದಾರ- 207ರಿಂದ ಪ್ರಥಮ 
ಜ್ಜ ಅ [ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ದರ್ಜಿ ಕಾಲೇಜು ಮಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗಿನ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ Road yet to be 
SRN. 
9%| 5 | ನಾರ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 180.00 NS. - | handed over from 
4 KN | (ಒಂದು ಬಾರಿ) Zp. 
3 | | 
I ೨ 5 [TITAN ಅಮಂಗಲ `ಪೆದ್ದಣರ' ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗ್‌ಷ 3ರ ಕಡ 
5 § ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಟೆಗಳ ವ ಸೆ ಅಬಿ CER NX: 
[] § ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸಃ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸೆ ಅಭಿವೆ ೦. 
92 4 4 ಸುಧಾರಣೆ ef ೈದ್ಧಿ 500.00 49(M)//2019-20 Work completed 4.00 
1 4 mi 
ETE EEE em sly ರಷಾಗರ ರಾ ಹಸರಂದ ಡಾವರಷಾಸಹ್ಳ ಇಷಾವಾಘ: Asphait 200 Km | 
2 ಸ್ರ. |ಜಿಲ್ಲಾಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಗಳಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಸೊಂಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ಟೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 work Complcted. 
K ಸುಧಾರಣೆ ಎ ವಡಿ SRN. 3.5 Km widening 
93 f 2 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 425.00 CER WE portion completed, 4 
5 23(MY/2019-20 
[5] # GSB & WNM 
ಇ 2 . work Work Under 
— 9 [oT ANT -ನನಮಂಗಲ್‌ಠಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರ ರಂ ರಾನ್‌ 
5) 55: [ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಟಿ.ಎನ್‌.-ಎ. ರಸ್ತ ಸೆಯನ್ನು (ರಾ.ಹೆ.-3) ನ್ನು ಸೇರುವ CRN K Work Kv 
[ 2 ಸುಧಾರಣೆ No. rogress, WMA 
94| & 5 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.5 ಕಿಮೀವರೆಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ” 375.00 | 2240/12019-20 | completed, asphalt 
ಪ್ಲ 4 ಕಾಮಗಾರಿ. to be done 
AS - 
ಷ್‌ IM 
m 0-0-3700 ನಲಮಂಗಲ ತಾ ರಾಷ್‌ ಕಂದ ಬನದಹಾನ್‌, ಕಾಚನಹಳ್ಳಿ, + 
ಫ'| ಇತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ರದಿ, ಹಸುರವಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರುವ CERN 2.00 Km GSB wet 
- po ಸುಧಾರಣೆ ( No. ಸ | 
95 py 3 ರಸ್ತೆಯ ಸರಹಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.0 $ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 450.00 21(My/2019-20 | ™X Work Under 
ಫಿ 4 ಕಾಮಗಾರಿ. Progress 
1 
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Ww ಪೂರ್ಣ 
8 K k ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರತ್ತತ [ಯೋಜಿತ | ಗ್ಯೂಂಸಲಾದ 
[5 ಸಂ] "5 § 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಂತ [ಉಚ್ಣೆಕೆಮೀ [ದ್ಯ ಸಮೀ 
§ [3 ಡ್‌ | ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ "ಲ 
B ೪ 
r 9 STE Tರವಂಗಲ ತಾ. ಟಿಎನ್‌ ಎತ ಮಂದ್‌ ಗಂಗೆ ಮಾರ್ಗ 
ಫಿ ಇ [ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ತುಮಕೂರು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ, 2.50 ರಿಂದ 4.50 SER No. «| 200 200 
96 # $ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀವದೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 150.00 57/2019-20 Work Complete: \ RK 
2 18 
ಫಿ . 
TNT ತಲಮಂಗಲ ತಾ. ತ್ಯಾಹಸೊಂಡ್ಲುನಿನಿಂದ ಬಡಲಾರು, ಚೈನಹಲಿ. 
° ಶ್ರ [ಜಿಲ್ಲಾಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಕ್ರುಲುವನಹಳ್ಳಿ, ಅರೆಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹೋನ್ನರಾಯನಹಳ್ಳಿ 
= 
- ಸುಧಾರಣೆ ನು ಸ ಸಿಯ ಸರಪ _CuRN 
97 § 4 ಮುಖಾಂತರ ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 450.00 CER No. work Completed 820 2.00 
§ 3 0.00 ರಿಂದ 8.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 19(MY/2019-20 
Ks 1 (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
. 
PNAS ಸಲಮಂಗಲ ಕಾ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರ-3ರಂದೆ ಇಮಚೇನಳ್‌ 
° ಶ್ರ [ಜಲ್ಲಾಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳ [ಕರಿಮಣ್ಣೆ, ತಟ್ಟೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ನಿಡುವಂದ- 
ಇ [ಸುಧಾರಣೆ 3 | ಸಂ ಸಯ nN 
5 ಏಲೆಕ್ಸಾಶನಹಳ್ಳಿ ರಸೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಿರಸ್ನೆಯ CER No. 
5 2 F) ಳ್ಳ ವ; ಸ ಸ್ಯ K - | Work Completed 4.00 4.00 
98 4 5 ಸರಪಳಿ 0.೦೦ ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 250.00 [3;70/2019-20 mp 
ವಿ pl ; . 
Ke ಫಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
. | 
TST ನಲಮಂಗರ ಈ ರಾಹೆಸರ ತಾಾಕ್‌ಸಟನಂದ ತಾಳರವಾತ್ವ : 
ಫಿ ೫  |ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗೆ [ಪ್ರಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಗ ಹಲ್ಕೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕಲ್ಲಿಸುವ CER No 
9| | ರಣೆ ಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0 ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 225.00 | 2019.20 | Wo Compicted |.420 | 420 
ಪ್ಲ 4 ಕಾಮಗಾರಿ, (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
% . . 
STII ಡಕೃಬಳ್ಳಾಹುರ ಪೊಕಸಭಾ್ನತ್ರ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ ರಾಹಿ ” 
$ ಇತ [ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ರಿಂದ ದೇವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಅಗಲಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಸೋಂಪುರಕ್ಕೆ SER No 2.85 Km complcted 
10] 4 | [ನಾರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧರಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 170.00 | 2201920 | forcstarcalengh | 350 | 285 
[3 ಸಃ ಬ ಸ್ತ ( _ 
ಪ್ಲ 4 (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) | 0.65 mt balance . 
L_ —_ RE ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪೊಣಸಭಾ ತ್ರ ನೆಲಮಂಗಲ`ತಾ`ಬಎನ್‌.ಎಹಿ Road work, wot | 
2 ಇ |ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಗಸ್ಟೆಯಿಂದ ಶಿವಗಂಗೆ ರಥದ ಬೀದಿ ಮುಖಾಂತರ ತಾ. ಗಡಿ CHR No mix 
101 $3 $ ಸುಧಾರಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ಲೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃ! ಿ 350.00 20(MYI2019-20 complcted.constructi| 1,20 
ಲ K ಅಬಿವದಿ - on work under 
| ಫಿ k) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) progress 
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TT ಪೂಣ 
ಬ is ಅಂದಾಜು ತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ Hel 
pe: ಇ p ತಾಂತ್ರಿ ಮ; ಘ ಗೊಳಸಲಾಟ 
ಕ್ರಸಂ $5 §& pi ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾ ಉಂ ಪನ ಉದ್ದೆ ಕಿಮೀ | ಸ 
[3 ¥ ಹ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಳಲ್ಲಿ 
43 § _ 
wy |5054-04-337-0-01-54 - [ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-75 ರಂದ ಲಂಗೇನೆಹ್ಳಿ, - 
) ತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ೨ | 
§ K ಲಾ ಮ ಿ ಸಃ ಕಲ್ಯಾಣಖುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು 15000 SER No. GSB & Wet mix 3.00 
102, 4 F ಫಾ ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) - 51/2019-20 complied } 
. ಪಿ | § 
9 STS ಮ್‌ಪಡ್‌ ನಂದ ಸಾಳ್ಳಿಸುಟ್ಟಸಾಶೋನಿ 
* ಇ [ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಾವಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ DR No. 9/2019. | work under 
2 } 
103, & ಕ್ಥಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 100.00 20 Progress 1.00 
bs) R 
PUN: 
wW 5054-04-337-0-01-154 - [ನೆಲಮೆಂಗಲ ತಾ. ಸೋಲದೇ ನಹಳ್ಳಿ ಗೂರವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 
0) ಇಸ ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ K 
¥ ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇ ಸ] 'ಮಖಾಂತರ ಹೊನ್ನಸಂದ್ರ, ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವಹಳ್ಳಿರಸೆ 
[ಸ W ಸಂದ್ರ, ನಿಗ್ರಾಮಕ್ಕ ಕಾಳ್ಳರಸ್ತ DR No. 10/2019- 
104 4 ಕ್ಲಿ [ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 90.00 0 Work Completed { 0.70 | 0.70 
Kr Fl ' 
೨ 5054-04-337-0-01-154 - |ನಲಮಂಗಲ ತಾ. ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-75 ರಿಂದ ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ 
§ ಫಿ ಜಿಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸೆ » ಗೊ ಳ್ಳಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ SR No. MA 
105 3 $% Mu ಮುಖಾಂತರ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ, ರವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪ 160.00 SER No. WMM under 1.90 
Bs Rw ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 63/2019-20 progress 
5 ಫಿ > ¥ 
pS ೫ 5054-04-337-0-01-160- ೦ಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಚಿರಗಳಾರು`ಮಾಗಹ ಕಸ ಬಸವನಪಾಳ್ಯ- 
ಳೌ | 3 | LAN) ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ | ಗಣಪತಿಹಳ್ಳಿ-ದೊಡ್ಡಾಲದಮರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ೧.0೧ ರಿಂದ 7.50 
+ ad ¥} , 
106| § ೫ | ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 150.00 | RNS | Workcompied | 750 | 7.50 
೫ pi 
3 |4 
SETS ಪನ ಪಗ್‌ ಪರಾನ್‌ ಪರಕಾರ 
8 9 ಕೀ ಿಲಕಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮ ್ಯ ಸ 
3 7 | (PLAN) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ | ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ | 
Pp ರಸೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆ CER No. 
107 § 3 3 . 250.00 3164)/2015-20 Work completed 8.50 8.50 
2 3 . 
Ke 4 
ps w | 5054-00-337-0-01-60- | ಬೆಂಗಳೂರು`ಪೊರ್ವ ತಾ. `ಚಂಗಳಾರ`ಡೊಮ್ಮಸಂಡ್ರ ರಸ್ತೆಯಂದೆ 
ಫ್‌ 2 | (PLAN) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೂಲಿಕುಂಟೆ, ಕೊಡತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪರಪ್ಪನಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ nd 
108] 4 | ರಸಗಳ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆ | ಕಾರಾಗೃಹ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ | 200.00 ಸ Nei “| 500 | 5.00 
$ pd ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
Kk] 
L438 [A — 4 
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[ 1m 
ಲ ap ಪೂರ್ಣ 
4 3 b ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ p ಯೋಜಿತ | ಅಷಲಾದ 
[ಕ್ರಸಂ] 3 § 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ kisi ಸಸೆತ ದ್ದ ಕಮೀ ಗಾವ 
[3 mR Re ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ni 
k 9 4 ಗಳಲ್ಲಿ 
[2] 
ree ವಾಡ ಪಾರ್‌ ರಾಷ್ಟಾಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕರದ`ಬೂದಗರ 
2 | | LAN) ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ | ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಿಂಬೆಕಾಯಿಪರ ಮತ್ತು ಬೂದಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಸ pL A Se sete ಯೋಜನೆ ಹಂಚನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 17000 | SERN. Work Undor 3.10 
3 KN ರಿಂದ 3.10 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ X 41/2019-20 Progress 
5 : ಕಾಮಗಾರಿ y 
ಇ B 
ls en 
TSS Soಗಳೊರಿ ಪಾರ್ಮ್‌; ಕಷ್ಟಾಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ- -4 ರಿಂದ'ಛೀಮಸಂದ್ರ 
8 | | LAN) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ | ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೂದಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
iid 4 $ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.60 & 5.86 ರಿಂದ 630 ಕಮೀವರೆಗೆ 200.00 SER No. | Formation Work | 319 
3 & ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ hd 40/2019-20 Under Progress 4 
§ 1B 
2 f 
ae Y | SETI ್ನಗಟ್ದ ರಸ್ಗಹಂದ ಚಕ್ಕಅರಳಗರೆ ಸದ್ದನಡ್‌ ಮಖಾಂತರ is 
pl ಇ” | LAN) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ | ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 3.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ PS | 
114 | 3 ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀ ಕರಣ ಯೋಜನೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 85.00 i Work Completed 3.20 3.20 
x P IH —— 
SUT — ETT ಡ್ನವವ್ಯವರ ವಸ್‌ ಕ್ಸಡ ಸರಾ ಕರಡ್‌ | 
ಾ ಣೆ. ಖಿ ಜಿಲಾ 
ಶ್ರ) | (PLAN) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
112 HE 8 ( ಸ ತ ks jel ಮ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ¢ 250.00 Work completed } 4.00 4.00 
[A WU - 
U ಸ ವ 
Ss es W - ರ 
‘m ೦ಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-4 ರಿಂದ 4 
pS 2 | 5054-03-10;-0-02-132- Y 
ಶ್ಲ ಗ ಸ ಗ ತಸ ನಂದರಾಮಯ್ಯಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ನಗರೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ $5 DR No. Work Under 
4413 B ಗಜ: ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ K 100.0 220/2018-19 
6 p ಹೀತುವಗಭ ಸರಪಳಿ 0.15 ಸಿಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ 27.11.2018 Progress 
Kj 8. ವೃದ್ಧಿ) | 
r Pca WE ಗಾನ್‌ | 
ಥ್ರ p 5054-03-101-0-02-132- |ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ತಟಗುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಸುದೆೇೇವಪುರ, DR No. 06/2019- 
114 [i § FM (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ |ಕುಂಚಿಗರ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ರಾ.ಹೆ.209 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:3.60 50.00 20 Work completed 
ಪ್ಲ $ ಸೇತುವೆಗಳು ಕಿಮೀರಲ್ಲಿ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
L. eR NSS hE 


TF ID Ly le 


ಕೋಟೆ 


ಹೊಸ 


ಹೊಸಕೋಟೆ 


5054-03-101-0-02-132- 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಸೇತುವೆಗಳು 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


S054-08537-0-0-154 
[ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


15054-04-337-0-01-154 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-0£-337-0-01-154 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-207ರಿಂದ ಮುತ್ಯೂರು, 
ದಾಮೋದರ್‌ನಗರ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಅಜಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ 
ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-35 ಕೈ ಸೇರುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ 
ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆಯ ಕೂಡು 
ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಭೂಸ್ತಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ. 


ಷಸ ಮಂಡ್‌ ದಾ 
್ರಾಸ್‌, ಅನುಪಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌. 
ಟಿ.ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.09 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.60 
ವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


. ಸೇ 2ರಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಕುರುಬರ 
ಬಿ.ಆರ್‌.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡಹುಲ್ಲೂರು ಮೂಲಕ ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ 
ರಾ.ಹೆ-4 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ -ಆನೇಕಲ್‌ ರಸ್ತಯಿಂದ (ರಾ.ಹ-35} 
ನಗರೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಲಿಟೆಲೆ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ) 
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SER No. 
30/2019-20 


AEWA 


CER No: 
78(MY2019-20 


SER NO: 
121/2019-20 


CER No: 
76(MY2019-20 


CER 
No:7H(MY/2019- 
20 


Estimate sanctioncd 
& Rs. 125.00 Lakhs 
Deposited to AC 
Doddabailapura 


"B @CE Office 


LOA issucd 


FB @C.E Office 


1.0A to be issuc 


—36- 


wy | 7 ಪೂರ್ಣ 
೬, aw 
pS aT & ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ y ಯೋಚಿಶ pp 
[5 ಸಂ] 5 4 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾ | ನೌನಗಾನಿಯ ಪಸ [ನ್ಯು | ಗೊಳಿಸಲಾದ 
§ % ಸ ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ ಸ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ್ಯ ಜಣ 
yy ಹಾ 
wy ERT 4 
[rs wm Po4-04-337-0-0-52 ರಾ.ಹೆ 207 ರ ಕಲ್ಕುಂಜಿ ಇಕ್ರಹಾರದಂದ ಎಸ್‌ನಾರಾಹಕ 
. pA 3 [ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳ [ಸರುವ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ, ? 
Kk NU bs pi ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4 ದ್ಧಿ SER NO: y 
5 k ಸ ಧಾ ಕಾಮಗಾರಿ) 200.00 128201920 FB @C.E Office | 2.50 
K § , , . 
3 | TNS ET ರಂದ ಇತ್ತವನ್ವ ನನಾ ಓರಾ ಗಾನಾ | 
pl [ನಲ ಹತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ |ಮ್ಹೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದೆರಿ-95 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ' SR NO: 
6) ಔ ಧಾರಣೆ 8 ನ NSE 200.00 | SERN: | py gcE offic! 250 
| [i ಖೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) A 29/2019-20 ” " 
4 E 
NS NS SS 
& ‘wT NTS ಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 8 ಕಂದ ಡೊಡ್ಗನಲ್ಲೂನಷ್‌ ಮುಖಾಂತರ } 
KE [ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಚ್ರಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. SEA 
$೯ ಸುಧಾರ ಸ ಭತ ನ 
7 k 3 ಧಾ 191.00 | 2019.20 | FBOCE Offic | 2.50 
L- 3 | ( a 
ಈ 5054-0-337-5-0-5—ಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ ವಾತ ಾಮರಂದ್‌ ಪಸಘದ್ಧ 
Hy ಜಿಲ್ಲಾ ಮುತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಫಾರಂ ಮೂಲಕ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ-ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ 
೬%  |ಹುಧಾರ N F ; 
8 8 ¥ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ 1200.00 Work Under 9.60 
‘| 3 § ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ಕೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ- Progess 
§ ಮಧುರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
| 
4 CS 
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಗೆದ್ದಾಪುರ 
ಚ ಇ ದೇವಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿಯ ನಗರೇನಹಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು 
3 &§ [5055-04-337-0-01-133- ಲ ky 2 ಇ * DR No. - 
9 ಇ ೪ ಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿಯ ಚಿಕ್ಕಕೊರಟಿ, ನಡುವಿನಪುರ, ಕೆ.ಸತ್ಯವಾರ, 38.64 ISSN work completed 0.65 0.65 
K: ಸಿ ಸ ಭೀಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
— ———— he 
p 3 y ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ವೃತದಿಂದ ಸರ್ಜಾಪುರ 
[3] BB |5054-04-337-0-01-133- ಹ ೬ "ಲ p ದ.ಆರ್‌; 347/2019- 
10 4 2 loa ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವಿಭಜಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪ 95,00 [0 work complcted 3.50 3.50 
k) ಘ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರ್‌ K — 
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W TT ಹೂಜಿ 
ರ್ಣ 
೧: ಅಂದಾಜು - ಯೋಜಕ 
@ ಇ in _ ತಾಂತ್ರಿಕ 4 |° ಸೊಳಿಸಲಾದ 
ಕ್ರಸಂ] 3. | $ ಫೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾಾ | ನಗರಿಯ ನಸುತ [ದ್ಧ ಮೀ | ನನಸಾದ 
[4 [4 ಫ್‌ - ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ kf ಳಲ್ಲಿ 
$ ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಗ್ಗಲೂರು ಗುಮ್ಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಆರ್‌: 148/209 
5054-04-337-0-01-133- ಆರ್‌: 348/2019 
ul |} ಎಂ ಪಂ (ನತೆದಿಂದ ಮಿರ್ಜಾ ರಸ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಷಯೋಗಿ ಇಲಾಖ 33.79 lo work completed | 1.20 | 120 
% kd 9 ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಗೋವಿಂದಪುರ 
3 [I-05 ಹಾಗೂ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
೬ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು- |. ೧. 
2 4 3 ಜಲಾ ತ ಸಗಳ ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಅರೇಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತುಕದಹಳ್ಳಿ 26.22 MNRAS Work completed | 0.44 0.44 
ಸ 3 [ರಿಷ ಜಾತಿ '  |ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
§ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| — + 
* » MR ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳುರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಿಪ್‌ ಕಾರ್ಟ ವರೆಗೆ 1 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು- DR NO- 
7% MA ಇ [ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ h 
13) 4 ¥ ಏಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - 1ರ ಸ್ತ 87.41 |¢52019-20 Work comploted 1.20 1.20 
p) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ll ON 
- 
3 | [0503-00-೫6 ೊಸಕೋಲಟ್ರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲಿಟೆಲೆ ಹೋಬಳಿಯ ಈ ಮುತ್ತಂದ 1 
ವ K K od 
ಷ [ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು- |ಮತ್ತು ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ತವಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ DR No. 
14| ಸ್ಥೆ [೨೫ಷ ಅಭಿಷ್ಠದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - (ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 13.53 | 135201920 | WoKcompicied | 0.28 | 0.28 
Kr 1 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
———— | pS — — 4 
» 5054-04-337-0-01-136 | 
೪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು- [ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ DR No 
$2 ಸಾ ಮತ್ತು ಸೆ ; . 
15| % ಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - [ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 45.12 | jgano1s.20 | “completed | 0.90 0.90 
H) ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನ . 
ಸಹೋ ಮಾ ನ ಣಿ ಸ್‌ — | 
3 [os4-04-337-1-09-172- ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲಾನ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದೆ ಡೊಡ್ಡದಾಸರಹ್ಳಿ | 
16 3 [ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತರಬಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 64.43 DRNO- | ork completed | 120 1.20 
4 § ಅಭವೈದ್ಧ ೧ಧಿ (ಯೋಜನ) 311/2019-20 
IN | 
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೪ 


Ww 
ks ಇಲ ಅಂಬಾಜು ಯೋಜಿತ ಪೂರ್ಣ 
4 mT bs ತಾಂತ್ರಿಕ KN 
ಕ್ರಸಂ 3 & ಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸುತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಗೊಳಿಸಲಾದ 
% ¥ in , ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ vs 
. $ } 
| . 
| ಸೆಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ`ಜಿನ್ನಾಗರ ಸಕ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಚೀಮಂಡಹ್‌ 
ಬ್ರ 
ಫೆ 3 [3054-04-337-1-09-172- ಹ kN N ೪ _ 
17| ೫ |] [ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಐಓಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 64.42 DRNO- | oskcomplied | 120 |} 120 
4 4 ಅಭಿವಟಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ) ” . 312/2019-20 
4 ಬ್ಬ ನಿ ೀ 
್‌ ry FS ಮ _ pe ಪೆಟಣ- ಸ ———————— 
ಫ್‌ o>  [B056.04.337-1-09-172- ರೇವನಹ್ಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡೌವನಹ - ಚನ್ನೆರಾಯಿಪ್ರಣ ತನಂಯೊರು 
| 18 } # [ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯ 12ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಐಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 78.21 DRNO- work completed 1.00 1.00 
Ke 3 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಧಿ (ಯೋಜನೆ) (ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 321/2019-20 
B . 
” 
{| [054-0-337-1-09-72- ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎ-ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 
19 |: § 6” [ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ [ರಿಂದ 160 ಕಿ.ಮೀಯ' ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು 75.00 DR No. work completed | 1.60 1.60 
ಸ್ಸ್‌ | 3 [ಅಭವ್ಧಣೂನಧಿ ಯೋಜನ) ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 31812019-20 
@ 
SL: EE Rl 
Db ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ  ಹೆದ್ದಾರಿ-207ರಿಂದ 
ಟ್ರ 4 3054-04-337-1-09-172- ಕೋಲಿಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಂಕನಾಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:2.20 | 
20 § ೫ [ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ |ರಿಂದ 400 ಕಿ.ಮೀಯ ವರೆಗೆ ಬೆಳವಂಗಲ-ಕನಸವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ | 73.34 DR Work Completed | 340 | 340 
ಕ್ಸ್‌ |] [ಅಲನ ಯೋಜನ)" ಸರಪಲ780 ರಿಂದ 860 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 9.20 ರಿಂದ 10.00 31712019-20 
4 ಕಿ.ಮೀಯ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಬೆಂಗಳೊರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಪ್ಸ ಸಾಮಗರ ಲ್ಯಾನ್‌ 
R ರಿಂದ ಕೆಂಗಲ್‌ ಕೆಂಪೋಹಳ್ಳಿ, ಅವ್ಪೇರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಟಿಎನ್‌ಎಪಿ- 
ಫಿ © [3054-04-337-1-09-172- ೪ A 
i § 5 ಮುಖವ ಮಂತ ಗಾಮೀಣ ರಸೆ ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-3 (ಶಾರದಾ ಕ್ರಾಸ್‌) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.70 30.00 DR No. Work leted 0.80 0.80 
2 ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀ ಸ್ಟೆ K ಮ ದ್‌ \ ‘ork completc: K » 
§ 3 ಅಭಿವೃದ್ಧ ನ೪ (ಯೋಜನೆ. (ರಿ೦ದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 304/2019-20 
ಲ ee 
ಬೆಂಗಳೊರು 'ಗ್ರಾಮಾಂತರ`ಜಕ್ಲೆ 'ನನವರಗಲ ಕಾಮಾನ್‌ ರಾಷ್ಟೀಯ 
} ಹೆದ್ಭಾರಿ 4 ರಿಂದ ಮಹಿಮಾಪುರ ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 
2 2 [3054-04-337-1-09-172- ಟಿ.ಇನ್‌.ಎ.ಪಿ. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3,80 ರಿಂದ 410 ಕಿ.ಮೀ | 
22 f f ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ [ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ತಿರುವಿನಿಂದ 25.97 2 Work Complcted 0.30 0.30 
; 4 ಅಜಿವೃದ್ಧಿನರಿ (ಯೋಜನೆ)  |ಕರೆಕತ್ತಿಗನೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ) 
SN OS 1 
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ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ) 


1.90 ರಿಂದ 3.0 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


n ಲ್‌ p ಸ್ಯ 
pt KA |” 2 ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಸ ಯೋಜಿತ ಹೊರ 
ಕಸಂ $ 1/8 py ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ನುಂಜೂಕಾತಾ | ನ್‌ನಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ [ದ್ಯ ್ಬೂ | ಗೊಳಿಸಲಾದ 
; i ಸ ) 5 i) mol ಹಂತೆ ಲ್ಲ |ಉ್ಜೆಕಿಮೀ 
; $ ಗಳಲ್ಲಿ 
ನವಮಂ ಾರ್ಲಾಪ ಸಾಲಡ್‌ವನಷ್ಸಾ ಗಾರ್ಗ್‌ r 
2 2 [5054-04-337-1-09-172- ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅವಲಕುಪ್ಲೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
23 f 4" [ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 19,00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಮಾಗಡಿ | 77.13 Work completed | 2.50 2.50 
2 bp] ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ (ಯೋಜನೆ) ೬ 0/2019-20 
O, ® ೪ ತಾಲ್ಲೋಕು ಗಡಿವರೆಗೆ) 
| ಗ ಸೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪೂರು-ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ SERN | ; 
೫4] pi ಬುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ p pi ¥ 191.42 Work completed | J, i 
po 4 ಅಭಿವೃದ್ಧ ೧೦ ಯೋಜನ) [ಸರಪಳಿ 7.60 ರಿಂದ 9.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ; 117/2019-20 ork complets 1.90 1.90 
— + 
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಂಪುರದಿಂದ ಕಾಡಗ್ರಹಾರ, 
8 HER SR ನಾಡಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಗುಬ್ಬಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗಲೂರು ಡಿ.ಆರ್‌: 322/2019 
&ಿ ುಂತ್ರಿ ಣಿ _ 
EN Be SNS ಪನ * [ಧಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.20 ರಿಂದ 5.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ | 50.00 20 work completed | 2.30 | 2.30 
i ಇ pd pr 
K: k i ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಸಾ [B054-04-337-1-09-172- ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲಮಂಗಲ ಸೊಂಜೆಕೊಪ್ಪ ಸ 
26| 3: | 3 [ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ [ತಾವರೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.75 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು | 10000 | | Workcompled | 125 | 125 
$ 4 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಧಿ (ಯೋಜನೆ) ಡಾಂಬರೀಕರಣ § 
EB 4 FO SE; 
; ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಬಂಡ್‌ 
p %  [3054-04-337-1-09-172- | ; 
1 [A ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷೀಪುರ ಮಾರ್ಗ ಡಿ.ಆರ್‌: 
೫ |ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಈ, M2 ೪ k ಆರ್‌: * 
4 3 se rN ಬಿಎಂಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 13.85 ರಿಂದ 14.60 2 09/2019-20 Work completed 0.75 0.75 
i: 9 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
* 5 3054-04-337-1-09-172- |ಲೆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಗ್ಗಲೂರು ಗುಮ್ಮಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ; 
AT _ } ಡಿ.ಆರ್‌: 315/2019- 
28] 3 $ [ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ [2400 ರಿಂದ 25.00 ಕಿಮಿ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡುಬರಿಕರಣ 50.00 work completed | 1.00 1.00 
3 ೨ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಧಿ (ಯೋಜನೆ) ಕಣಾಮಗರಿ 
| SE SS 
ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ 
p>) ಕ್ಯ ET NE ಆನೇಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರಾಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಡಿ.ಆರ್‌: 316/2019- 
29 3 5 )ಿ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸ೦ಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಹಳಿ 23.88 20 Work completed 1.10 1.10 
§ als 
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- Wm 
ಲ [ed ಪೂರ್ಣ 
@ nn [ ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ 
ಕ್ಷಸಂ § pl ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾಾ | ನೌನೆಗಾನಿಯಪಸ್ತತ [ಡ್ಯ ಮ್ಮ | ಸೊಳಿಸಲಾದ 
ವ N ನಿ k 3 ) ke ಹಂತ ಡ್ಡ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 
[3 g ಫ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ 
(3 
ME 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು | 
“ee ವ೦ಂತಾವಡು ತಿ ಎ, 
p) 2 5054-04-337-0-01-422 | ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ .ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಸಂತನಗರ ., DR No 
30 f f SCP-District & Other |S೦ಜನಾನಗರ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ, ನಲ್ಲಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, 48.05 | 162019:20 Work completed 0.55 0.55 
- ಫಿ ಪ್ತಿ Roads ಹುಚ್ಚನಂಜಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ . 
L_ | ; 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಕಳಲುಘಟ್ಟ —] 
ಪೆ pS > e. 
F) 2 5054-04-337-0-01-622 ಗ್ರಾ! ಪಂ॥ ಆಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗೋವೇನಹಳ್ಳಿ, DRX 
31] 3 4 SCP-District & Other [ಗು೦ಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಹಸುರುವಳ್ಳಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ವರದನನಯಕನಹಳ್ಳಿ | 47.00 12009. 20 | Workcompleted | 0.52 0.52 
ಫಿ ಪ್ತಿ Roads ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಗಂಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 
3 ಕ | 5054-04-337-0-01-422 |ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ. ಕೆಂಬಾಳು ಮಠದ ಕಾಲೋನಿ, ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ, DR No. 050 050 
32 pi 4 SCP Diwict Other ಘಂಟೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ನಾರಾಯಣಪುರ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ 49.00 [18/2019-20 Work compicted _ . 
3 Ks ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
Hl 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ಶಈಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ 
ಫಿ ಫ 5054-04-337-0-01-422 ಪಂಚಾ ಸೀಪಟ R 
& ¥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ತಡಸೀಘಟ, ದೊಡ್ಕಚೆನ್ನೋಹಳ್ಳಿ ್ನ 
5 5 ರ 19; : ಭ 4 ನ್ಲೀರಂಳ್ಳ DR No. 0.55 0.55 
38 | | SEDO |ಮ್ದಗಲ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬರಂಡ | 700 .| 119201920 | Wo completed 
% 1 ಕಾಮಗಾರಿ. 
_ RS 
— . 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸೀಪುರ 
| ಪ ಇಮ ಕೇ y 
p) 2 | 505404-337-0-01-622 (ಈ! ಪಂ ಇಮಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾಕೇನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಗಂಗೆ ಗ್ರಾಮ DRN 
34 f f SCP-District & Other |ಪಂಚಾಯತಿ ಶಿವಾನಂದನಗರ. ಶಿವಗಂಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ, ವಾಜರಹಳ್ಳಿ 49.00 1201201920 work completed 0.56 0.56 
ಪ್ಲ 3 Roads ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಲಿಪುರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ . 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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- Ne 
Wm 5 ವ 
4 ಇ k ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹ ಯೋಜಿತ ಹರ 
3 ಸ § | 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂಂತ | ಕೌನಗಾರಿಯ ಪಸುತ [ಧ್ಯ ಮ್ನು | ಗೊಳಸಲಾದ 
: ್ಥ 6ರ ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಸ | mg [ಯ 
§ % 7 ಗಳಲ್ಲಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣ್ಣೆ 
pe ತುತಿ ಜಿ ಮು 
p) p 5054-04-337-0-01-422 (ನಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೀರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಮಣ್ಣೆ, ಮರಳುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ sR 
35| 4 fA ScP-District & Other [ಸ೦ಚಾಯತಿ ಮರಳುಕುಂಟೆ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಲೋನಿ, 4.0 | 13190 o | work completed | 0.57 0.57 
pF) KF Rad ಬರಗೂರು ಕಾಲೋನಿ ಬಾಸೇನಹಳ್ಳಿ ' ಗ್ರಾಮಗಳೆ ಹರಿಜನ 2 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
'ಪರಗಫಾರು ಸಾಮಾನತರ ಇನ್ಸ್‌ ಸರಾಗ್‌ ನು Wi 
ಯಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಕ್ಕೆಪಾಳ್ಯ ಶಿಪ್ಪಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, 
p p 5054-04-337-0-01-422 |ಶೀನಿವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಯಲಚಗೆರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರ, ಪ 
36 f 4 SCP-District & Other [ಬೂದಿಹಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನಂತಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ 48.00 Ks Work completed 0.56 0.56 
ಫ್ಲಿ- ಪಿ Roads ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. - 
— ೦ಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕುಲುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸುಧಾನಗರ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
2 py 5054-04-337-0-01-422 |ಸು೦ಡೇನಹಳ್ಳಿ , ಸೋಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಭಾರತೀಪುರ, 
ತಣ f f SCP-District & Other ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ | -49.33 ನ Work complcted 0.58 0.58 
ಫಿ ಫಿ Roads ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. - - 
A EL] 
|ಸಲಮಂಗರಮ್ದಾನಸಾಧಪ್‌ ಗ್ರಾನ`ಪಾಜಾಡಹ್ಯಾಡಾಳಿ, —| 
ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ, ' ಅರಿಶಿನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ, 
ವಿಶ್ಲೇಶ್ವರಷುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಣ್ಣೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಬಸವನಲ್ಳಿ 
2 2 | s0se0a337-001422 |S ಸ ಅ ಕಣ್ಣ ಥು ಗ RN 
38 $ 8 ScP-District & Other |ನ೦॥ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ, ಕೋಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಓಬಳಾಪುರ | 76 No. Work completed 0.55 0.55 
K: K; Roads ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಛರಂಡಿ 1242019-20 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


—62- 


£ [ 
PN 
[9] 


ಘಿ 


pS 
[— 


ದೊಡಬಳಾಪುರೆ 


: 


Tp 
@ | ET ಾಂತಿಕ ಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತತ | ಯೋಜಿತ Fuptepd 
$ § F ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾಾ | ಕ್‌ಮಗಾರಿಯ ಪಸುತ ದಮ | Fe 
[51 [1 ಫ್ರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ |- ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ 

a 
`ಲಷುಂಗಲ "ತಾಲ್ಲೂಕ ಬಸವನ್ಗ್‌ ಸ್ರಾಡ`"ಪರಜಾಡತಿ 
2 2. | 5054-04-337-0-01-422 ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರ, ವಾಜರಹಳ್ಳಿ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜೋತಿನಗರ p 
4 $3 SCr-District & Other |ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 18.33 ಸ 0 | Workcomplcted | 0.20 0.20 
pp) ವಿ Roads p 
1 3 ' 
ಮ Ur 


ವ R ನ ಹು re ಎ 
5054-04-337-0.01-622 ಮೌಡ್ನಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ. ಶಾಸ್ತೀಪಾಳ್ಯ,` ಕನಸವಾಡಿ 


SCP-District & Other [ಮತ್ತು ಇಸ್ತೂರುಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 85.00 DR Ne; work completed 0.34 0.34 


| 


ಔರ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. EE 
A 


se 


w 
3 
% 
» w h ದಕ 2 ಹ ಹು ಮ 
ಕಿ FR 5054-04-337-0-01-422 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹೆಜ್ಞಾಜಿ, ಹೊನ್ನಾದೇವಿಷರ ಮತ್ತು ಸ 
al! § 8 5CP-Distriot & O1he: |ಹಾದ್ರೀಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ | 65.00 ‘| |p0i920 | Workcompicted | 0.26 0.20 
4 3 Rogds ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. R 
ನ್‌್‌ 5 ಸ ಫ 
2 } 5054-04.337-0.01-622 |ರೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಯರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಿಗೆರೆ. ತೂಬುಕುಂಟಿ ಮತ್ತು ) 
42 §” ಈ SCP-District & Other ಭೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ" 60.00 ರ Work compicted 0.24 0.24 
ki 3 Roads ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
———— - 
p ಸ್‌ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಳೂರು, ಕಂಟನಕುಂಟೆ, ಹೊಸಹುಡ್ಯ, 
p 4 | 5054-04-337-0-01-422 [ಬದೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೇರಳೇಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಶಿ 
¥ |p A ಸನಡನ್ಳ ಮು ನೇರ ಹಯಗೇ ಂವರಿಗಿವು ನರಿ DR No. 030 .| 030 
ಸ್ಥ || ತಲಗ 8೦ (ಲ್ಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 750 | [39201920] ಳಂ ಟರೆ 
ಸು ) 
Kk] Ke ಕಾಮಗಾರಿ. 
| : OS EEE 
» Re] ಹ ಲೂಕು ಪಾ « ಪ & 
SN ME UL NE Bac ವ 
44 § 8 SCP-District & Other ಶಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 80.00 Pe work completed 0.32 0.30 
§ 3 Roads ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗುರಿ. ) 
[ 3 p ; | ಡೂಡ್ಗಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ದರ್ಗಾಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು | 
4 13% | 5054043370012 (ದೌಥಬಳ್ಳಾಸುರ ತಾಲ್ಲೂ ಬರತ ಹೋಗ SE 
a | § 8 SCP-Distric: & Other [ಕಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ | 76.62 | 201920 | Wocomplotod | 031 0.31 
| Roads ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. : 
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_ w- SER 
3B oI k ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ ಸೂಣರ 
ತ್ರ ಸಂ| 4 & 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾಾ | ನ್‌ನಗಾಂಿಯಿ ಪ್ರಸತ Sd 
: ನ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 
% ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿ ಸ 
[3 § ಫ್ರ್‌ ಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಲ 
Ob ಿಡ 
» ನ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ತಮ್ಮಗಾನಹಳ್ಳಿ, 
# || 50503370042 |ಪೊೋವಿಪಾಳ್ಳ ಹಳೇಕೋಟೆ, ಗುಂಡಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆರೂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ Hs 
46 ಫೇ ಫ್ರೊ ಸ Other ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 67.18 143/2019-20 Work completed 0.27 0.27 
4 4 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡರಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಬೀಡಿಕೆರೆ, 
No] w . 
[3 3 5054-04-337-0-01-422 |ಮಳೆಕೋಟೆ, ಆಚಾರ್ತಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗಡೆಹಳ್ಳಿ. ನಿದ ಸಹೂಟಧಳ್ಳ ಬಿಸ 
47| 3 | SCP-District & Oho: (ಕಂರನಾಳ ಮತ್ತು ಎದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 75.00 |, ಗ 20 | Work complied | 0.29 0.29 
k 3 Roads ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ £ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಡೋನಹ ತಿರುಮಗೊಂ೦ಡನಹಳ್ಳಿ, = [ 
v Gd ಳ್ಳಿ vw 
pe pe ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಪೆರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, : ಮಾರಹಳ್ಳಿ, | 
| | 505033700142 [ಮೇಲಿನಜೂಗಾನಹಳ್ಳಿ  ಕೆಳಗಿನಜೂಗಾನಹಳ್ಳಿ  ಅಂತರಹಳ್ಳಿ A su 
48 KS ಸ Re Other ಬಂಡೇಾಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲುಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 51.49 45/2019-20 work completed 0.28 0,28 
at 
KM; K ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ವಾ 
§ f# 5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಳು ಪಂಚಾಯತಿ, ತರಳು ಎಸೇಟ್‌ ( 
212 |2m mar ky ಇ * ನ DR No. 132/ 
49 k ಫ್‌ 3 kA a & Other ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 75.00 01) Work completed | 0.60 0.60 
೦೩ರ ಹ 
ಇ 4 bi 
PR } 5054-04-337-0-01-422 |ದ೦ಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ss 
50/532] scP-District & Othe |ಹ೦ಪಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 12.50 ನ Work completed | 0.10 0.10 
ತ § 3 i Roads ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 142030 
8 g 5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪಂಚಾಯತಿ, - 
51 |3 5 | ಶ್ರ SCP-District & Other |ಊದಿಪಾಳ್ಯೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 16.80 Dio, Work complcted 0.13 0.13 
3 Ny $ ್ಯ Roads ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. }142019-20 
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en T ಬ 
U pS ಸ ರ್ಣ 
@ wr | ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ | ಯೋಜಿತ 
[ಕ್ರ ಸಂ $ § X 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಚೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ wi ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ದೆ ಕಿ.ಮೀ bd 
$ ಸ್ಯ NES ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ kl ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್‌ 
ಇ ಜ್ತ 
[el 
- ————— 
W KN ಅಲ೮ನಾ ; ಷೆ 
8 p 5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೋಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ, ke 
s2|8 KD 3 kh SCP-District & Other |ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 15.00 nd Work compicted 0.12 0.12 
§ 3 § Roads ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
#8 3% 5054-04-337-0-01-422 |ಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಕಿ Ri ತ್ತ ಇ ್ಸ ಲ DR No. 33/2019- 0.24 0.24: 
53 ಶ್ಥ p: 4 $C [oS ೦h ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3493 20 Work completed: 
bo 
8 x 5054-04-337-0-01-422 |ನ೦ಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - TN 
43 ಜ್ರ [: SCP-Distriot & Other |ಯದಡಿಯೂರುಪ್ಪುನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 40.00 * ಸ “| Work completed 0.40 0.40 
ತ 4 Roads ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮ il ERS ES EN 
1 5054-04-337-0-01-422 [ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ - ಚೆಕ್ಟಣ್ಣಸ್ಪಾಮಿ ; 
N+) pr) kd pt . i 
55 | 3 | SCP-Distric & Otho [pನೀನಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಕ್ತ SE 30.00 PR Work completed | 0.32 0.32 
ಧ್ನ ದ್ರಿ ದ್ರ 
ಸ್ಯ ತಿ, 3 ಸ್ನ ¢ I ! ಶ್ರಿಂತಖ 
PS x 5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯುತಿ A 
5613 ¥ } SCP-District & Other ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 25.00 ನ “| Work completed 0.24 0.24 
J 8 Roads ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ; 
' rl OS SR 
{ # 5054-04-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಣಿಅಗ್ರಹಾರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ; 
Rx] ee ಮು ಇ DR No. 372019-| 0.16 0.16 
57 ೫ p: p ಸಹ Other ಸಿಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 30.00 20 Work comploted 
3 
PE SR ) 
—— 
#3 ¥ 5054-04-337-0-01-422 [ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮ್ನೇನಹಳ್ಲಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ( 
[RR B ar 5 ನ [5 2 ಜು DR No. 38/2019- 0.16 0.16 
58 ಶ್ರ 3 4 ep Othor ಸಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 16.00 20 Work completed 3 
NESS RE J 1 
§ 3 5054-04-337-0-01-422 123, ೨» ಉ A ಸ್ಥಿ ಸಣ ಕಿ 
v § ಂ೦ಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ; 
59 3 Hy B SCP-District & Other {. ್ಯ Nae kd k: 4 19.00 DR No 0 Work completed 0.16 0.16 
9 pl ಸಿಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 20 
Ke: NR # Roads 3 KN 3 
$ x 5054-04-337-0-01-422 |ಜೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಕಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
S| NT ಇ ತ್ತ ಲ್ಲ; €ನಿಯಲ್ಲ DR No. 40/2019- 
60 ಶ್ತ 3 $ SCP-District & Other ಸಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 20 Work complcted 0.16 0.16 
ಸಿ Roads \ 3) 


kl ೧ರ ಹೂಡ 
R ೫ N ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಗಾರಿಯ ಖಸುತ | ಯೋಜಿತ ಗನ 
5ಸಂ) 3 18 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾತಿ ಗಾ ಗಡ್ಡ | ೊಳಸಲಾದ 
ig ಉಃ e 
7B ಸಂಖ್ಯೆ ಕನ 
[3 4 ¥ ಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ 
[3 
ಇ % 5054-04-337-0-01-422 [ಜೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
2] 4-33 ್ತಃ : ್ಯಿತಿನಹಳ್ಳಿ ್ಲ DR No. 41/2019 
61 ¥ $ p) SCP-District & Other ಸಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 20 Work complcted 0.16 0.16 
ಔ & Roads ದ್‌ ದ್‌ _} 
he ¥ SS 
$# % 5054-04-337-0-01-422 [ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀರೆಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ § 
pe [3 33 1 ದ್ರ ್ಲಿ DR No. 42/2019- 
62 F] pY 8 SCP-District & Other ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ಷು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 20 Work completed 0.16 0.16 
ವ್ಸ 4 Roads ದ್‌ = A 
8 = 5054-04-337-0-01-422 [ಜೆಂಗಳೂರು ತರ ಕು ಶೀಕಂಠಪುರ ಲೊ ಲಿ 
p. [A 0 ಉ: ತಾಲ್ಲೂ £ಕಂಠಪು' ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ KN . 
| :-33 ತ್ತ ಕು ಶ್ರಿ ಲ್ಲಿ DR No. 43/2019- » 
63 3 ಕಿ 3 SCP-District & Other ಸಿಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 20 Work completed 0.20 0.20 
po 1 Roads [ad ದ್‌ 
| 
B ke] 5054-04-337-0-01-422 [ಜಿಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುರಧೇನುಪುರ ಬಸವಲಿಂಗಪ, ; 
KES § 33 ತ್ತ ್ಲ ಸ್ತು DR No. 44/2019- 
64g 3 SCP Des ೦1h: ಗ್ರಾಟೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 20 Work completed | 0.20 0.20 
[s] 0ads es 
kl 
lk lk 
Rn ¥ 5054-04-337-0-01-422 |ಜಿಂಗಳೂರು ಉತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ; _ 
$2] ೨3 ತ್ತ ಇ ್ಯ ುಲ್ಲಿ DR No. 45/2019 0.32 0.32 
65/೫5 3 SCP-District & Other [0ಕೀಟ್‌ ರಸೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 35.00 20 Work completed ' ° 
KAS & Roads ಮ್‌ ರ ಮ್‌ 
Ss} 5054-04-337-0-01-422 [ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಡಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ [ome 46/2019- 
66 § 5 4 SCP Dane 6 Other ಸಿಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 “20 Work completed 0.02 0.02 
೧805 K 
sp | 5054-04-337-0-01-422 [ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಸನಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ( 
Kl 4-35 ತ್ತ ಣಿ ಲ್ಲ DR No. 47/2019- 
6755 3 SCP-District & Oth |g ರಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 20 Work completed | 0.02 0.02 
B34 kK] Roads ಜ್‌ hd ದ್‌ 
8 k 5054-04-337-0-01-422 |ಿಂಗೂರು ಉತ್ತರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗಡವನಪರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ; | 
ಇ. Mae ky [4 ಹ DR No. 48/2019- 
883 | SCD kOe: [gs ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3100 | Work complied | 902 | 0.02 
ಪಿ & Roads ದೆ > 
7 ———— 
B ¥ 5054-04-337-0-01-422 |ಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ DR No. | 0.20 020 
69 9 3 SCP-District & Other ಸಿಕಾಲಕೀಟ್‌ ರಸೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 25.00 42412019.20 Work completed « 2 
B 4 Roads ಜ್‌ ್‌ ~ 
te - ~— 
§ ಜ| 505404337-0-01-422 [ಬೆಂಗಳೊರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ DR No. 0೨0 
L § 4 Ws ೦ [ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 25.00 | 25201920 | Wok completed | © 92 
ಣ್ದಾ 0ads 
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w 
& pM k ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಗಾರಿಯ ಪ್ರ್ತತ | ಯೋಜಿತ Bes ಇಡ 
[ಕ್ರ ಸಂ p: & x ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾ: iss ನಕು ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ ಸ 4 
§ % y ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ 9 ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಡ ps 
4 
p p 5054-04-337-0-01-422 |ಗೌರೇನ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ DR No. 62/2019- 
71 3 Kk SCP-District & Other ಮಾರಿ 25.00 20 Work completed 0.39 0.39 
b] kl Roads 
2 | 
— bY po 5054-04-337-0-01-422 |ನೇಕಲ್‌ ಶಾಲ್ಲೂಕು,ನಾಯನ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ / DR No. 63/2019- 
72 3 ಪ SCP-District & Other ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 20 Work completed 0.39 0.39 
bl D Roads 
9 p 5055-04-337-0-01-422 [ನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಕುಂಬರನಹಳ್ಳಿ DR No. 64/2019- If 
73 £ 2 SCP-District & Other ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 0 Work completed 0.39 0.39 
H] ಶಶ Roads % 5 Of 
ಇ 9 5054-04-337-0-01-422 |;ನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಿಲ್ಕ್‌ ಪಾರಂ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ DR No. 65/2019- IN 
74 2 4 SCP-District & Other [ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ” 30.00 " 20 Work completed 0.46 0.46 
D J Roads > 
- 
೪ HF | 305205337-0-01422 pನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಧುರಾನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ DR No. 66/2019- 
75 ಫಿ _ SCP-District & Oth? | ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 § '20 Work completed 0.46 0.46 
ki pk] Roads ದ ” K 4 
$ ° 5054-04-337-0-01-422 [ಅನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಲುರು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ \ _ 
16] ¥ 3 SCP-Distriot & Other |g ರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ರ್‌ “| 200 ಸಂ612019 Work completed | 0.60 0.60 
9 kb] Roads ಸ್‌ 
SS 
9 ° 5054-04-337-0-01-422 (ಅನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇಟ್ಟಗೊರು-ಸರ್ಜಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ DR No. 68/2019- 
71 Ks ¥ SCP-District & Otho o8ೀಟ್‌ ರಸೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 § 20 Work completed 0.77 0.77 
$ 9 Roads ಮ್‌ el 
[OS SN 
po) » 5054-04-337-0-01-422 [ನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ DR No. 69/2019- 
78 ky 2 SCP-District & Other [ae್‌ ರಸೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.00 § 20 Work completed 0.47 0.47 
by D Roads ಮ್‌ kd 
pe - _ —————— 
° $ 5054-04-337-0-01-422 ನೇಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ R § 
7| 3 ¥ | scPDistrict & Other ಜು ಚರಂಡಿ ಅಮಗಾರಿ. * | 2000 [NS Work comploed | 031 | 031 
9 ki] Roads id 
po) ks 5054-04-337-0-01-422 [ಆನೇಕಲ್‌ ಠಾಲ್ಲೂಕು, ಪಂಡಿಕನ ಆಗ್ರಹಾರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ IR No. 71/2019- 
80 3 % SCP-District & Other ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 25.00 N '20 Work complcted 0.39 0.39 
Hj Roads Na ದ \ _ 
ko) bp | 505404-3370-01-422 [ನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಾಗನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ DR No. 72/2019. 
81 $ ಪ SCP-Pistrict & Other [yy ಮತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 | 20 Work complcted 0.77 0.77 
9 > Roads —T ದೌ ದೆ K [ 
೪ ” 5054-04-337-0-01-422 WU ಮ 
$2 3 3 SCh-District & Other Construction of Scwcrage Treatment Plant (STP) at 50.00 NA Work complcted 
[3 % Roads Shcttihalli in Anckal Taluk. (Change of works) 20 
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» 
@ 2 % ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಹೋ | ಪೂರ್ಣ 
$ § p: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಶತ [ೃದ್ದಷಮೀ | ಗೊಳಿಸಲದ 
[5 § pe ಸಂಖ್ಯೆಃ ದಿನಾಂಕ ky ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ $ಮೀ 
a ಕಾ 
$ p 5054-04-337-0-01-422 ಸೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಡಿವಾಳ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ PR No. 74/2019. 
$ 3 SCP-District & Other ಮತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 31.04 2 Work completed 0.50 0.50 
J ೨ - Roads ವ 
5054-04-337-0-01-422 3 pa] 
$ } SCP-District & Other ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೂಂದಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ 25.00 DR No. 75/2015- 
4 4 sil ಮತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 20 Work completed 0.39 0.39 
೦೩೮s ಮ 
9 ” 5054-04-337-0-01-422 [ನೇಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕಾದಾಸಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ; 
8s 2 £ SCP-District & Other [ಹು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ¥ ರ್‌ | 25.00 DR ಸಂ. 76/2019- Work completed 0.70 0.70 
ki) 4 Roads ವ್‌ 
° $ 5054-04-337-0-01-422 [ಅನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೋಪಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
Me Kd ಜೆ £ 5 DR No. 77 - 
86 $ ¥ $C? Davia & 0th: [ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 25.00 ’ il 2015 Work completed 0.39 0.39 
kb] oads ದೆ 
4 ಧ್‌ 
° ' 5054-04-337-0-01-422 [ನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ R 
87) 3 | | sceDiricaOes [2g uo ಕಮರ “| 2500 [PRN Work complees | 039 | 039 
H) 2 Roads = K 
- —- 
k) % 5054-04-337-0-01-422 [ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಶೋಕ್‌ ನಗರ-ಮುತ್ತನಲ್ಲೊರು (ಸರ್ಕಲ್‌) DR No. 79/2019. 
88 4 ್ಯ SC?-Disiot & Other ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.00 py Work completed 0.47 0.47 
2ರ ಸ್ಸಿಮತ್ತು 
_ dl 
py p 5054-04-337-0-01-422 |ಅನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಮುತ್ತಕಟ್ಟೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ DR No. 80/2019. 
3 4 $CP-District& ೦h [ಫ್ರುತ್ರು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 20.00 20 Work completed 0.77 0.77 
D Roads kd / 
$ ° 5054-04-337-0-01422 ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆ DR No. 81/2019. 
90 | 3 ¥ SCP-District & Other ೪ “| 2500 No. “| Work completed 
ಜ % Ni ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. - 20 ork complcic 0.39 0.39 
H) oads ವು K 
» y 505083370022 [on ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ Iprxo 82/2019- 
91 ತ್ಯ §್ಥ $CP-Diatnit & ೦th [ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 25,00 20 Work completed 0.39 0.39 
0ads ದ್‌ 
2 py 5054-04-337-0-01-422 [ಅನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು,ದಾಸನಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ DR No. 83/2019- 
92 4 SOD & Other ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 25.00 20 | Work completed 0.39 0.39 
ದಾ — 
$ ° 5054-04-337-0-01-422 ಅನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ § 
93 & 2 SCP-District & Other ಮತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ದ್‌ 25.00 DR ಸಂ. ೪2019- Work completed 0.39 0.39 
D ೫ Roads 3 ° : 
(SN | 
p) % 5054-04-337-0-01-422 [ನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೋಡಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ DR No. 85/2019- 
94 $ $ 507-೧ ಹ Other ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 25.00 29 Work completed 0.47 0.47 
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್‌ [A 


r— po _ 
ಸ pd 
R ಕ. [5 ತಾಂತ್ರಿಕ ಭನನ ಫ ಯೋಜಿತ 
ಕಸಂ) 4 | 4% ps ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾಾ | ಕೌಮಗಾವಿಯ ಪಸೆತ | ದ್ದ ಮೀ 
[3 R pA ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ 
[3 Kk) 
» [84 | 5054043370-01-422 |ನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜನತಾ DRNo 
2 ನ ೀರುಘಲ್ಟ | 
95 % ಫೆ ¥” Co ೦ಂ |ಕ್ರಾತೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 4122019.20 | Workcomplctcd | 0.70 
೦೩0s 
Ke — Us 
» 4 | 505404-337-0-01-422 ಅನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ DR No 
# ದೆ pe N K 
96 ತ್ಯ ಕ ಘ್‌ ds Other ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 399/2019.-20 Work completed 0.60 
ಜ್ತ ೧೩1 
| PS Wil ಸ್‌ 
% 2 | 505005-337-0-01-422 ಅನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಮಂಟಪ ಗ್ರಾಪಂ. DR No. 
37 4 4 | SD 8 ೦೫ |ತಗದುಲ್ಲ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 387n016.50) | Work completed), 0.60 
[1 ೦೩೮s “hy 
» {4 | 5054-04-337-0-01-422 [ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ DR No 
% ತಢ್ಣಸ ತ \ 
98 4 3 ಫ್ರ್‌ ರ Other ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 398/2019-20 Work completed 0.60 
[1 4) ೧೩೦s 
bp 4 | 505406-337-001-422 (ಅನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು , ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಲಿಪುರ DR No. 
9] 4% ತಳ $07-ರೂಗೆಂ ಔ ೦ [್ರಾತ್ರೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. «00/2019-20 | Workcompleted | 0.60 
3 ೧೩1 
_ 5054043370012 ರನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜೆಗಣಿ ಹೋಬಳಿ. ಕಲ್ಲುಬಾಳು ಗ್ರಾಮ J 
100 3 KR SCP-District & Other ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಲ್ಲುಬಾಳು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು Pe Work completed ‘| 0.60 
$೪ ಔರ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
| dl 
೪ Q 4 | 505404337-0-01-422 |ನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಹರಪನ ಹಳ್ಳಿ DR No. 
101 | 4 ಫಿ ಕ | $೦PDತಸಂk Or [ಲ್ರೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ: ಕಾಮಗಾರಿ. 40212019.20 | Workcompleted | 0.60 
pi 0ads ¥ 
W |p | 5054-04.337-0.01-422 ಣಿ ಹೊ 
೪ $e 000 ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗ ೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ DR No. 
102 % $ ಳ್‌ SS ೦: [ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 40412019.20 | Work completed } 0.70 
೧೩೧s . 
Kd 
——— 
° & 5054-04-337-0-01-422 [ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೊಪ್ಪ ಗೇಟ್‌ x 
5] 3&| scCp-Distric& Ott _ DR. No, Work completed 0.70 
13) ಗಂ ಲಗ |ಟ್ರೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 405/2019-20 ಸ್ನ ರಂಡೆ: 
i [< ೧೩೩೦s 
pe | 5054043370012 ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಜಗಜೀವನರಾಂ ನಗರ DR No R 
% istri % 
14] 3 |3| SCP-Distric& Or |್ಲೂನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 406n019.20 | Work compleied | 0.7 
[4 ಇ Roads [ fa ಸ fs 
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4) FS ಎ ಪನ್ನ 
pe ಹ್‌ | ಅಂದಾಜು [, ಪೂರ್ಣ 
pv4 ; ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿ 
ಕ್ರಸಂ] $ § 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂಣಾ | ನೌವಗಾರಿಯ ಪ್ರಶ್ನಿತ [ನನೆ | ಸ್ಯಸಲಾದ 
pe ಮಃ (Me 
3 [4 ಫ . ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಹಂತ A ಉದ್ಧ ಗ 
1} ್ಲಿ 
= 
} [Fe | 30500457002 ನರ್‌ ರನ ಸಗಾನ್‌ ನ್‌್‌ ನ್‌ | ; 
105) 7 $” | SCP-District & Other |ಕುಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸೆ ಮಠು ಚರ DR No. 
& ಹ. ಕಲಿಲ ಸ್ರಿ ೦ಡಿ 4 ‘ 
id § [d PE BER ೪ ಈ 30.00 40772019-20 | Work completed 0.70 0.70 
LLL ಕೌಮಗಾರಿ. i 
SS 
16) 3 (35) 22 [ಅನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಹಾರಗದ್ದೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮ "| 
7 ೨8 ವ er ೭% No. 
% [3 B Wk ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. : | 30.00 4081201920 Work completed 0.70 0.70 
——— - [EN 
107| 3° [35 PE ER ಅನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಕನ್ನಾಯಕನ ಆಗ್ರಹಾರ DR No ig | 
[n -Distri ior No. 4 
% § [d ಗ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.00 409/2019.20 Work completed 0.70 0.70 
a 3 EN 
108 3 3 £ NRE ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ DR No ¥ 
3 KB -Listric cr pS N R 
ed BS ಗ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 30.00 | ,02015.20 | Workcomplced | 0.70 | 0.70 
19/ } [§5| 00 ನೇಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಮನಮಾರಯನವೂ SS RN NE SE 
¥ pr -Di 0, 
$ [F¥% ಸ್ಟ [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.00 | ;;2019.20 | Workcompleed | 0.70 0.70 
|S + ಚ ್‌್ಠ ನ —— ಘು kL 
—— 
iid % k: 3 ರ ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಚುಗಯನದೊಡ್ಡಿ ಜನತಾ | ' DRN 
ಜಿ 3ರ: -District er CS 0. 
h § B FA ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.00 41372019.20 Work completed 0.70 0.70 
T ಸ್‌ ; 
| § ಕ್ರ ERR ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಜನತಾ SRR IS 7 
% § | ri er ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.00 414201920 Work completed 0.70 0.70 
ke pe ol _} 
ee 
iis % § ಕ್ರ Ts ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಗೊರು ಹೋಬಳಿ,ಮೈಲಸಂದ್ರ A Im 
[ $ |§ 3 ಕ್ಲ [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 26.88 | ,262019.20 | Workcompleed | 070 | 07 
Te 1— pt RR IR 
% k: g | 054-04-337-0-01-422 [ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ ಗೋವಿಂದಶೆಟಿಪಾಳ 
113 4 #1 | SCP-District & Other py is [a 30.00 DR No. 
5 § 3 ಗ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. . - 4212019-20 | Work completed 0.70 0.70 
~ 
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pel | 
ks ಇ ಹೂರ್ಣ 
R 3 bk ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ 
ಕಸಂ 3 p ಕಾಮಗಾರಿಯ: ಹೆಸರು ಮತ್ತು ೪೦ಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 1 ಸ್ನಮ್ದು | ಗೊಳಿಸಲಾದ 
~ Ke ನ ಈ kd = ಹಂತ ಡ್ಡ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ 
[51 [4 ಫ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ - ಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ 
[ci 
[es + - _ CS 
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ -ರಾಳಕುಂಟೆ, 
೪ ಇ 5054-04-337-0-01-422 |ರನಮಗೋವಿಂದಪುರ, ಇಟ್ಟಸಂದ್ರ. ಈಸ್ತೂರು, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಗ 
114 4 4 SCP-Distriot & Other |ಕಾರಹಳ್ಳಿ, ಯಶವಂತಪುರ, ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ 50.00 ಭತ Work completed 0.45 0.45 
418 Roads ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು TE | 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 3 
(ON 2 ಜನ ( 
ಸ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಬಂಡಹಳ್ಳಿ, ' 
p 3 | 505404337-001-422 ಬಳಹಲ್ಳಿ, ಬೀರಹಳ್ಳಿ, ಹೆತ್ತಕ್ಕಿ ಎಸ್‌.ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಎತ್ತಿನೊಡೆಯಪುರ 
i ಸ ಳು _ ಡ್ಡ ಸ್ಯ ಉಲ್ಲ ಧು DRNO- 45 0.45 
115] 4 ಕ re K ೦: [ಕ್ಷೂಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾೋನಿಯಲ್ಲಿ 50.00 { 2019.20 | Workcomplted | 0: i 
1 % ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, - 
Tl 
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ, 
FS ಕ್ಯ 5054-04-337-0-01-422 |ಮುಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ, ಭೀಮಾಪುರ, ಗಂಜಾರ್ದಹಳ್ಳಿ DR NO- ie” 
116] % ಚೆ i Other [ಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 50.00 88/2019-20 work complctcd ‘ 0.47 
My ಸ್ವ ಧ್‌ 
9 % ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
- nl 
-  |ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ಗುಳ್ಳಳ್ಳಿ ' 
k ಸ್ಥ | 0540433700142 ಭ್ರುವನಹಳ್ಳಿ ತೆನೆಯೂರು. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ನಗರೇನಹಳ್ಳಿ NA 2 
117 4 ಹ ಸ Other ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 50.00 89/2019-20 Work completed - 0.40 
1 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
[oe —— ಸ 4 ——————— 
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಹರಳಗೆರೆ, 
_ 3 | 5054-04-337-0-01-422 |[3ಕ್ಕಥರಳೆಗೆರೆ. ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮಗಳ” ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಶಿ 
A 4 a) ಲೊ i ಕಲಲ: DR NO- 45 0.45 
118 4 ಇ SCP. (ee ೦1h: [ನಪೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 50.00 90/2019-20 | Work Completed | 0: ' 
a % ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
2 ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ. 
4 $ "| 5054-04-337-0-01422 |ಟರಸನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಕೋಲಿಗ, ದೊಡ್ಡಕೋಲಿಗ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಭ್‌ ್ಸಿ, ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ;'ಮೊಡ್ಡಕೋಲಿಗ: ಗ್ರಮ DR NO- 0.45 
119 ಳೆ ಕ್ಸ ಹ ೦: [ಧರ್ರಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 30.00 ; 91201920 | WK Completed x ೪42 
4 1% ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
L 
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ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


WM < 
@ ಸಾ ye ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ yy ಯೋಜಿತ | 
ಕಸಂ $ § 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು.ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾಾ | ಕ್‌ನಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ [ಮೀ | ಗೊಳಿಸಲಾಡ 
§ pS ಪ 4 ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಸಂತ ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಮಃ 
§ ಇ _ i ಗಳಲ್ಲಿ 
SEN EASES NEE SE A 
3 ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಮಾಕನಪುರ, 
ಜ್ರ 
© ಬ 5054-04-337-0-01-422 |ಜಿನ್ಸಾಗರ, ಗಣಗಲು, ಹೆತನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆ, ಕಣ್ಣೂರಹಳ್ಳಿ 
. ಮ Fl ಶನಿರಾಳ್ಳ, ್ಥ » ಸ್ಕಿ DR NO- | ) 
120 | 4 5೦7-೧ & ೦1 ಗ್ರಾಮಗಳ” ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ | 5000 | 5201920 | Oomplnd | 039 | 0.35 
ಸ oads 4 
k ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
: ಸ್‌ 
T ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸೊಣ್ಣದೇನಹಳ್ಳಿ, | 
' $ ೩ 3 
ಇ ಇ 5054-04-337-0-01-422 ಸೋಂಪುರ, ಮುಗಳೀಷುರ, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪಂಕಟಾಮುರ ಹಾಗೂ BH 
121) 4% 4 ScP-District & Othe: [ನಲದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಮಂಚಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ' ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 50.00. | $3015.20 | Workcomplcied | 0.45 0.39 
Ki 4 Roads ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
A -} 
pe ; ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಪರಮನಹಳ್ಳಿ, 
4 |3| |ಗಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನಾಪುರ, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಅಪ್ಪಸಂದ್ರ HRN 
Wy ಣೆ SD Otho: [ಲಗಿರೆಹುರ ಗ್ರಾಮಗಳ" ಪರಿಶಿಷ್ಟ 'ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌. 40.21 94/2019-20 Work completed 0.52 0.52. 
3 4 ಸ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 'ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ses we - - ml ml 3 
R \ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ 
ಚ್ರ % 5054-04-337-0-01-422 ಡಣಢನಾರತಲ್ಳು ಬನದ ಶವರ್‌. ಪೇಭಕೆಟ್ಟಹಳ್ಳ. ಹ 
123 4 SCP-District & Other |ಬಿಸನಹಳ್ಳಿ, ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ” ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 50.00 952019.20 | Work completed | 0.40 03. 
ಸಿ 4 Roads ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. " 
ಖೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ತರಬಹಳ್ಳಿ, f 
§ ್ಥ 5054-04-337-0-01-422, ತಿಂಡ್ಲು, ಚಿಕ್ಕತೆಗಲಿ, ದೊಡ್ಡತಗಲಿ, ತಗ್ಗಲಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಇಂಜನಹಳ್ಳಿ Hels 
124 k k Wk Other ಗ್ರಾಮಗಳ' ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 50.00 96/2019-20 | Work under progress 0.51 
B. 0ads 
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Nia ಹೂರ್ಣ 
ky ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ 
p ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಾ ಪಸ್ತತ [ಮದ್ದ ಕಮೀ bei 
pe ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ 3 ಗಳಲ್ಲಿ ನ § 
ಇ ್ಲಿ 
ಖು ಮ 
ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಓರೋಹಳ್ಳಿ 
ಇ ಇ 5054-04-337-0-01-422 |ದಬಗುಂಟೆ, ವಳಗೆರೆಪುರ, ಮೈಲಾಪುರ, ಪೂಜಾರಾಮನಹಳ್ಳಿ | 
125 4 ಳಿ SCP-Distrit & Other [ಹಾಗೂ ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ” 50.00 K ದ Work completed 0.52 0.52 
4 4 Roads ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು £ 
ಚರಂಡಿ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
— ——- 
© nN 3 wd: ಗ / 
2 | | 5054003370012 [ವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಂಡ್ಲು, ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಇಂಡ್ರಸನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು | 
146] ¥ Scp-District & Other [ನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 40.00 ಮ Work completed | 0.15 0.15 
( p & Roads ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ i 
ಹ ನ ಈ ಸ್‌ 
ನ್‌ 4 | 5054-04-337-0-01-422 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ . ಮಂಡಿಬೆಲೆ ಮತ್ತು ; 
127 4 # | scp-Disric& 0h [ಗಡ್ಡದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 30.00 We Work completed | 0.11 0.11 
& kd Roads ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ i 
He ಮ 
py g” | 5054-04.337-0-01-422 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಗಂಗವಾರ, . 
128 # ¥ SCP-District & Other |ಚೌಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೂದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಕಿ "65.00 ಗ 20 Work completed 0.25 0.25 
& 8 Roads ಕಾಲ್ಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ { 
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗಲಹಳ್ಳಿ. ಹೊಸನಲ್ಲೂರು , ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ , 
$” | | 5054-0337-0-01422 ಸ್ಪೋಮತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಬಿದಲಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಲೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ RN. 6 
9 | | SODankOr [ಗ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ I || ssp ah; | WOES |) 
HB i ಕಾಮಗಾರಿ 
EE pe | } | 
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಚೀಮಾಚನಹಳ್ಳಿ, 
೪ ೪ 5054-04-337-0-01-422 [on ಇ ುರ ಮ ಹಳಿ 
3 y -33 ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಐಬಸಾಪುರ ಮತ್ತು ವರದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ RE 
130% | | SDE ೦್‌ [ನನವ ಜ್ಞಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 6000: eos a Shela) DES 
ಸನ ¥ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
he 
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1” 
೧ರ; ‘Ei ಅಂದಾಜು 
4 7 ky f ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ |. 2 
ಕ್ರಸಂ) $$ & pF: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ: ಮಂಜೂರಾತಿ is ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ es 
h ಹೆ ಉದ್ದ ಕಮೀ 
B [4 ಫ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲಿ a 
| 8 NN; ಸ 
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಕಟಾಪುರ, ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ, 
ಫ್‌ ಇ” | 5054-04-337-0-01-422 [ದೊಡ್ಡಚೇಮನಹಳ್ಳಿ, ಕು ಮತ್ತು ದ್ಯಾವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
§ ಸ ಡ್ಡಚೀಮನಹಳ್ಳಿ, ಕುಂದಾಣ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ f DR No. 
131 ¥ % SE ೦h: [ಣಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 70.00 ;602019.20 | Work completed 0.27 0.15 
|} ads ಸ್ತ 
B § ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ 
"| VN ed ) 
pe g | 5054-04-337-0-01-422 ಥೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣಿಘಟ್ಟ, ಪಣಯನಂಿದ್ರ; » ನಾಯರ MER 
132| % R $€P-District & Oe: [ಜೆಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 70.00 156/2019.20 | Work completed 0.27 0.27 
[3 [4 Roads ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಂಕ ಆ ಪ ಹು: ಆ 
ಫ್‌ pe 5054-04.337-0-01-422 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸನನಶಸಿ, 1 ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ Be 
13] % 3 SCP-Disirict & Other [ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 75,00 15/2019-20 Work completed 0.29 0.29 
& [el Roads ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿನಾಯಕನಗರ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ. ನೀಲೇರಿ, 
ಸ” ದ 5054-04-337-0-01-422 |ಕನ್ಸಮಂಗಲ, -ಬೊಮವಾರ ಮತು ಬಿನ್ನಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
B ನ ಎ y ೬ ಸಿ ಬನ್ನ ಬನು DR No. 153 p 
134| § 4 ಸ ೦: 3 ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ೨272 2019-20 Work completed | 0-25 
Ky ೦೩ds ಕಾಲರ ಸಖಲ 
B 2 ಕಾಮಗಾರಿ 
[= ಘಿ ——— 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆತನಗೆರೆ ಮತು ನಗರೂರು i 
B pe B 5054-04-337-0-01-422 3 ನ ಜೆ BRN 
135| 3 3 SCP-District & Other [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 99,50 ನ Work completed 0.36 0.36 
£8 446/2019-20 
Ke] 8 Roads ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಖ್‌ ಎ 
8 5 5054-06-337-0-01-422 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಪನ ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಆಲೂರು ಕ 
136| 3 pl SCP-District & Other [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 99.50 ನ್‌ Work completed 0.79 0.79 
*8 4472019-20 
ಸ್ಥಿ 8 Roads . ಕಾಮಗಾರಿ. 
— | i 
8 3 k 5054-04-337-0-01-422 [ಬೆಂಗಳೂರು : ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೋಟದಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ DR No. 
137 $ p 3 ನಧಿ ಹಲಿ [ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 99.50 | gno1s 20 | Workcompled | 1.04 | 1.04 
oads CM ಷೆ 3 4 
3 EE 
3 
KS $ಿ 5054-06-337-0-01-422 |ನೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ DR No. ; | 
138 8 3 ನಲಗ ಹ ೦h [ಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 76.50 | 49201920 | Wokcompled | 0.83 | 0.83 
ko] ‘Roads ” ici ಹೆ 
L B 
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- ಪೂರ್ಣ 
p ಅಂದಾಜು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜಿತ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮಂಜೂರಾತಿ se ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ irdiies 
ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ is ಗಳಲ್ಲಿ ಉಡ್ಡ a Hy 
8 ಸ 5054-04-337-0-01-422 ; ಸ | 
CN SCED ist Otic Construction of concrete road and drain in Sadcnahalli 65.0 DR No. er leted 
1 ¥ $ 3 Roads and Makali colonics in Bangalore north taluk 1 461/2019-20 Ka 042 
3 
| SS 
% 3 :5054-04-337-0-01-423 [ಬೆ೦ಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
1033] TSP-District & Other ನ Ns ್ಥ oS 17.79 DRNo- 982019) Wr completes | 0.14 | 0.14 
$514 ಗ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 20 as : 3 
B 
§ ¥ :5054-04-337-0-01-423 ly S ಸಂದ, ಪರಿಶಿಷ 
83%] 3 par ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಸಂದ್ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ DR No. 99/2019- 
141 i 2 p ಸ Othor ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 16.39 ಗ Work completed | 0.13 0.13 | 
KS r I _ 
de 
pb) p :5054-04-337-0-01-423 ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಣಕನ ಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 14.53 DR No. - 
142 % BiH Other ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. A Mh Work completed 0.31 0.31 
p 2 | :5056-04-337-0-01-623 |ನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಜಿಗಣಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ > DR No ; 
143 % § [4 Rs ೦h: [ಧಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 14.85 | 3952019.20 | Workcomplstd | 0.40 | 0.40 
py k | 5054-04-337-0-01-423 [ಅನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಭೂತಾನಹಳ್ಳಿ DRNo 
3 A No. 
¥ & %' |} TSP ಗ ೦: [ಧ್ರಾಟ್ರೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 14.85 | 35472019.20 | Workcompletd | 0.15 | 0.15 
ES —— ಸ 
° rg pS | 5054-04337-001-423 [ga ತಾಲ್ಲೂಕು. ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಮಹಾಂತಲಿಂಗಾಪುರ DRNo 
Dp SS ARISES No. 
145 % § $° | TSP ರ ಲಿಂ: [ಧ್ರಾಪೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 14.85 | 3922019.20 | Workcompitd | 0.16 | 0.16 
Nu —— —— 
p § ಕ್ರಿ :5054-04-337-0-01-423 ಅನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ. ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ' ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ DR No. 
ಖಿ ಶತ್ನ TSP-District & Otho ಕ ರೆಸೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 14.85 9630 Work complcted 0.10 0.10 
Y ಳಿ Roads ಣ್‌ ಮೊ j | 
py 2 | 5054-04-337-0-01-423 |ನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ, ಮಾದಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ DR No 
# pe TY: -Mistrl iad Ky 
% § #1] TSP ಘಾ ೦ [ಫ್ರಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 14.85 | 36201920 | Workcomplctd | 0.14 | 0.14 
2 
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w ವ 
@ 3 t ಅಂದಾಜು "ತಾಂತಿಕ ಹೂರ್ಣ 
ಕ್ರಸಂ) $8 § ಥ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ | ಮಂಜೂರಾಾ | ಕೌನೆಗಾರಿಯ ಪ್ರಸುತ ಹ 
ಉ .ಮೀ 
[3 § ಫ್‌ ) ಸಂಖ್ಯೆ/ ದಿನಾಂಕ ಗಳಲ್ಲ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹೊಸಕೆರೆ ಗಂಗರಾಜು 
ಮಿ: ಮ, ಸ್ನ 
Ko] pe :5054-04-337-0-01-423 [ಮನೆಯಿಂದ ರಮೇಶ ಮನೆವರೆಗೂ, ಹೆಸುರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
i148] 3 § TSP-District & Other (ಪಂಚಾಯತಿ, ಹಸಿರುವಳ್ಳಿ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ 54.64 | | ಗ 30 | Workcomplced | 0.60 | 0.60 
ಪ್ತಿ 2 " Roads ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರ, ಶಿವಗಂಗೆ ಗ್ರಾಃ ಪಂ॥ ಆರೇಪಾಳ್ಯ, ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ & 
ಗ್ರಾ ಪಂ॥ ಕಣುವನಹಳ್ಳಿ 'ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚ್ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
BD w ಹ _ ಆ ಸು | 
4 % -5054-04-337-0-01-423 [ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಟರನಳ್ಳ. ಫಿನಿವನಪ ಡನನಹಲ್ನ ಹಿ 
149] 35 KY TSP-District & Other [ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಹೆಜ್ಞಾಜಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ | £65.00 ; PE Work completed | 0.26 0.26 
[4 3 Roads ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ 
wR ಇ [ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಡುಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, 
ಹ | | 0540337001423 |ಹಂಡಕೂರುತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡಮಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ BR 
150 ನ 3 Le ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 37.16 129/2019.20 Work completed 0.15 0.15 
4 ೧೩೧s 3 5 
pl pe ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
2: ——— 
3 N ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಧುಮಠ, ಬೀಡಿಕೆರೆ, ಆಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ, $ 
p § :5054-04-337-0-01-423 |$ರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಿರೇಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ DR No. 
131 4 | TSPDianik Oh ng ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ | 59:15 | 147201920 | mld | 0.22 | 0.22 
ads % » pr p 
Ki is ಕಾಮಗಾರಿ. 
pe ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಹೆಡಕನಹಳ್ಳಿ, | 
4 3 :5054-04-337-0-01-423 . ಕೊರಟಿ, ಚೀಮಸಂದ್ರ, ಹಳೆಯೂರು, ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ DR NO- 
152| ಇ ಜೆ ಬ Other [zona ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 25.00 103/2019-20 Work completed 0.39 0.39 
pe 4 £ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
೭ 4 
KN ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ಗಂಗಾಪುರ; 
4 3 | ೨050433700123. [ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ವಳಗೆರೆಪುರ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮಗಳ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಪ 
153; k ಹ Other ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 25.00 104/2019-20 Work completed 0.37 0.37 
18 k ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
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uw 
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ದೇವನಹಳ್ಳಿ 


ದೇವನಹಳ್ಳಿ 


A 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


:5054-04-337-0-01-423 


TSP-District & Other 
Roads 


:5054-04-337-0-01-423 


TSP-District & Other 
Roads 


5054-04-337-0-01-423 


TSP-Pistrict & Other 
Roads 


:5054-04-337-0-01-423 


TSP-District & Other 
Roads 


15054-04-337-0-01-423 


TSP-District & Other 
Roads 


5054-04-337-0-06-422- 
ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 


ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 


4216-01-700-2-01-386 
Quartres Buildings 


Sp 


el 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ಬೇಗೂರು”, 
ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗೋವಿಂದಪುರ, ಕರಿಬೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ, 
ಉಮ್ಮಲು ಬೊಮ್ಮನಬಂಡೆ, ಕೆಂಬಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 


ಭಟ್ಟಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 


ಮತ್ನು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡತತ್ತಮಂಗಲ. ಚಿಕ್ಕತತ್ತಮಂಗಲ ಮತ್ತು 
ಮಂಡಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಳೂರು ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿ, 
ಚಿನುವಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಲೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ - ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದಾಣ ಕೊಪ್ಪಲು. ಚಿಕ್ಕಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
ಸೂಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 

ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
Construction of concrctc road in Kitturu Rani 


Chennamma Rcsidcntial School at Telagarahalli in 
Anckal Taluk 


CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL QUARTERS 
BUILDING AT MEDAHALLI BRICK FACTORY 


FE ¥ Ko 


7 ಯಿಟ್ಟು 
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REMAINING LAND IN HOSKOTE JURISDICTION 


ಸ್ಟ 


ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ! ದಿನಾಂಕ 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ 


DR NO- 
24.63 105/2019-20 Work completed ¥ 0.41 


Co Bn 0.27 | 0.27 


50.00 | 289 0.19 | 0.19 


peo. | 
28.56 131/2019-20 Work completed 
ಡಿ.ಆರ್‌. 360/2019- 
60.00 20 Work completed 


CER No- 
350.00 31(418)/2019-20 work under progress 


19914.681 RR 


J 2 ವ 
m _— 
a po 
] & ನ 
[ex [ee 
po 


£116.70" 79.69: 


ಎಕ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಂಬಂದ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು i 
ಅನುಬಂಭ-1 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ | ಬಾಕಿ ಉದ್ದ ಬಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ | 


ಉದ್ದ ಜಃ 
ಿಮೀಗಳಲ್ಲಿ | (ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) 


7 
| ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗು್ತಿರುವ ಬಿಚೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಕ್ಷೇತ್ರ H ಉದ್ದ el 

| 

{ 


| ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ 


(ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) 


[5ಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ - ಆನೇ ಕಲ್‌! 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-35 ರ ಸರಪಳಿ 94: ಸಿ.ಮೀ ರಿಂದ 102.48 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ| SH 
(ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ: ತಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ! 35 
|ಟಿ.ಅಗ್ರಾಹಾರ.ಭುವನೆಹಳ್ಳಿ | | f 


0.00 6.82 


pa 


¥ 
!ಚಿಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್‌/ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು; 


ಎಸ್‌.ಕೆ.ಎಫ್‌ ಕಾರ್ಬಾನೆಯಿಂದ (ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಮೋಲಿಸ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಹತ್ತಿರ)! 

'ದೊಡ್ಡತೋಗುರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಳ ೦೦೦ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 900 ಭಣ 
ಕಿ.ಮೀ ವಡೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಾರ್ಗ; ನ್ಯೂಟೌನ್‌ ಸಾಯಿಬಾಬಾ DR 
[ದೇವಸ್ಥಾನ , ನ್ಯೂ ರೋಡ್‌ ಜಂಕ್ಷನ್‌,. ಎಲೆಕ್ಟಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ i 


M ಮ } ; : | ; | 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. j | 2 \ | | 


293 


| 2481.07 390.93 1 ' 


j 
ಅನೇಕಲ್‌ ' 9.59 y 725 | 234 ! : ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಕಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
| 


ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್‌ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಆಸೇಕಲ್‌-| fp k I 
ಘಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-8? ರ ಸರಪಳಿ 39.0 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 4740] ಪ | I 
» [3 


. I 
ಅ: j j 3 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದ | 
ವರೆಗೆ (ಅಯ್ಬಿಭಾಗಗಳಲ್ಲ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ:ಹೊಸುರು] $7 ನೇಕ 821 52 {11542 1 27953 ಸಮಗಾರ ಪಗಾರ ಲತ್ತದ 


j 


ಗಡಿ 


'ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಳ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲಮಂಿಗಲ- 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಾ: ಹೆದ್ದಾರಿ- 74 ರ ಸರಪಳಿ 860 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 13.00 
ರಿಂದ 32.4 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಲೂಖ್‌ ರಸ್ತೆ; 
ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2.90 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 74 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ;ಉದೀಚಕ್ಕನಗಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಕನಸವಾಧಿ,! 
(ದೊಡ್ಗಬಳ್ಳಾರುರ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿ. ಹೇಗದೇಹಳ್ಳಿ 


0.00 794 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


{ 
{ 
| ಡಿಜಿಹುರ 7.94 
| 
j 
| 
| 


4, 

k 

i } 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಚ್ಜಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂಬೆ 
; [ಗಡಂಬಾಚಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.50 
H ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ ನಿಂದ ಮಳೆಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ : 
'ರಸ್ಷೇಖಿ ಸರಘಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 0.50 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ), DOD203 , 3 
; (ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ . ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ಥೆ Kl \ p 
3 295 1 [ಅಂಟು ಕ್ರಾಸ್‌. ಹಡೊನಹಳ್ಳಿ. H | 


ಡಿಜ.ಪುರ : 8.01 0.00 8.01 \ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


j 
i 
I 
1 


i | 
3418.12 0.00 | | 


\ ; PY 

i i 

| ; i | 
| H 


ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ -; 
"ನೆಲಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ಥೆ ಸರಪಳಿ 75,99 ಕಿ.ರ್ಮಿ ರಿಂದ 77.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ . 
(ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿ ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಬ್ರಮಣೇಮರ -! NW SH ' 
[ಕನನಮೆರ - ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಬೆಟ್ಟ -. ಅವೇರಹಳ್ಳಿ - ಕೈಲಾಂಚ - ನಗೋಷಳ್ಳ 
!- ಹುನಸನಹಳ್ಳಿ-ಉರಗಹಳ್ಳಿ - ಏಡದಿ - ಗಾಣಕಲ್ಲು 


i i ; i 
1 I | 
1 
j 


ನೆಲಮಂಗಲ 1.93 1.93 h | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ | 


F 'ಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜೆಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲ ತಲ್ಲೂಕು ಬೇಗೂರು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌] ; | 
1 : y '04 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ಗಡಿಯ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.001 

i ; Dp ಮೀ ರಂದ 1460 ಕಿಮೀ ವರೆಗ (ಆಯ್ದಭಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ತ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ 
H [ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡಲು - ನಿಡುವಂಥಧ - ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-207) "ನ್‌ : 


f ಕೂ ಡುವ ರಸ್ತೆ. 


12.40 12.40 


0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಕಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


ನಿಶ್ಷಂ2 ೦2 


i, ) 1 | ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ | 


. \ 
4 | | ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ | | 
: ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಚ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಕ್ಷತ್ರ ಉಡ್ಡ ಡ್ಡ ದ್ದೆ ಮೊತ್ತ ಸಿನ | ಷರಾ 
B [ ವ H | (ಕಮೀಗಳಲ್ಲಿ) ನ | (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ? 
X ! | 1 ಮಗಳಲ್ಲಿ | ಟಿಮೀಗಳಲ್ಲಿ | k (6 ಅಕ್ಷಗಳಲ)) lio 
7 H H fi H H 
:  ಜಿಂಗಳೆಣರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ -ಕೆಂಖಾಪುರ ರಾಜ್ಯ! ! 1 f } | | ! 
ಹದ್ದಾರಿ-೨6 ರ ಸರಪಳಿ ೦.0೧ ಕಮೀ ರಿಂದ 500 ಕಿಮೀ ವರಗೆ! ಜ್ಞ | R } | ಹ್‌ ಮ 
| A (ಆಯ್ಸಧಾಗಗಳೆಲ್ಲು  (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾ ಮಗಾರ! 56” 1 ದೇವನಹಳ್ಳಿ. | 410 0.00 4.70 Fi | } ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
| ಪಹಾರ್ಗ:ವಿಜಯಪುರ ಬೈಖಾಸ್‌ Ce | | | 
i i i I : fi RS 
i 7 } j H \ ” } g 
| 'ಜೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ! ; | | 1 
296 | 3 [ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಹಳಿ 7.60 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 1200 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ K ದೇವನಹಳ್ಳಿ | 435 "000 i 435 262773 | 0.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
| (ಆಯ್ಕಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ:ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ DVNS | | | | \ ] 
‘ i 
\ I ! \ 
y p Y f) 1 7 
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಠಾಲ್ಲೂನು ಚಪ್ಪರಕಲ್ಲು, ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ! i | i ! i | 
'ರಾಜನಕುಂಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 00ರ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 1600 ಸ | | | Ny ಪ 
| ©: 6೭ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ ವೆಂಕಟಾಮರ. ಹೊಸುರು.! ೫೪202 | ರನನ | 13.64 0.00 3 | | (ಕಾಮಗಾರಿ: ಪ್ರಗತಿಯಿ್ನರುತವ 
l ಬೋವಿಪಾಳ್ಯ | 1 | | 
} l | ) | 
|ಚೆಂಗಳೂರು ಜೆಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವನಹಳ್ಳಿ! | j | i | | 
-ಕೆಂಖಾಪುರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-೨6 ರ ಸರಪಳ 25.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ| ಪಟ pel | | } Ky) 
A 2889 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ! 96 ಹೊಸಕೋಟೆ: 348 | 3.48 0.00 ' |. “ಕಾಮಗಾರಿ, ಪೂಡಗಡಿದೆ 
ಮಾರ್ಗ:ವಿಜಯಪುರ ಬೈಪಾಸ್‌ > I > . | 
1 } 1 [2 1 [4 
H F T 7 % H ನ Ka 
| 297 "ಬೆಂಗಳೂರು ಜೆಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ - ಅನೇಕಲ್‌-! \ | i ; 134099 § 51259 7 : 
i ಹೊಸಕೋಟಿ -ಕಉಡುಗೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.40 ಕಮೀ! ! ; ; i i 
\ 3 |ರಿಂದ 1725 ಕಿ.ಮೀ ಬರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ: ಅಮ್ಮರನಷಳ್ಳಿ! | ಹೊಸಕೋಟೆ 10.01 ' 10.01 | 0.00 i | ; ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದೆ . 
| |ಚ.ಅಗ್ರಹಾರ ಭುವನಹಳ್ಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-82 ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾಂ| ಗ೦$16 | | | | ; | 
75 ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೊರನಹಳ್ಳೆ ದಿಣ್ಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ | f \ | \ { 
% | Hi | I il Hl ; 
ಒಟ್ಟು | 91.08 2374 ~~ e215 | 8305S | 
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ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 348ರ ಲಗತ್ತು ಅನುಬಂಧ-ಸ 


2018-19 Road Safety Work Details 


District Taluk ° Name of the work Present status 


Bangalore Rural D'pura Road safety works on Highway connecting work complcted 


Nelamangala with Chikballapur (SH-74) at 
Arralu Mallige to Arralu Malligekerc. 


Road safety works on Highway connecting work completed 


Nelamangala with ‘Chikballapur (SH-74) at 
‘Thimmasandra Tank Bund and Rajaghatia 
Tank bund. 


2 [Bangalore Rural D'pura 


D'pura Road safety works Madure temple Completed 


(Kanasawadi) - Honnavara - Purushanahalli 
Road 


3 Bangalore Rural 


4 {Bangalore Rural D'pura - work complctcd 


Road safcty works on DD Road to Nandhi 
cross via Konaghatta Road 


5 Bangalore Anekal P ; ¢ Completed 
Urban Road safety works on Highway connecting 
Bangalore with Anekal via Bannurghatta (SH87) 
6 Bangalore Anckal Work in progress 
Road safety works on Chandapura § 
Urban - 
Dommasandra Road 
7 Bangalore Bangalore North|Road safety works on Highway Connecting Work in progress 
Urban Bangalore with Nandi road (SHI 104) from KM 
54.00 to $4.30 at Karahalli Junction | 
8 ಸ Bangalore Bangalore South , Completed 
Urban Road safety works on Kengeri-Tavarekcere Road 
via., Kommaghatta Road from 0.00 to 10.40 KM 
Bangalore |Bangalorc South Road safety works on Bangalore-Mysorc road Completed 
Urban to Kanakapura road via Agara from KM 0.00 to ; 
11.50 KM 
Bangalore Anckal Completed 
Urban Improvements to Road Shivanahally to 
Ujinappanadoddi, Koratagere doddi on io 
Ragihally road connecting from BAB road to 
Shivanahally via Ragihally (Except Village 
“HL.imit) (Pavement) 
Bangalorc Anckal Completed 
Urban Road safety works and improvements on Road 
connecting Kaggalipura to Bhannerghatta 
| National Park from Ch 4.00 to 12.00 Km 
12 Bangalore Anckal Road safety works and improvements to Road Completed . 
Urban from NH7 to Bangalorc- Bannerghatta-Anckal 


Road via Bcegur Koppa 


2019-20 Road Safetv Work Details 


Present status 
[3 


[ SLNo L=Disbiet m Taluk Name of thc work 
Road safety works on Highway conmecting 


Channapatna-Kavanapura-SRS Hili- 
Bangalorc Biieldr Seth Averahalli-Kailancha-Nagohalli- 
Urban 8 " Hunasanahalli-Uragahalhi-Bidadi-Ganakallu- 


Nelamangala (New SH) Km 50.00 to Km. 
. ; 60.70 (Selected stretches) 
' [road safety works on Highway connecting 


BM Road to Magadi Road Via Ramohally, 


Completed 


Bangalorc Chandrappa Circle & Magadi Road from 
_ Urban | B#P8slorc South 0.30 to Km 8.40 & Km. 9.00 to Km. In progress 
16.40 (Selected stretches) in Bangalore 
| | South ‘Taluk 
[ 2019-20 Tank Bund Details 


Providing Safety Barricr / Crash Barrier & Other 

) Road Safety Protection Works for NH-4 to 

1 Bangalore Rural | Nelamangala |Sompura via Devarahosahalli, Kamalpura, Work in progress 
' Agalakuppc road Devarahosahalli Tank bund 


Providing Safety Barrier / Crash Barrier & Other 

Road Safety Protection Works for from K,S 

2 Bangalore Rural |} Dodballapura : [Road to join shakaladevanapura,Menasi ‘Tank Work in progress 
bund from KM 2.10 to 2.85 KM 


ಚು 


EY 


ಬೆಂಗಳೂರು (ನು) & 


ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) 


ಬೆಂಗಳೂರು (ನ) & 
(೧3) 


ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) 


ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) 


ರಾಮಸಗರ 
, ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) 


ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) 


ees 


ದೇವನಹಳ್ಳಿ 
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 
ನೆಲಮಂಗೆಲ 


ಬ್ಯಾಟರಾಯನಮರ 


ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 


ಅನುಬಂಧ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯುಂದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


RTA ಮ 
ET 
YF: i 


gE 


್‌ ಸ ಣೀಟಿ- ಸ ರೆ ಕ್ರಾನ್‌ ಮ್‌ -4) ನಿಂದೆ ಕೆ 
ರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಬೂದಿಗೆರೆ-ಸಿಂಗನಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಳಲಸಹೆಳ್ಳ 
ಮೂಲಕ (ಕಿ.ಮೀ ೦೪೦೦ ರಿಂದ 215೦೦ ರವರೆಗೆ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಲ್ಲೆ (೭೦.॥ 
ಕಿ.ಮೀ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪ್ಯಾನೇಜ್‌- 2೭ಜ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗರ; ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಬ್ಲೆಯ (233.9೨ ಕಿ.ಮೀ) ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ 
ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ (ಕಿ.ಮೀ 542೮೦ ರಿಂದ 39+24೦) ಮೂಲಕ ಎಸ್‌ಎಚ್‌ - 74ರಟ್ಟ 
ಮಧುರೆಯಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ (ಇಎಂಐಂ ವಿಇಇ ಸೋಲಾಲ್ಡ್‌ - ಎನ್‌ಎಚ್‌ -7) ಅಅವೃದ್ಧಿ 


ವ್ಯಾಕೆ Ee 
ನೆಲಮಂಗಲ ರೈಲ್ಯೈ, ನಿಲ್ದಾಣದ (ಕಿ.ಮೀ ೦48೦೦) ಬಟಯ ಬಸವಸಹಳ್ಳ ರೈಲ್ಯೈ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ ನೆಟ್ಲ 
ಚರ್‌.ಯು.ಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳ ರೈಲ್ಸೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಸಲ್ಲ (ಕಿ.ಮೀ 6೬3೦೦) 1 ಆರ್‌ಓಿಚಿ 


Xe 
ಕ್ರಾಸಿರಿಗ್‌ ಬಳ ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-9 (ಕಿ.ಮೀ ಡ2+185) ರಟ್ಲ ಆರ್‌.ಕಿ.ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 
ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನಾರಾಯಣಖುರದ ರೈ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ (ಕಿ.ಮಿ. 364840೦) ಟರ್‌.ಓ.ಚಿ 


 ಪ್ಯಾಕೆ 3 e 

" ಹೆಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹಾರೋಷಳ್ಳ ಮೆತ್ತು ಉರಗನದೊಡ್ಲಿ ಮೂಲಕ 'ಜಗನಯವರೆಗಿನ | (೦.೦೦ ಕಿಮೀ 

ರಿಂದ 33.೭೦೦ ಕಿಮೀ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜ.ಐಮ್‌ ರಸ್ತೆ ಜ೦ಕ್ಷನ್‌ಯಿಂದ ಕೋಕೋಕೋಲಾ 
ಫ್ಯಾಕ್ಷರಿ (೦.೦೦ ರಿಂದ 3.0೦೦ ವರೆಗೆ) ಜಡದಿ ವರೆಗೆ ಕನ್ನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


VK ಸ್ರ 
87) ಯಿಂದ 'ಿನ್ತಮಾನಹಳ್ಳ (ಎಸ್‌ಎಚ್‌-ಡರ) (ಆನೇಕಲ್‌ ಬಳ ಬೈಯಾಸ್‌, ಚಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆ 


2ದ.98ಕಿಮಿೀ 
ದ್ರೇಡ್‌ ಸೆಪರೇಟರ್‌ ಆರ್‌ಓಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ) ವಯಾ ಜಗ, ಹಾರಗದ್ದೆ ಮತ್ತು 


1 ದ್ರೇಡ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗೆತಿಯಲ್ಲದೆ 


“Tae ess 


; Rr ಸ EARS ಮ y gy ಸ ನ A fs 
| | ಅನೇಕಲ್‌ |] ಬಾಕ ; ಪ್ಯಾ ಇನ್‌್‌ರ್‌ 
ಯಿಂದ (ಎಸ್‌ಹೆಬ್‌-೨೮) ಅತ್ರಿಬೆಲ್‌' ಸರ್ಜಾಹುರ ಹಾಗೂ ವೈಬ್‌ಫೀಲ್ಲ ಮೂಲಕ ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-4 ರ 
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ) ಹೊಸಕೋಟೆ ವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ ೦.೦೦ ಬಂದ 4೩. 600) ಎಅವೇಟೆಡ್‌ ಕಾರಿಡಾರ್‌. ಗ್ರೇಡ್‌ 
ಮಾಹದೇವಹುರ ಸಪರೇಟರ್‌ ಮತು ಟರ್‌ಕಿಜ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ರಸೆ ಅಬವುದಿ ಕಾವ 


§ ್ಧ ಮೊ EE 
: ಜರಾ 1ಥಫೌತಿಕ ಇ 


ಸ: 


312.08 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಪ್ಯಾಕ 
ಎಲವೇಟಡ್‌ ಕಾರಿಡಾರ್‌, ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಿ.ಮಿ೭:1.3೦೦). ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ) 'ಮಾಹದೇವಯರ ಎಲಿವೇಟೆಡ್‌ 286.62 
ಬೆಂ ಪ್ರಗತಿಯಟದೆ 
ಕಾರಿಡಾರ್‌ 

| [ಕೇಜ್‌ - 4ಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಲ್ಲೆಯ - ಟ್ಯಾಅ ಜಂಕ್ಷನ್‌, ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ] 3 ್ರೇಡ್‌ ಮಗಾರಿ 

ಬೆಂಗಳೊರು (ನ) ಜಂಕ್ಷನ್‌, ಮತ್ತು ವರ್ತೂರು ಕೋಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಬಳ ದೇಡ್‌ ಸಪರೇಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗೋಡಿ | ಸಪ್ರೇಟರ್‌ 133.94 Mit ದೆ 


